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1965    ESTIMATE    OF    THE   COST   OF 
COMPLETING    THE    NATIONAL    SYSTEM     OF   INTERSTATE    AND   DEFENSE    HIGHWAYS 

IN    THE    STATE    OF    MONTANA 


AUGUST     I,    1964 

PREPARED      BY      THE     MONTANA     HIGHWAY     DEPARTMENT 

IN     COOPERATION     WITH     THE     BUREAU     OF     PUBLIC     ROADS 

DEPARTMENT     OF     COMMERCE 

IN     ACCORDANCE     WITH 

SECTION     104(B)(5),     TITLE     23,    U  S      CODE      HIGHWAYS 


fleten°' 


3  0864  1005  9880  7 


BRITISH      COLUMBIA 


DOMIN  ION 


CANADA 


ALBERTA 


GREAT      FALLS      VICINITY 


MONTANA 

NTERSTATE     ROUTES 

N     THE    APPROVED     41,000    MILE     SYSTEM 
(Status   as   of    January   1,1964) 


FIGURE      I 


TABLE  A 
APPROVED    INTERSTATE   ROUTE   DESCRIPTIONS 


State MONTANA 


Route 
Number 

Route  Description 

Length , 
Miles 

15 

From  the  Montana -Idaho  State  line  at  Monida  Pass  via  Butte,  Helena,  and  Great  Falls  to  the  international  boundary  at  Sweetgrass 

387.6 

90 

From  the  Montana-Idaho  State  line  at  Lookout  Pass  via  Missoula  to  a  point  on  Interstate  Route  15  west  of  Butte,  and  from  another 
point  on  Interstate  Route  15  east  of  Butte  via  Bozeman  Pass  and  Billings  to  the  Montana -Wyoming  State  line  north  of  Sheridan, 

Wyoming 

540.6 

94 

From  a  point  on  Interstate  Route  90  near  Billings  via  Glendive  to  the  Montana-North  Dakota  State  line  near  Beach,  North  Dakota 

24  7.2 

115 

From  a  point  on  Interstate  Route  15  west  of  Butte,  to  Butte 

1.4 

315 

From  a  point  on  Interstate  Route  15  southwest  of  Great  Falls,  to  Great  Falls 

0.6 

Total 

1177.4 

Digitized  by  the  Internet  Archive 

in  2011  with  funding  from 

Montana  State  Library 


http://www.archive.org/details/estimateofcostof1965mont 
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PROJECT  SECTION   (POST  MILE  LIMITS) 

17  -  23 

23  -  37 

50  -  56 

56  -  64 

64  -  73 

73  -  85 

85  -  96 

96  -  103 

103  -  111 

111  -  117 

121  -  125 

Spur 
125 

134  -  138 

Section  length,  miles 

6.0 

13.5 

6.786 

7.4 

9.5 

11.9 

8.5 

6.8 

8.2 

6.0 

3.6 

0.9 

4.3 

Number  of  Lanes 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2  &  4 

2 

2  &  4 

4 

4 

2  &  4 

1.   Preliminary  Engineering 

__ 

ESTIMATE   (1000  Dollars) 

__ 

._ 

._ 

._ 



_- 

.. 

2.   Right-of-Way 

107 

123 

120 

238 

125 

96 

143 

63 

93 

38 

165 

— 

43 

3.   Clear  &  Grub;  demolition 

._ 



__ 

31 

-- 

15 

31 

-- 

-- 

-- 

— 

-- 

27 

4.   Utility  Adjustments 

8 

43 

23 

6 

3 

-- 

4 

8 

3 

1 

— 

— 

15 

j.   Grade  &  Drain;  minor  structures 

217 

524 

716 

422 

456 

704 

443 

695 

468 

546 

17 

5 

694 

6.   Base;  surfacing;  shoulders 

437 

1036 

600 

597 

584 

729 

654 

751 

601 

603 

218 

69 

311 

7.   R.R.  Grade  Separations 

_. 





_- 

— 

137 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

!i    Highway  grade  separations  without  ramps 

5Q 

59 

167 

59 

59 

119 

-- 

— 

— 

— 

-- 

— 

-- 

i    Interchanges,  complete 

34R 

156 

361 

167 

__ 

181 

373 

— 

388 

588 

128 

-- 

10.  Other  bridges;   tunnels 

144 

324 





— 

— 

— 

— 

— 

11.  Walls 

__ 

__ 







-- 

— 

-- 

— 

12  Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 

60 

111 

26 

73 

10 

89 

56 

89 

74 

16 

1 

29 

102 

13.  Roadside  improvement 

6 

55 

47 

7 

10 

12 

41 

7 

9 

3 

4 

2 

5 

14.  All  other  items 

— 

-- 

124 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

/9 

"" 

mm 

15.    Subtotal,  lines  3  to  14 

787 

2175 

1859 

1700 

1289 

1992 

1547 

1923 

1155 

1557 

907 

233 

1154 

16.  Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  Hne  15 

79 

217 

186 

170 

129 

199 

155 

192 

115 

156 

91 

23 

115 

1269 

17.  Total  Estimated  Construction  Cost 

866 

■  ■     4 

2392 

2045 

1870 

1418 

2191 

1702 

2115 

1270 

1713 

998 

256 
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PROJECT  SECTION   (POST  MILE  LIMITS) 

138-144 

144-150 

150-157 

157-163 

163-168 

168-173 

173-178 

178-182 

221-228 

228-232 

230-233 

233-238 

259-267 

1. 

Section  length,  miles 

6.0 

6.0 

7.0 

5.4 

4.8 

5.3 

5.3 

4.1 

7.232 

3.4 

3.2 

4.642 

7.9 

Number  of  Lanes 

4 

4 

2  &  4 

2  &  4 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Preliminary  Engineering 

__ 

__ 

ESTIMATE   (1000  Dollars) 

__ 

._ 

__ 

__ 

__ 

__ 

-. 

2. 

RiRht-of-Way 

26 

13 

117 

46 

58 

53 

282 

43 

124 

69 

150 

85 

139 

i>, 

Clear  &  Grub;  demolition 

181 

197 

137 

41 

67 

— 

70 

69 

— 

— 

31 

46 

— 

4. 

Utility  Adiustments 

28 

35 

27 

16 

21 

53 

43 

46 

8 

7 

3 

7u 

6 

J. 

Grade  &  Drain;  minor  structures 

3591 

3118 

2481 

1287 

801 

722 

697 

761 

1505 

517 

366 

2248 

584 

6, 

Base;  surfacing;  shoulders 

616 

668 

689 

512 

449 

371 

578 

481 

1018 

462 

409 

515 

908 

l . 

R.R.  Grade  Separations 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

175 

242 

__ 

__ 

__ 

_« 

8. 

Highway  grade  separations  without  ramps 

__ 

__ 

73 

__ 

__ 

__ 

__ 

_. 

__ 



.. 

.. 

q. 

Interchanges,  complete 

__ 

__ 

198 

__ 

__ 

198 

237 

271 

251 

__ 

__ 

248 

95 

10. 

Other  bridges'.   tunnels 

__ 

__ 

77 

__ 

__ 

890 

1323 

2320 

860 

.- 

u. 

Walls 

140 

70 

__ 

__ 

24 

__ 

__ 

__ 

__ 

._ 

12 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
■•ontrol  devices 

227 

188 

156 

95 

135 

78 

73 

58 

227 

117 

113 

162 

52 

13. 

Roadside  improvement 

6 

6 

8 

3 

81 

4 

5 

5 

7 

4 

84 

4 

11 

14. 

All  other  items 

— 



— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

-- 

168 

-- 

-- 

15. 

Subtotal,  lines  3  to  14 

4789 

4282 

3846 

1954 

1554 

1450 

1703 

1866 

4148 

2430 

3494 

4162 

1656 

16. 

Construction  Engineering  &  Contingencies, 

107-  of  line  IS 

479 

428 

385 

195 

155 

145 

180 

187 

415 

243 

349 

416 

166 

17. 

Total  Estimated  Construction  Cost 

5268 

4710 

4231 

2149 

1709 

1595 

1873 

2053 

4563 

2673 

1843 

4578 

1822 
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PROJECT  SECTION   (POST  MILE  LIMITS) 

267-269 

Spur 
268 

269-272 

280-290 

291-298 

298-312 

323-334 

334-342 

343-351 

369-378 

Section  length,  miles 

2.042 

0.573 

2.990 

9.8 

7.0 

13.8 

11.5 

8.0 

8.1 

9.2 

Number  of  Lanes 

4 

4 

4 

2  6.  4 

2 

2  &  4 

4 

2 

2  &  4 

2 

1.   Preliminary  Engineering 

._ 



-_ 

ESTIMATE   (1000  Dollars) 

-- 



-. 

-. 

2.   RiRht-of-Way 

— 

-- 

— 

224 

142 

665 

— 

— 

195 

112 

3.   Clear  &  Grub;  demolition 

— 

-- 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-- 

4.   Utility  Adjustments 

— 

14 

— 

4 

39 

44 

3 

4 

58 

-- 

j.      Grade  &  Drain;  minor  structures 

233 

70 

Contractec 

684 

325 

385 

882 

434 

744 

467 

6.   Base;  surfacing;  shoulders 

433 

96 

606 

1024 

459 

731 

1506 

600 

830 

668 

7.   R.R.  Grade  Separations 

-- 

71 

509 

-- 

-- 

-- 

126 

-- 

-- 

-- 

'lifthway  grade  separations  without  ramps 

104 

118 

178 

168 

— 

52 

-- 

46 

58 

93 

9.   Interchanges,  complete 

516 

— 

447 

203 

186 

341 

621 

171 

203 

152 

10.  Other  bridges;   tunnels 

— 

— 

Contracted 

— 

-- 

200 

159 

29 

775 

-- 

11.  Walls 







._ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

!2  Guardrail;  fencing;  Lighting;  traffic 
■  •ontrol  devices 

33 

34 

154 

92 

103 

88 

62 

61 

96 

13.  Roadside  improvement 

2 

1 

-- 

10 

7 

77 

11 

8 

8 

9 

i 4 ,  Alt  other  items 

-- 

23 

-- 

-- 

-- 

— 

35 

-- 

33 

-- 

15.    Subtotal,  lines  3  to  14 

1321 

427 

1740 

2247 

1108 

1933 

3431 

1354 

2770 

1485 

16.  Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  nf  1  ine  15 

132 

43 

174 

225 

111 

193 

343 

135 

277 

149 

Total 
This  Est. 

Total  In 
1965  Est. 

17.  fotal  Estimated  Construction  Cost 

1453 

470 

1914 

2472 

1219 

2126 

3771 

1489 

3047 

1634 

78110 
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PROJECT  SECTION   (POST  MILE  LIMITS) 

17  -  23 

23  -  37 

50  -  56 

56  -  64 

64  -  73 

73  -  85 

85  -  96 

96  -  103 

103  -  111 

111  -  117 

121  -  125 

Spur 
125 

134  -  138 

Section  length,  miles 

6.0 

13.5 

6.786 

7.4 

9.5 

11.9 

8.5 

6.8 

8.2 

6.0 

3.6 

0.9 

4.3 

Number  of  Lanes 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2  &  4 

2 

2  &  4 

4 

4 

2  &  4 

1.   Preliminary  Engineering 

.. 

-- 

ESTIMATE   (1000  Dollars) 



__ 



-- 

-- 

-- 

.. 

2.   RiKht-of-Way 

107 

123 

120 

238 

125 

96 

143 

63 

93 

38 

165 

-- 

43 

3.   Clear  &  Grub;  demolition 

__ 





31 

-- 

15 

31 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

27 

4.   Utility  Adjustments 

8 

43 

23 

6 

3 

— 

4 

8 

3 

1 

— 

— 

15 

5.  Grade  &  Drain;  minor  structures 

217 

524 

716 

422 

456 

704 

443 

695 

468 

546 

17 

5 

694 

6.   Base;  surfacing;  shoulders 

437 

1036 

600 

597 

584 

729 

654 

751 

601 

603 

218 

69 

311 

K.K.  Grade  Separations 

__ 

__ 



— 

— 

137 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

h.   Highway  grade  separations  without  ramps 

59 

59 

167 

59 

59 

119 

_- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

9.   Interchanges ,  complete 

348 

156 

361 

167 

__ 

181 

373 

— 

388 

588 

128 

— 

10.  Other  bridges;   tunnels 

144 

324 

._ 



.. 

— 

— 

— 

-- 

11.  Walls 

__ 

__ 

__ 





.. 

-- 

— 

— 

uardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
'•ontrol  devices 

60 

111 

26 

73 

10 

89 

56 

89 

74 

16 

1 

29 

102 

1  !.  Roadside  improvement 

6 

55 

47 

7 

10 

12 

41 

7 

9 

3 

4 

2 

5 

l*'<   All  other  items 

— 

-- 

124 

-- 

-- 

— 

-- 

— 

— 

"" 

/y 

■■ 

15.    Subtotal,  lines  3  to  14 

787 

2175 

1859 

1700 

1289 

1992 

1547 

1923 

1155 

1557 

«07 

233 

1154 

16.  Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

79 

217 

186 

170 

129 

199 

155 

192 

115 

156 

91 

23 

115 

17.  Total  Estimated  Construction  Cost 

866 

2392 

2045 

1870 

1418 

2191 

1702 

2115 

1270 

1713 

998 

256 

1269 
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PROJECT  SECTION   (POST  MILE  LIMITS) 

138-144 

144-150 

150-157 

157-163 

163-168 

168-173 

173-178 

178-182 

221-228 

228-232 

230-233 

233-238 

259-267 

Section  length,  miles 

6.0 

6.0 

7.0 

5.4 

4.8 

5.3 

5.3 

4.1 

7.232 

3.4 

3.2 

4.642 

7.9 

Number  of  Lanes 

4 

4 

2  &  4 

2  &  4 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

1.   Preliminary  Engineering 

.. 

__ 

ESTIMATE   (1000  Dollars) 

__ 

__ 

__ 

._ 

__ 

._ 

.- 

2.   RiRht-of-Way 

26 

13 

117 

46 

58 

53 

282 

43 

124 

69 

150 

85 

139 

i.      Clear  6c  Grub;  demolition 

181 

197 

137 

41 

67 

-- 

70 

69 

— 

— 

31 

46 

-- 

4.   Utility  Adlustments 

28 

35 

27 

16 

21 

53 

43 

46 

8 

7 

3 

7u 

6 

5.   Grade  &  Drain;  minor  structures 

3591 

3118 

2481 

1287 

801 

722 

697 

761 

1505 

517 

366 

2248 

584   1 

6.   Base;  surfacing;  shoulders 

616 

668 

689 

512 

449 

371 

578 

481 

1018 

462 

409 

515 

908 

7.   R.R.  Grade  Separations 

__ 

._ 

__ 

__ 

__ 

._ 

__ 

175 

242 

__ 







8.   Highway  grade  separations  without  ramps 

__ 

__ 

73 

.. 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

._ 

__ 

._ 

.. 

9,   Interchanges,  complete 

__ 

__ 

198 

__ 

__ 

198 

237 

271 

251 

__ 

__ 

248 

95 

10.  Other  bridges;   tunnels 

__ 

__ 

77 

__ 

__ 

890 

1323 

2320 

860 

._ 

11.  Walls 

140 

70 

24 

._ 

__ 

._ 

12  Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 

227 

188 

156 

95 

135 

78 

73 

58 

227 

117 

113 

162 

52 

13.  Roadside  improvement 

6 

6 

8 

3 

81 

4 

5 

5 

7 

4 

84 

4 

11 

14.  All  other  items 

-- 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

.. 

-- 

168 

-- 

-- 

15.    Subtotal,  lines  3  to  14 

4789 

4282 

3846 

1954 

1554 

1450 

1703 

1866 

4148 

2430 

3494 

4162 

1656 

16.  Construction  Engineering  4.  Contingencies, 
107.  of  line  IS 

479 

428 

385 

195 

155 

145 

180 

187 

415 

243 

349 

416 

166 

17.  I'nl.il  Estimated  Construction  Cost 

5268 

4710 

4231 

2149 

1709 

1595 

1873 

2053 

4563 

2673 

3843 

4578 

1822 
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PROJECT  SECTION   (POST  MILE  LIMITS) 

267-269 

Spur 
268 

269-272 

280-290 

291-298 

298-312 

323-334 

334-342 

343-351 

369-378 

Section  length,  miles 

2.042 

0.573 

2.990 

9.8 

7.0 

13.8 

11.5 

8.0 

8.1 

9.2 

Number  of  Lanes 

4 

4 

4 

2  &  4 

2 

2  &  4 

4 

2 

2  &  4 

2 

1.   Preliminary  Engineering 

__ 

__ 



ESTIMATE   (1000  Do'llars) 



._ 

__ 

-_ 

2.   Rinht-of-Way 

— 

-- 

— 

224 

142 

665 

— 

— 

195 

112 

3.   Clear  &  Grub;  demolition 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

-- 

-- 

-- 

— 

— 

4.   Utility  Adjustments 

— 

14 

— 

4 

39 

44 

3 

4 

58 

— 

j.   Grade  &  Drain;  minor  structures 

233 

70 

Contractec 

684 

325 

385 

882 

434 

744 

467 

6.   Base;  surfacing;  shoulders 

433 

96 

606 

1024 

459 

731 

1506 

600 

830 

668 

7.   R.R.  Grade  Separations 

-- 

71 

509 

-- 

— 

-- 

126 

— 

-- 

— 

Highway  grade  separations  without  ramps 

104 

118 

178 

168 

-- 

52 

-- 

46 

58 

93 

') .       InterchangeSj  complete 

516 

— 

447 

203 

186 

341 

621 

171 

203 

152 

10.  Other  bridges;   tunnels 

-_ 



Contractec 

— 

— 

200 

159 

29 

775 

— 

11.  Walls 

._ 



__ 



_- 

.- 

— 

— 

— 

— 

12  Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 

33 

34 

154 

92 

103 

88 

62 

61 

96 

13.  Roadside  improvement 

2 

1 

— 

10 

7 

77 

11 

8 

8 

9 

14.  All  other  items 

-- 

23 

— 

-- 

-- 

-- 

35 

— 

33 

— 

15.    Subtotal,  lines  3  to  14 

1321 

427 

1740 

2247 

1108 

1933 

3431 

1354 

2770 

1485 

16.  Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  nf  Hne  15 

132 

43 

174 

225 

111 

193 

343 

135 

277 

149 

Total 
This  Est. 

Total  in 
1965  Est. 

17.  Total  Estimated  Construction  Cost 

1453 

1 

470 

1914 

2472 

1219 

2126 

3771 

1489 

3047 

1634 

80767 

78110 

STATE 


MONTANA 


TABLE  B 


DESIGN  CLASSIFICATION  BY  ROUTE  NUMBERS 


SHEET   1   OF 
INTERSTATE  ROUTE  NO.     15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

Gl  - 
G2 

G2  - 
G3 

G3  - 

G4 

G4  - 
G5 

35  - 

G6 

G6  - 
G7 

G7  - 
G8.1 

G8.1  - 
G8.2 

G8.2  - 
G9 

G9   - 
G10 

G10  - 
Gll.l 

Gll.l  - 
Gil. 2 

311.2  - 

G12 

1.   Section  length,  miles 

1  .6 

10.5 

5.0 

6.0 

1.9 

12.2 

7.8 

5.3 

3.8 

2.9 

6.5 

9.8 

2.8 

2.   Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3.   Location  -  existing,  new  or  toll 

N 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

N 

N 

N 

4.   Design  Speed  (V) 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

5.   Traffic:  ADT  1962 

510 

527 

567 

567 

542 

538 

586 

850 

850 

994 

lUbU 

650 

630 

6.   Traffic:  a.  ADT  1975 

1250 

1250 

1300 

1300 

1250 

1250 

1350 

2000 

2000 

2300 

2500 

1500 

1450 

b.   DHV  1975 

160 

1600 

160 

160 

160 

160 

170 

250 

250 

290 

310 

190 

180 

c.   Directional  distribution  factor  (d)  ,  1975 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

10 

10" 

7.   Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

? 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

8.   Traffii  ADT  l')9() 

1750 

1800 

1800 

1950 

1850 

1850 

2000 

2900 

2900 

3400 

3600 

2200 

2150 

9.   Tratlic:   a.   Design  Year 

1975 

1975 

1975 

1987 

1987 

1987 

1975 

1975 

1984 

1984 

1987 

1988 

1988 

b.   ADT  Design  year 

1250 

1250 

1300 

1800 

1850 

1700 

1350 

2000 

2500 

2900 

3350 

2100 

2100 

c .   DHV  Design  year 

160 

160 

160 

230 

210 

210 

170 

250 

310 

360 

420 

260 

260 

d.   (D)  Design  year 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   Percent  trucks  (T)  ,  design  year 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

10 

10 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 









... 

... 

... 

... 

... 

10.  Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

11.  Mileage  without  frontage  roads 

1.6 

11.2 

4.4 



0.9 

12.2 

7.8 



3.8 

... 

5.5 

8.3 

2.8 

12.  Mileage  with  frontage  road  one  side  only 



5.5 







5.3 

— 

.7 

1.0 

1.5 



13.  Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 







0.5 

1.0 









2.2 



— 



14.  Typical  cross-section  reference 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

Tri .  Right-of-way  width:   Minimum 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

Prevailing 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

16 .  Median  width  :   Minimum 



... 

... 

... 





... 

... 

... 

Prevailing 

... 

... 

... 

... 

--- 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

TABLE   B 


DESIGN  CLASSIFICATION  BY  ROUTE   NUMBERS 


SHEET      <■      OF 


MONTANA 


INTERSTATE   ROUTE    NO.  15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

G12  - 

G13 

G13  - 
G14 

G14  - 
G15 

G15  - 
G16 

G  16  - 
G  17.0.1 

G  17.0.1- 
G  17.0.2 

G  17-0.2 
-G  18.1 

G18.1  - 

G18.2 

G18.2  - 
G18.3 

G18.3  - 
G19 

G19  - 
G20.1 

G20.1  - 
G20.2 

320.2  - 
G20.3 

1. 

Section  length,  miles 

9.1 

5.7 

3.3 

5.5 

10.2 

3.0 

1.7 

1.3 

1.7 

1.0 

1.5 

3.5 

3.8 

2. 

Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

U 

3. 

Location  -  existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

F 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

4. 

Design  Speed  (v) 

70 

70 

70 

50 

60 

60 

60 

70 

70 

70 

70 

70 

60 

5. 

Traffic:  ADT  1962 

630 

630 

739 

739 

826 

800 

800 

800 

855 

855 

1128 

5086 

4770 

6. 

Traffic  :   a.   ADT  1975 

1450 

1450 

1700 

1700 

1900 

1850 

1850 

1850 

2000 

2000 

2700 

11850 

11500. 

b.   DHV  1975 

180 

180 

210 

210 

240 

230 

230 

230 

250 

250 

340 

1530 

1360 

c.   Directional  distribution  factor  (d) ,  1975 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

60 

60 

60 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

8 

7 

7. 

Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

a. 

Traffic  ADT  1990 

2150 

2150 

2500 

2500 

2800 

2750 

2750 

2750 

2900 

2900 

4000 

17350 

16800 

'J. 

Trattic:  a.  Design  Year 

1988 

19R8 

1989 

1989 

1988 

1990 

1990 

1990 

1975 

19SS 

1975 

1986 

1975 

b  .   ADT  Design  year 

2050 

2050 

2450 

2450 

2800 

2750 

2750 

2750 

2000 

2000 

2700 

15750 

11500 

c.   DHV  Design  year 

260 

260 

300 

300 

350 

340 

340 

340 

250 

250 

340 

1860 

1360 

(D)  Design  year 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

60 

60 

60 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

8 

7 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

-- 

-. 

._ 

-_ 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

-- 

10. 

Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

11  . 

Mileage  without  frontage  roads 

3.3 

4.5 

3.2 

2.5 

1.7 

1.3 

1  .7 

1.0 

1.0 

3.5 

3.8 

12. 

Mileage  with  frontage  road  one  side  only 

7.6 

5.7 

1  .0 

7.0 

.5 



VS. 

Mileage  with  Erontage  roads  on  both  sides 

1  .5 

0.5 





14. 

Typical  cross-section  reference 

20 

20 

20 

20 

20 

40 

20 

20 

20 

40 

40 

40 

50 

15. 

Right-of-way  width:   Minimum 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

Prevailing 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

16. 

Median  width:   Minimum 

46 

36 

36 

76 

36 

Prevailing 

--- 

... 

... 

... 



46 

... 

... 

... 

36 

36 

76 

26 

TABLE  B   -  DESIGN  CLASSIFICATION  BY  ROUTE  NUMBERS 


SHEET   J  OF 


STATE 


MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO.    15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

G20.3  - 
G20.4 

G20.4  - 
G21 

G21  - 
G22.1 

G22.1  - 
G22.2 

G22.2  - 
G22.3 

G22.3  - 
G22.4 

G22.4  - 
G23.0.1 

G23.0.1  - 
G23.0.2 

G23.0.2  - 
G24 

G  2^  - 

G  25.0.1 

G  25.0.1- 
G  25.0.2 

G25.0.2  - 
G26.1 

G26.1  - 
G26.2 

1.   Section  length,  miles 

1.2 

0.6 

3.6 

3.6 

2.7 

5.8 

8.9 

3.2 

3.2 

8.0 

4.3 

4.9 

3.8 

2.   Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3.   Location  -  existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

4.   Design  Speed  (V) 

60 

60 

60 

60 

50 

50 

50 

60 

60 

50 

60 

60 

60 

5.   Traffic:  ADT  1962 

1720 

1720 

417 

660 

660 

660 

660 

941 

941 

941 

924 

1230 

1230 

6.   Traffic :  a.  ADT  1975 

4150 

4150 

1000 

1550 

1550 

1550 

1550 

2250 

2250 

2250 

2250 

2950 

2950 

b.   DHV  1975 

670 

560 

130 

220 

220 

220 

220 

330 

330 

330 

330 

430 

430 

c.   Directional  distribution  factor  (d) ,  1975 

ss 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

7.   Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

k 

4 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

2 

4 

4 

8.   Traffic  ADT  1990 

6050 

6050 

1450 

2250 

2250 

2250 

2250 

3400 

3400 

3400 

3350 

4450 

4450 

9.   Traffic:   a.   Design  Year 

1975 

1975 

1975 

1984 

1990 

1990 

1990 

1988 

1988 

1988 

1987 

1987 

1987 

b.   AbT  Design  year 

4150 

4150 

1000 

2250 

2250 

2250 

2250 

3150 

3150 

3150 

3100 

4100 

4100 

c .   DHV  Design  year 

560 

560 

130 

310 

310 

310 

310 

460 

460 

460 

450 

600 

600 

d.   (D)  Design  year 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

..  . 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10.  Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

2 

4 

4 

11.  Mileage  without  frontage  roads 

1.2 

0.6 

3.6 

0.6 

1.7 

5.8 

7  . 0 

2.2 

2.7 

6.8 

1.0 

3.9 

1.8 

12.  Mileage  with  irontage  road  one  side  only 

-. 

.- 

3.0 

1.0 

-- 

1.9 

1.0 

0.5 

-- 

4.0 

1.0 

2.0 

13.  Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

._ 

__ 

.. 

.. 

-. 

-- 

-- 

..  . 

-- 

-- 

.5 

-- 

-- 

14.  Typical  cross-section  reference 

50 

50 

20 

20 

46 

46 

46 

20 

20 

46 

2 

4 

4 

15.  Right-of-way  width:  Minimum 

250 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

Prevailing 

250 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

16.  Median  width:   Minimum 

36 

36 

-- 

-- 

8 

8 

8 

-- 

-- 

8 

-- 

46 

46 

Prevailing 

36 

36 

-- 

-- 

8 

8 

8 

-- 

-- 

8 

-- 

46 

46 

STATE 


MONTANA 


TABLE  B 


DESIGN  CLASSIFICATION  BY  ROUTE  NUMBERS 


SHEET   4  of 
INTERSTATE  ROUTE  NO.    15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

G26.2  - 
G27 

G27  - 
G28.1 

G28.1  - 
G28.2 

G28.2  - 
G28.3 

G28.3  - 
G29 

G29  - 
G30 

G30  - 
G30.1 

G31.1   - 
G31.2 

G31.2  - 
G32.0.1 

G32.0.1  - 
G32.0.2 

G32.0.2 
Hi 

HI  - 
H2.0.1 

H2.0.1 
H2.0.2 

1. 

Section  length,  miles 

0.6 

2.2 

0.4 

0.2 

1.2 

6.1 

2.1 

7.7 

1.0 

4.0 

3.4 

8.2 

2.7 

2. 

Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

U 

u 

U 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3. 

Location  -  existing,  new  or  toll 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

4. 

Design  Speed  (v) 

60 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

50 

60 

70 

70 

50 

50 

5. 

Traffic:  ADT  1962 

1230 

1538 

1426 

1426 

1426 

1336 

1207 

1207 

1082 

1082 

1082 

1057 

1025 

6. 

Traffic  :   a.   ADT  1975 

2950 

3700 

3550 

3550 

3550 

3300 

3000 

3000 

2700 

2  700 

2  700 

2650 

2550 

b.   DHV  1975 

430 

520 

460 

460 

460 

480 

440 

440 

390 

390 

390 

380 

370 

c.   Directional  distribution  factor  (d) ,  1975 

55 

60 

60 

60 

60 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

13 

13 

9 

9 

9 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

7. 

Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

4 

b\ 

Traffic  ADT  1990 

4450 

5550 

5300 

5300 

5050 

5050 

4550 

4550 

4100 

4100 

4100 

3850 

3800 

y. 

Trattic:   a.   Design  Year 

1987 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1984 

b .   ADT  Design  year 

4inn 

3700 

3550 

3550 

3550 

3300 

3000 

3000 

2  700 

2700 

2700 

2  650 

3300 

c .   DHV  Design  year 

600 

520 

460 

460 

460 

480 

440 

440 

390 

390 

390 

380 

480 

d.   (D)  Design  year 

55 

60 

60 

60 

60 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

•n 

•n 

9 

9 

9 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

.. 

__ 

-- 

-. 

-. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10. 

Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

4 

n. 

Mileage  without  frontage  roads 

0.6 

1.3 

0.4 

0.2 

1.2 

1.0 

2.1 

7.7 

1.0 

4.0 

1.9 

8.2 

1.7 

12. 

Mileage  with  frontage  road  one  side  only 



0.9 







5.1 









1.5 

— 

1.0 

1J. 

Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 



















— 

— 

— 

— 

14. 

Tvpical  cross -sec tion  reference 

4 

40 

40 

73 

40 

40 

40 

46 

20 

20 

40 

47 

47 

lb. 

Right-of-way  width:  Minimum 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

Prevailing 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

16. 

Median  width:   Minimum 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

8 





46 

8 

8 

Prevailing 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

8 

--- 

--- 

46 

8 

8 

TABLE  B 


DESIGN  CLASSIFICATION  BY  ROUTE  NUMBERS 


SHEET  5   OF   8 


STATE 


MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


L5 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

K  2.0.2- 

H  3 

H  3  - 
H  4.0.1 

H  4.0.1  - 
H  4  0.2 

H  ii.0.2- 
H  5 

H  5  - 

H  6 

H  6  - 
H  7.1 

H  7.1  - 
H  7.2 

H  7.2  - 
H  8 

H  8  - 
H  9.1 

H  9.1  - 
H  9.2 

H  9.2  - 
H  10 

H  10  - 
H  11.0.1 

H  11.0.1 
H  11.0.2 

1.   Section  length,  miles 

3.7 

3.3 

2.8 

1.0 

3.3 

3.1 

1.4 

2.5 

5.7 

1.5 

4.0 

2.9 

4.4 

2.   Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3.   Location  -  existing,  new  or  toll 

N 

N 

E 

N 

N 

N 

E 

N 

E 

N 

N 

N 

N 

4.   Design  Speed  (V) 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

60 

60 

70 

70 

70 

70 

5.   Traffic:  ADT  1962 

1051 

1060 

1060 

1060 

1060 

1148 

1148 

1148 

1212 

1460 

1460 

1460 

1460 

6.   Traffic:  a.  ADT  1975 

2600 

2650 

2650 

2650 

2650 

2850 

2850 

2850 

3000 

3500 

3500 

3500 

3500 

b.   DHV  19?5 

380 

380 

380 

380 

380 

410 

410 

410 

440 

510 

510 

510 

510 

c.   Directional  distribution  factor  (d)  ,  1975 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

d.   Percent  trucks,  (T)  ,  1975 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

15 

7.   Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

8.   Traffic  ADT  1990 

3950 

4000 

4000 

4000 

4000 

4350 

4350 

4350 

4600 

5250 

5250 

5250 

5250 

9.   Tratiic:   a.   Design  Year 

19R5 

1985 

1985 

198S 

1985 

1985 

1985 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

b .   ADT  Design  year 

3500 

3500 

3500 

3500 

3500 

3800 

3800 

2850 

3000 

3500 

3500 

3500 

3500 

c .   DHV  Design  year 

Sin 

Sin 

sin 

sin 

Sin 

550 

550 

410 

440 

510 

510 

510 

510 

d.   (D)  Design  year 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

5cj 

55 

55 

55 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

15 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

__ 

._ 

._ 

._ 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10.  Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

11.  Mileage  without  frontage  roads 

1  7 

T.     1 

n  ft 

i  n 

2.3 

1.7 

1.4 

2.5 

3.2 

0.5 

4.0 

2.9 

4.4 

12.  Mileage  with  frontage  road  one  side  only 

2.0 

2.0 

1.0 

1.4 

-- 

-- 

2.5 

-- 

-- 

-- 

-- 

13.  Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

.. 

._ 

.. 

.. 

1.0 

-- 

-- 

-- 

14 .  Typical  cross -sec tion  reference 

46 

40 

47 

47 

47 

47 

46 

20 

20 

20 

20 

40 

20 

15.  Right-of-way  width:   Minimum 

3nn 

3nn 

3nn 

3nn 

3nn 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

"Prevailing 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

16.  Median  width:   Minimum 

8 

46 

8 

8 

8 

8 

8 

.. 

-- 

-- 

76 

-- 

Prevailing 

8 

46 

8 

8 

8 

8 

8 

-- 

-- 

-- 

-- 

7h 

" 

DESIGN  CLASSIFICATION  BY  ROUTE  NUMBERS 


SHEET   6  OF 


STATE 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

H  11.0.2  - 
H  12 

H  12  - 
H  13 

H  13  - 

H  14 

H  14  - 
H  15 

H  15  - 
H  16 

H  16  - 
H  17 

H  17  - 
H  18 

H  18  - 
H  19 

H  19  - 
H  20.0.1 

H  20.0.1- 
H  20.0.2 

H  20.0.2- 
H  21.1 

H  21.1  - 
H  21.2 

H  21.2- 
H  22 

1.   Section  length,  miles 

1.0 

2.6 

4.3 

1.4 

0.5 

1.3 

1.9 

1.3 

7.0 

7.5 

2.3 

7.0 

8.8 

2.   Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

U 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3.   Location  -  existing,  new  or  toll 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

4 .   Design  Speed  (V) 

70 

70 

70 

60 

60 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

5.   Traffic:  ADT  1962 

1460 

1935 

1935 

3800 

2950 

2950 

3360 

4256 

4070 

1313 

1289 

1189 

1268 

6.   Traffic  :   a.   ADT  1975 

3500 

4650 

4650 

9150 

7100 

7100 

8100 

10250 

9800 

3150 

3100 

2850 

3050 

b.   DHV  1975 

510 

6  70 

670 

1100 

850 

850 

970 

1140 

1090 

440 

430 

400 

430 

c.   Directional  distribution  factor  (d)  ,  1975 

55 

55 

55 

55 

60 

60 

60 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

15 

15 

15 

12 

10 

10 

10 

12 

12 

15 

15 

15 

15 

7.   Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

8.   Traffic  ADT  1990 

5250 

6950 

6950 

13700 

10600 

10600 

12100 

15300 

14650 

4700 

4650 

4300 

4550 

9.   Traffic :   a.   Design  Year 

1975 

1986 

1986 

1986 

1984 

1984 

1984 

1975 

1975 

1989 

1989 

1990 

1990 

b.   ADT  Design  year 

47sn 

&inn 

6"*nn 

ii7nn 

qinn 

9100 

10350 

10750 

9800 

4600 

4550 

4300 

4550 

c .   DHV  Design  year 

690 

910 

910 

1400 

1090 

1090 

1240 

1140 

1090 

640 

640 

600 

640 

d.   (D)  Design  year 

55 

55 

55 

55 

60 

60 

60 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

15 

15 

15 

12 

10 

10 

10 

12 

12 

15 

15 

15 

15 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

.. 

._ 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10.  Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

11.  Mileage  without  frontage  roads 

1.0 

-. 

.- 

1.1 

0.2 

1.0 

.9 

-- 

-- 

6.8 

1.3 

6  . '. 

3.8 

12.  Mileage  with  frontage  road  one  side  only 

-- 

2.6 

3.8 

0.3 

0.3 

0.3 

1.0 

1.3 

6.0 

0.2 

1.0 

0  .  6" 

3.0 

13.  Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

.- 

-- 

0.5 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1.0 

0.5 

-- 

-- 

2.0 

14.  Typical  cross-section  reference 

40 

40 

40 

50 

50 

50 

50 

40 

40 

40 

20 

20 

70 

15.  Right-of-way  width:  Minimum 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

250 

2  50 

2Sn 

Prevailing 

400 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

250 

250 

250 

16.  Median  width:   Minimum 

76 

76 

76 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

._ 

_. 

-. 

Prevailing 

76 

76 

76 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

-- 

TABLE  B 


DESIGN  CLASSIFICATION  BY  ROUTE  NUMBERS 


SHEET  7   OF   8 


STATE 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

H  22  - 
H  23.1 

H  23.1  - 
H  23.2 

H  23.2  - 
H  24 

H  24  - 

H  25.0.1 

H  25.0.1- 

H  25.0.2 

H  25.O.2- 
I  1.0.1 

I  1.0.1  - 
-I  1.0.2 

I  1.0.2  - 
I  2 

I  2   - 
I  3 

I  3  - 

I  4 

I  4  - 
I  5 

I  5  - 
I  6.1 

I  6.1  - 
I  6.2 

1,   Section  length,  miles 

2.7 

2.3 

1.0 

2.8 

7.7 

5.4 

6.3 

8.3 

1.3 

4.1 

2.7 

3.0 

2.6 

2.   Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3.   Location  -  existing,  new  or  toll 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

4.   Design  Speed  (V) 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

5.   Traffic:  ADT  1962 

1189 

1189 

1189 

1189 

1360 

1400 

1560 

1155 

1135 

1135 

1150 

359 

933 

6.   Traffic  :  a.  ADT  1975 

2850 

2850 

2850 

2850 

3300 

3350 

3750 

2800 

2750 

2750 

2750 

890 

2250 

b.   DHV  1975 

400 

400 

400 

400 

460 

470 

530 

390 

390 

390 

390 

120 

320 

c.   Directional  distribution  factor  (d) ,  1975 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

13 

14 

14 

14 

14 

15 

18 

7.   Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

8.   Traffic  ADT  1990 

4300 

4300 

4300 

4300 

4900 

5050 

5600 

4150 

4150 

4150 

4150 

1350 

3350 

9.   Traffic:   a.   Design  Year 

1990 

1990 

1975 

1975 

1975 

1975 

1988 

1987 

1987 

1987 

1990 

1975 

1975 

b.   ADT  Design  year 

4300 

4300 

2850 

2850  i 

3300 

4800 

5350 

3850 

3800 

3800 

4650 

890 

2250 

c .   DHV  Design  year 

600 

600 

400 

400 

460 

670 

750 

540 

530 

530 

580 

120 

320 

d.   (D)  Design  year 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

15 

15 

15 

15 

15  1 

15 

13 

14 

14 

14 

14 

15 

18 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10.  Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

4 

2 

4 

'  2 

11.  Mileage  without  frontage  roads 

1.7 

1.8 

__ 

__ 

7.0 

3.9 

6.3 

8.3 

1.3 

2.5 

2.2 

2.0 

2.0 

12.  Mileage  with  frontage  road  one  side  only 

1.0 

0.5 

1.0 

2.8 

0.7 

1.0 

-- 

-- 

-- 

1.6 

— 

0.7 

0.6 

13.  Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

_- 

.. 

__ 

-. 

-- 

0.5 

-- 

-- 

-- 

-- 

0.5 

0.3 

-- 

14.  Typical  cross-section  reference 

40 

20 

20 

20 

20 

40 

40 

20 

20 

40 

20 

40 

20 

15.  Right-of-way  width:  Minimum 

300 

250 

250 

250 

250 

300 

300 

250 

250 

300 

250 

300 

250 

Prevailing 

300 

250 

250 

250 

250 

300 

300 

250 

250 

300 

250 

300 

250 

16.  Median  width:   Minimum 

46 

-- 

46 

-- 

-- 

-- 

46 

-- 

56 

-- 

Prevailing 

46 

-- 

-- 

-- 

-- 

46 

-- 

-- 

-- 

46 

-- 

56 

-- 

DESIGN  CLASSIFICATION  BY  ROUTE  NUMBERS 


SHEET  8  OF  8 


INTERSTATE  ROUTE  NO.   15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

Frontage 
Roads 

I  6.2   - 
I  7 

17- 

I  8.1 

I  8.1  - 
I  8.2 

I  8.2- 
I  9 

I  9  - 

I  10 

I  10- 
I  11 

Sub 

Total 

Total 

Rural 

Urban 

1,   Section  length,  miles 

12.0 

9.2 

4.2 

3.3 

0.9 

0.3 

380.7 

6.9 

387.6 

2.   Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

XXX 

XXX 

XXX 

3.   Location  -  existing,  new  or  toll 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

XXX 

XXX 

XXX 

4.   Design  Speed  (V) 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

XXX 

XXX 

XXX 

5.   Traffic:  ADT  1962 

860 

879 

633 

633 

633 

633 

XXX 

XXX 

XXX 

6.   Traffic:  a.  ADT  1975 

2050 

2100 

1500 

1500 

1500 

1500 

XXX 

XXX 

XXX 

b.   DHV  1975 

790 

?qn 

?m 

710 

710 

710 

XXX 

XXX 

XXX 

c.   Directional  distribution  factor  (d)  ,  1975 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

XXX 

XXX 

XXX 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

18 

15 

15 

15 

15 

15 

XXX 

XXX 

XXX 

/.   Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

XXX 

XXX 

XXX 

8.   Traffic  ADT  1990 

3100 

3150 

2300 

2300 

2300 

2300 

XXX 

XXX 

XXX 

9.   Tratiic:   a.   Design  Year 

1975 

1984 

1975 

1975 

1975 

19  75 

XXX 

XXX 

XXX 

b.   ADT  Design  year 

2050 

2700 

1500 

1500 

1500 

1500 

XXX 

XXX 

XXX 

c .   DHV  Design  year 

?90 

380 

710 

710 

710 

710 

XXX 

XXX 

XXX 

d.  (0)   Design  year 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

XXX 

XXX 

XXX 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

18 

15 

15 

15 

15 

15 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

XXX 

XXX 

XXX 

10.  Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

XXX 

XXX 

XXX 

11.  Mileage  without  frontage  roads 

11.0 

3.2 

4.2 

3.3 

0.9 

0.3 

263.9 

6 . 6 

2  70.5 

12.  Mileage  with  frontage  road  one  side  only 

.- 

5.0 

-. 

_- 

-- 

-- 

101.8 

0.3 

102.1 

13.  Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

1.0 

1.0 

.- 

-- 

— 

-- 

15.0 

-- 

15.0 

14.  Typical  cross-section  reference 

20 

20 

20 

20 

40 

40 

XXX 

XXX 

XXX 

15.  Right-of-way  width:  Minimum 

250 

250 

250 

250 

300 

300 

XXX 

XXX 

XXX 

Prevailing 

250 

250 

250 

2  50 

300 

300 

XXX 

XXX 

XXX 

16.  Median  width:   Minimum 

-- 

-- 

-- 

-- 

50 

7 

XXX 

XXX 

XXX 

Prevailing 

-- 

-- 

-- 

-- 

50 

76 

XXX 

XXX 

XXX 

Signatures 


/si-i'./Sf^/ftx't  s*>- 


DateAug.    1,    1964 


State  Higfcway  Engineer 


(r.    X/ •     kt-t t/7L>?\-.; Date  Aug.    1,    1964 

.P.R.  District  Engineer 


COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


OF     8 


STATE 


INTERSTATE   ROUTE    NO. 


15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

G  1  - 
G  2 

3  2  - 
G  3 

G  3  - 

G  4 

G  4  - 
G  5 

G  5  - 
G  6 

G  6  - 
G  7 

G  7  - 
G  8.1 

G  8.1  - 

G  8.2 

G  8.2  - 
G  9 

G  9  - 
G  10 

G  10  - 
G  11.1 

G  11.1  - 
G  11.2 

G  11.2  - 
G  12 

G  12  - 
G  13 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

1.6 

10.5 

5.0 

6.0 

i.y 

12.2 

7.8 

5.3 

3.8 

2.9 

6.5 

9.8 

2.8 

9.1 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

K 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

K 

K 

K 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

Design  Code:   1 ,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

__ 

-- 

2 

2 

2 

-- 

-- 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

No.  through  traffic  lanes 

2 

2 

-> 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Finance  Code 

20 

20 

20 

22 

23 

23 

20 

23 

22 

22 

23 

23 

23 

23 

WORK  CLASSIFICATION 
1  .    Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 

) 

__ 

._ 

.. 

_- 

-. 

2.    Right-of-way 

_. 

.. 

107 

26 

97 

-- 

-- 

25 

95 

238 

125 

32 

b4 

3.    Clear  &  grub;  demolition 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

31 

-- 

-- 

15 

4.    Utility  adjustments 

-- 

-- 

-- 

08 

1 

42 

-- 

-- 

10 

13 

6 

3 

-- 

-- 

5.    Grade  &  Drain;  minor  structures 

.. 

_- 

217 

76 

448 

-- 

-- 

212 

224 

352 

386 

143 

5bl 

6.    Base;  surfacing;  shoulders 

-- 

-- 

-- 

437 

154 

882 

-- 

-- 

275 

225 

527 

584 

169 

560 

7.    R.K.  grade  separations 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

" 

"" 

"" 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps 

-- 

-- 

-- 

59 

-- 

59 

-- 

-- 

-- 

-■ 

59 

59 

n^ 

l> .    Interchanges,  complete 

.. 

.- 

-- 

-- 

181 

167 

-- 

-- 

-- 

167 

361 

167 

-- 

-- 

10.    Other  bridges;   tunnels 

.. 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

156 

-- 

144 

-- 

-- 

3  A~ 

11.   Walls 

_. 

__ 

-_ 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

12.    Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

-- 

-- 

-- 

60 

29 

81 

-- 

-- 

15 

11 

73 

10 

21 

68 

13.    Roadside  improvement 

_. 

.. 

.. 

6 

2 

53 

-- 

5 

44 

3 

7 

10 

3 

9 

14.   All  other  items 

._ 

._ 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

124 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

15.       Subtotal,  lines  3  to  14 

-- 

-- 

-. 

787 

443 

1732 

-- 

5 

836 

643 

1560 

1219 

336 

1656 

lb.    Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

79 

44 

173 

__ 

84 

64 

156 

122 

34 

166 

17.    Total  Estimated  Cost 

-- 

-- 

-- 

973 

513 

2002 

> — ■ 

5 

945 

80  2 

10  54 

1466 

402 

1886 

STATE 


TABLE  C   -   COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET_ 2_  OF 

INTERSTATE  ROUTE  NO.   15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

G  13  - 
G  14 

G  14  - 
G  15 

G  15  - 
G  16 

G  16  - 
G  17.0.1 

G  17.0.1- 
G  17.0.2 

G  17.0.2- 

G  18.1 

G  18.1  - 
G  18.2 

G  18.2  - 
G  18.3 

G  18.3  - 
G  19 

G  19  - 
G  20.1 

G  20.1  - 
G  20.2 

G  20.2  - 
G  20.3 

G  20.3  - 
G  20.4 

G  20.4  - 
G  21 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

5.7 

3.3 

5.5 

10.2 

3.0 

1.7 

1.3 

1.7 

1.0 

1.5 

3.5 

3.8 

1.2 

0.6 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

K 

U 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

Design  Code:   1 ,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

2 

-- 

-- 

-- 

4 

-- 

-- 

No.  through  traffic  lanes 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

'» 

4 

Finance  Code 

73 

73 

22 

22 

22 

22 

22 

20 

20 

20 

22 

21 

21 

21 

1. 

WORK  CLASSIFICATION 
Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 

) 

__ 

_. 

-. 

-- 

-- 

-- 

2. 

Right -of -way 

93 

50 

57 

99 

19 

11 

8 

-- 

-- 

-- 

165 

-- 

-- 

-- 

3. 

Clear  &  grub;  demolition 

31 

__ 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4. 

Utility  adjustments 

3 

1 

8 

3 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

'- 

5. 

Grade  &  Drain;  minor  structures 

317 

126 

575 

588 

400 

75 

71 

-- 

-- 

-- 

17 

-- 

-- 

6. 

Base,  surfacing;  shoulders 

416 

238 

611 

741 

386 

123 

94 

-- 

-- 

-- 

218 

-- 

-" 

7. 

8. 

R.R.  grade  separations 

137 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

--  ■ 

-- 

"" 

" 

Highway  grade  separations  without  ramps 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

"" 

" 

9. 
10. 

Interchanges,  complete 

181 

__ 

219 

154 

207 

-- 

181 

-- 

-- 

-- 

588 

-- 

-- 

-- 

Other  bridges;   tunnels 

_. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

11. 

Walls 

._ 

_. 

._ 

.. 

.- 

-- 

-- 



-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

12. 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

43 

13 

71 

92 

38 

7 

9 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

13. 

Roadside  improvement 

6 

35 

6 

10 

3 

2 

1 

-- 

-- 

-- 

4 

-- 

-- 

-- 

14. 

All  other  items 

__ 

_. 

._ 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

79 

-- 

-- 

-- 

15. 

Subtotal,  lines  3  to  14 

1134 

413 

1490 

1588 

1034 

207 

357 

-- 

-- 

-- 

907 

-- 

-- 

-- 

lb. 

Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

113 

41 

149 

159 

103 

21 

36 

-- 

-- 

-- 

91 

-- 

-- 

-- 

17. 

Total  Estimated  Cost 

1340 

504 

1696 

1846 

1156 

239 

401 

--  . 

-- 

-- 

1163 

-- 

, 

-- 

TABLE  C   -   COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET   3    OF 


STATE  MONTANA 


INTERSTATE    ROUTE    NO.        15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

G  21  - 
G  22.1 

G  22.1  - 
G  22.2 

G  22.2  - 
G  22.3 

G  22.3  - 
G  22.4 

G  22.4  - 
G  23.0.1 

G  23.0.1  - 
G  23.0.2 

G  23.0.2- 
G  24 

G  2U  - 
G  25-0.1 

G  25.0.1- 
G  25.0.? 

G  25.0.2- 
G  2g.l 

G  25.0.2- 
G  26.1 

G  26.1  - 
G  26.2 

G26.1  - 
G  26.2 

G  26.2  - 
G  27 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

3.6 

3.6 

2.7 

5.8 

8.9 

3.2 

3.2 

8.0 

4.3 

4.9 

4.9 

3.8 

3.8 

0.6 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

K 

K 

k 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

Design  Code:   1 ,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

2 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

l 

4 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

No.  through  traffic  lanes 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

Finance  Code 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

WORK  CLASSIFICATION 
1 .    Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 

) 

2.   Right-of-way 

-- 

38 

19 

18 

14 

110 

10 

108 

39 

277 

277 

46 

46 

2 

3.   Clear  &  grub;  demolition 

31 

6 

83 

179 

2  74 

-- 

-- 

123 

-- 

62 

62 

II 

77 

-- 

4.    Utility  adjustments 

23 

13 

10 

30 

49 

3 

3 

3? 

38 

38 

38 

48 

48 

3 

5.    Grade  &  Drain;  minor  structures 

1752 

289 

1083 

2372 

2579 

547 

217 

2138 

455 

350" 

595 

614 

1020 

18 

6.    Base;  surfacing;  shoulders 

326 

239 

290 

597 

938 

220 

235 

830 

267 

303 

532 

285 

463 

36 

7.    R.R.  grade  separations 

120 

-. 

-. 

-. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

88 

175 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

73 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

9.    Interchanges,  complete 

.- 

196 

-. 

.- 

-- 

198 

-- 

241 

-- 

198 

237 

232 

271 

-- 

10.    Other  bridges;   tunnels 

._ 

._ 

.. 

_. 

118 

77 

.- 

-_ 

24 

-- 

-- 

-- 

-- 

11.   Walls 

.. 

.. 

140 

70 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

12.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
conl  rol  devi  ces 

76 

68 

128 

199 

245 

33 

12 

249 

47 

67 

67 

59 

59 

I 

13.    Roadside  improvement 

4 

4 

3 

6 

9 

3 

3 

81 

4 

5 

5 

4 

4 

1 

14.    All  other  items 

31 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

24 

34 

-- 

-- 

-- 

15.       Subtotal,  lines  3  to  14 

2363 

815 

1737 

3383 

4282 

1154 

470 

3701 

835 

104  7 

1570 

1407 

2117 

63 

lb.    Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

236 

82 

174 

338 

428 

115 

47 

370 

83 

105 

157 

141 

212 

6 

17.    Total  Estimated  Cost 

2599 

•"■' 

1930 

3739 

4724 

1379 

527 

4179 

957 

1429 

2004 

1594 

2375 

71 

STATE     MONTANA 


TABLE  C   -   COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET  4    0F_ 
INTERSTATE  ROUTE  NO.    15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

G  26.2  - 
G  27 

G  27  - 
G  28.1 

G  28.1  - 
G  28.2 

G  28.2  - 
G  28.3 

G  28.3  - 
G  29 

G  29  - 
G  30 

G  30  - 
G  31.1 

G  31.1  - 
G  31.2 

G  31.2  - 
G  32.0.1 

G  32.0.1- 
G  32.0.2 

G  32.0.2- ■ 
H  1 

H  1  - 

H  2.0.1 

H  2.0.1  - 
H  2.0.2 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

0.6 

2.2 

0.4 

0.2 

1.2 

6.1 

2.1 

7.7 

1.0 

4.0 

3.4 

8.2 

2.7 

Class  :   Rural  or  Urban 

R 

R 

U 

U 

U 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

Design  Code:   1 ,  2  or  3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

"" 

4 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

4 

Finance  Code 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

23 

WORK  CLASSIFICATION 
1.    Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 

) 

2.    Right -of-way 

2 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

3.    Clear  &  grub;  demolition 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4.    Utility  adjustments 

3 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

3 

r> .    Grade  &  Drain,  minor  structures 

33 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

602 

6.   Base;  surfacing;  shoulders 

64 

.. 

.. 

-_ 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

332 

7.    R.K.  grade  separations 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

9.    Interchanges,  complete 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

473 

10.   Other  bridges;   tunnels 

._ 

.- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

50 

11.    Walls 

__ 

._ 

.. 

__ 

.. 

_- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

._ 

-- 

12.    Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

5 

.. 

.. 

_. 

.- 

-- 

-- 

124 

13.    Roadside  improvement 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

38 

14.    All  other  items 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

15.       Subtotal,  lines  3  to  14 

106 

-- 

.- 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1622 

lb.    Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

11 

.. 

.. 

__ 

.. 

._ 

-. 

-- 

-- 

162 

17.    Total  Estimated  Cost 

119 

-- 

-- 

-- 

" 

"" 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1  -"V. 

STATE     MONTANA 


TABLE  C   -   COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET   5    0F_ 
INTERSTATE  ROUTE  NO.      15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

H  2.0.2- 

H  3 

H  3  - 
H  4.0.1 

H  4.0.1  - 
H  4.0.2 

H  4.0.2- 

H  5 

H  5  - 
H  6 

H  6  - 
H  7.1 

H  7.1  - 
H  7.2 

H  7.2  - 
H  8 

H  8  - 
H  9.1 

H  9.1  - 
H  9.2 

H  9.2  - 

H  10 

h  10  - 
H  11.0.1 

H  11.0.1- 
H  11.0.2 

H  11.0.2 

H  12 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

3.7 

3.3 

2.8 

1.0 

3.3 

3.1 

1.4 

2.5 

5.7 

1.5 

4.0 

2.9 

4.4 

1.0 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

E 

N 

E 

N 

N 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

E 

Design  Code:   1 ,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

Finance  Code 

23 

23 

22 

23 

22 

23 

23 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

1. 

WORK  CLASSIFICATION 
Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 

) 

2. 

Kl>;ht  ol  w.]\ 

S8 

5? 

73 

10 

150 

25 

60 

_. 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

3. 

Clear  &  grub;  demolition 

31 

46 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4. 

Utility  adjustments 

4 

3 

6 

2 

3 

4 

75 

-. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

5. 

Grade  &  Drain;  minor  structures 

845 

499 

118 

366 

1950 

298 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

e.. 

Base;  surfacing;  shoulders 

458 

474 

434 

114 

409 

364 

151 

-. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

7. 

R.R.  grade  separations 

242 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8. 

Highway  j'.rade  separations  without  ramps 

__ 

_. 

_. 

__ 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

9.    Interchanges,  complete 

251 

._ 

__ 

„ 

248 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10. 

Other  bridges;   tunnels 

_. 

995 

1218 

2320 

.. 

860 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

11. 

Wa  1  1  s 

__ 

__ 

.. 

._ 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

12. 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 

control  devices 

136 

71 

106 

31 

113 

112 

50 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

13. 

Roadside  improvement 

4 

3 

3 

1 

84 

3 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

14. 

All  other  items 

.. 

_. 

42 

24 

168 

._ 

.. 

-_ 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

15. 

Subtotal,  lines  3  to  14 

1538 

1889 

2085 

1508 

3494 

2727 

1435 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

lb. 

Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

154 

189 

209 

151 

349 

273 

143 

._ 

._ 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

1  7. 

Total  Estimated  Cost 

1750 

2130 

2367 

1669 

3993 

3025 

1638 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

— 

MONTANA 


TABLE  C   -   COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET  6    OF 
INTERSTATE  ROUTE  NO.   15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

H  11.0.2- 

H  12 

H  12  - 
H  13 

H  13  - 

H  14 

H  14  - 
H  15 

H  15  - 
H  16 

H  16  - 
H  17 

H  17  - 
H  18 

H  18  - 
H  19 

H  19  - 
H  20.0.1 

H  20.0.1  - 
H  20.0.2 

H  20.0.1- 
H  20.0.2 

H  20.0.2- 
H  21.1 

H  21.1  - 
H  21.2 

H  21.2  - 
H  22 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

1.0 

2.6 

4.3 

1.4 

0.5 

1.3 

1.9 

1.3 

7.0 

7.5 

7.5 

2.3 

7.0 

8.8 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

U 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

Design  Code:   1 ,  2  or  3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

-- 

-- 

2 

4 

2 

2 

2 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

Finance  Code 

22 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

20 

20 

22 

22 

22 

22 

22 

WORK  CLASSIFICATION 
1.    Preliminary  engineering 

36 

63 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 

) 

2.    Right-of-way 

__ 

60 

79 

.. 

._ 

_- 

.- 

-. 

.- 

171 

171 

53 

142 

606 

3.   Clear  &  grub;  demolition 

._ 

._ 

.. 

__ 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4.    Utility  adjustments 

.. 

4 

2 

.. 

_. 

-. 

-. 

-- 

-- 

3 

3 

1 

39 

33 

5.    Grade  &  Drain;  minor  structures 

40 

241 

368 

122 

Ill 

113 

237 

-- 

-- 

519 

653 

107 

361 

184 

6.    B.isc;  surfacing;  shoulders 

64 

350 

595 

286 

148 

220 

386 

.. 

-. 

551 

965 

173 

510 

367 

7.   R.R.  grade  separations 

309 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8.    lli>;hwav  grade  separations  without  ramps 

.. 

.. 

104 

98 

80 

._ 

-. 

58 

99 

69 

-- 

-- 

9.    Interchanges,  complete 

52 

__ 

43 

170 

346 

408 

239 

-_ 

-. 

186 

203 

-- 

186 

341 

10.   Other  bridges;   tunnels 

__ 

252 

-- 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

11.   Walls 

._ 

__ 

.. 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

12.    Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

20 

32 

26 

7 

59 

14 

125 

116 

38 

92 

66 

13.    Roadside  improvement 

1 

3 

7 

1 

1 

JL 

2 

._ 

8 

8 

2 

7 

9 

14.   All  other  items 

39 

45 

_. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

15.       Subtotal,  lines  3  to  14 

157 

618 

1086 

605 

717 

1505 

958 

_. 

.. 

1515 

2047 

390 

Hi1. 

1000 

lb.   Construction  Engineering  &  Contingencies, 
10%  of  line  15 

16 

62 

109 

61 

72 

150 

96 

.. 

-- 

152 

205 

39 

119 

100 

17.    Total  Estimated  Cost 

173 

776 

1337 

666 

789 

1655 

1054 

-- 

-- 

1838 

2423 

482 

1456 

1706 

STATE 


MONTANA 


TABLE  C   -  COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET   7   OF_ 
INTERSTATE  ROUTE  NO.     15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

H  22   - 
H  23.1 

H  22  - 
H  23.1 

H  23.1  - 
H  23.2 

H  23.2  - 
H  24 

H  Zk  - 
H  25.0.1 

H  25.0.1- 
H  25.0.2 

H  25.0.2- 
I  1.0.1 

I  25.0.2- 

I  1.0.1 

I  1.0.1- 
I  1.0.2 

I  1.0.1- 
I  1.0.2 

I  1.0.2- 
I  2 

I  2  - 
I  3 

I  3  - 
I  4 

I  4  - 
I  5 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

2.7 

2.7 

2.3 

1.0 

2.8 

7.7 

5.4 

5.4 

6.3 

6.3 

8.3 

1.3 

4.1 

2.7 

Class  :   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

Design  Code:   1,  2  or  3 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

1 

1 

1    • 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

4 

2 

-- 

-- 

-- 

2 

4 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

No.  through  traffic  lanes 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

Finance  Code 

22 

22 

22 

21 

21 

21 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

22 

22 

WORK  CLASSIFICATION 
1.    Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 

) 

2.    Right-of-way 

39 

39 

20 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

33 

45 

117 

3.    Clear  &  grub;  demolition 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4.    Utility  adjustments 

4 

4 

7 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

3 

3 

4 

2 

12 

41 

5.   Grade  &  Drain;  minor  structures 

71 

167 

34 

.- 

-. 

-- 

198 

348 

371 

632 

434 

74 

533 

137 

(> .         B;ise;  surfacing;  shoulders 

105 

277 

87 

-- 

-- 

-- 

404 

703 

455 

803 

600 

94 

534 

202 

7.   R.R.  grade  separations 

„ 

__ 

_. 

.. 

.. 

-. 

74 

126 

-- 

-- 

-- 

-- 

8.   nij.hw.iv  i;raJc  separations  without  ramps 

__ 

.. 

52 

__ 

.. 

.. 

-. 

.- 

.- 

-- 

46 

-- 

-- 

58 

9.    Interchanges,  complete 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

373 

418 

181 

203 

171 

-- 

203 

-- 

10.    Other  bridges;   tunnels 

117 

199 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

94 

159 

29 

-- 

775 

-- 

11.   Walls 

__ 

._ 

._ 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

12.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

20 

20 

17 

41 

41 

47 

47 

62 

10 

31 

20 

13.    Roadside  improvement 

66 

66 

2 

-- 

-- 

-- 

5 

5 

6 

6 

8 

1 

4 

3 

14.   All  other  items 

.. 

.. 

._ 

._ 

.- 

-- 

-- 

-- 

35 

35 

-- 

-- 

-- 

33 

15.       Subtotal,  lines  i   to  14 

383 

733 

199 

__ 

-. 

1021 

1515 

1266 

2014 

1354 

181 

2092 

494 

ib.   Construction  Engineering  &  Contingencies, 
10*  of  line  15 

38 

73 

20 

102 

152 

127 

201 

135 

18 

209 

49 

|  17.    Total  Estimated  Cost 

460 

845 

2  39 

-- 

-- 

1123 

1667 

1393 

2215 

1489 

232 

2346 

660 

STATE     MONTANA 


TABLE  C   -   COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET   8   OF 8_ 

INTERSTATE  ROUTE  NO.     15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

Subtotal 

Total 

I  5  - 
I  6.1 

I  6.1  - 
I  6.2 

I  6.2  - 
I  7 

I  7  - 
I  8.1 

I  8.1  - 
I  8.2 

I  8.2  - 
I  9 

I  9  - 

I  10 

I  10 
I  11 

Rural 

Urban 

for 
Route 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

3.0 

2.6 

12.0 

9.2 

4.2 

3.3 

0.9 

0.3 

Ifin  7 

6.9 

387.6 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

«** 

vxx 

XXX 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

XXX 

XXX 

XXX 

Design  Code:   1,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

.- 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  through  traffic  lanes 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

XXX 

XXX 

XXX 

Finance  Code 

20 

20 

21 

22 

20 

21 

21 

20 

XXX 

XXX 

XXX 

1. 

WORK  CLASSIFICATION 
Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 

) 

99 

99 

2. 

Right-of-way 

-. 

-- 

-- 

112 

-- 

-- 

-- 

-- 

3897 

-- 

3897 

3. 

Clear  &  grub;  demolition 

.. 

.. 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

989 

-- 

989 

4. 

Utility  adjustments 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

'651 

-- 

651 

5. 

Grade  &  Drain;  minor  structures 

.. 

._ 

__ 

519 

._ 

.. 

-. 

-- 

28784 

113 

28897 

6. 

Base;  surfacing;  shoulders 

__ 

742 

__ 

.. 

.- 

22263 

220 

22483 

7. 

R.R.  grade  separations 

-- 

-- 

-- 

__ 

__ 

800 

309 

1109 

8. 

Highway  grade  separations  without  ramps 

-- 

-- 

-- 

93 

-- 

-- 

-- 

-- 

1029 

98 

1127 

9.    Interchanges,  complete 

_. 

.. 

.. 

152 

-. 

-- 

-- 

-- 

7415 

408 

7823 

10. 

11. 

Other  bridges;   tunnels 

.. 

-. 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

7448 

252 

7700 

Walls 

.. 

.. 

.. 

_- 

.- 

-- 

-- 

-- 

210 

-- 

210 

12. 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

96 

__ 

.. 

3328 

59 

3387 

13. 

Roadside  improvement 

.. 

__ 

.. 

9 

.- 

-. 

-- 

-- 

618 

1 

619 

14. 

All  other  items 

.. 

.. 

.. 

_. 

.. 

.. 

-- 

-- 

609 

45 

654 

15. 

Subtotal,  lines  3  to  14 

-- 

-- 

--' 

1611 

-- 

-- 

-- 

-- 

74144 

1505 

75649 

Construction  Engineering  &  Contingencies, 
10%  of  line  15 

.. 

161 

__ 

__ 

.. 

._ 

7415 

150 

7565 

17. 

Total  Estimated  Cost 

-- 

-- 

-- 

1884 

-- 

" 

"" 

-- 

85555 

1655 

8  7210 

Signatures : 


State  Highway  Engineer 


Ge'^J.    b*K 


Date  Aug.  1.  1964 


Date  Aug.  1,  1964 


B.P.R.  Division  Engineer 


STATE 


TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET  l  OF 
INTERSTATE  ROUTE  NO.   15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

G  1  - 
G  2 

G  2  - 
G  3 

G  3  - 
G  4 

G  4  - 
G  5 

G  5  - 
G  6 

G  6  - 
G  7 

G  7  - 
G  8.1 

G  8.1  - 

C,   8,2 

G  8.2  - 
G  9 

G  9   - 

G  10 

G  10  - 
G  11.1 

G  11.1  - 
G  11.2 

G  11.2  - 
G  12 

Section  length,  miles  (U .1  mile) 

1.6 

10.5 

5.0 

6.0 

1.9 

12.2 

7.8 

5.3 

3.8 

2.9 

6.5 

9.8 

2.8 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

I,  cation:   Existing,  new  or  toll 

N 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

N 

N 

N 

Design  Code  :   1  or  J 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

-- 

2 

2 

2 

-- 

-- 

? 

2 

2 

2 

2 

No.  through  traffic  lanes 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

~> 

2 

2 

2 

1 inance  code 

20 

20 

20 

22 

23 

23 

20 

23 

22 

11 

23 

23 

23 

No.  of  terminated  cross  roads 

1 

-- 

-- 

1 

1 

-- 

-- 

2 

1 

1 

-- 

-- 

-- 

No.  of  intersections  at  grade 

-- 

6 

1 

4 

-- 

-- 

1 

4 

1 

-- 

-- 

2 

2 

WORK  CLASSIFICATION 
[tea  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.- 

-- 

.. 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

1 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

-- 

-- 

-- 

59 

-- 

59 

-- 

-- 

-- 

-- 

59 

59 

-- 

No.  tor  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

1 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

-. 

.. 

._ 

-. 

-. 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

9.   Interchanges,  complete                   Cost 

._ 

-- 

-. 

-- 

181 

167 

-- 

-- 

-- 

167 

361 

167 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-. 

.- 

-. 

1 

1 

-- 

-- 

-- 

1 

2 

1 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

1 

1 

1 

-. 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

-. 

.. 

.. 

.. 

.- 

-. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10.   Other  bridges:   tunnels                   Cost 

-- 

-- 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

156 

-- 

144 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

-- 

2 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

2 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

.- 

.- 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Total  Structures                         Cost 

-. 

.. 

__ 

59 

181 

226 

.. 

_. 

156 

167 

564 

226 

.- 

No. for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

1 

1 

2 

-- 

-- 

2 

1 

5 

2 

-- 

No. in  service  -  cost  =  zero 

2 

1 

2 

__ 

._ 

4 

2 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

~~ 

-- 

-- 

-- 

Z] 

STATE 


MONTANA 


TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET_2 OF_ 

INTERSTATE  ROUTE  NO.   15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

G  12  - 

r.  n 

G  13  - 
a   14 

G  14  - 

r,  15 

G  15  - 

a   16 

G  16  - 
G  17.0.1 

G  17.0.1- 
G  17.0.2 

G  17.0.2- 
G  18.1 

G  18.1  - 
G  18.2 

3  18.2  - 
G  18.3 

G  18.3  - 
G  19 

G  19   - 
G  20.1 

G  20.1  - 
G  20.2 

G  20.2  - 
G  20.3 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

9.1 

5.7 

3.3 

5.5 

10.2 

3.0 

1.7 

1.3 

1.7 

1.0 

1.5 

3.5 

3.8 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

K 

R 

R 

U 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N   . 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

F 

E 

N 

Des ign  UOde :   1  or  J 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  he  constructed  this  estimate 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

-- 

-- 

-- 

4 

-- 

No.  through  traffic  lanes 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

Finance  code 

73 

73 

23 

22 

23 

22 

22 

22 

20 

20 

20 

22 

21 

No.  of  terminated  cross  roads 

3 

2 

2 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  of  intersections  at  grade 

4 

1 

2 

5 

-- 

-- 

-- 

3 

-- 

-- 

-- 

-- 

WORK  CLASSIFICATION 
Ite*  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

-- 

137 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

1 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

1 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

__ 

.. 

_. 

__ 

.. 

.- 

-- 

-. 

3 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

119 

.. 

.. 

__ 

_. 

_. 

._ 

.. 

No.  tor  which  costs  estimated 

7 

.. 

__ 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

__ 

.. 

._ 

._ 

,. 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-. 

_- 

-. 

.- 

-. 

-- 

-- 

2 

9,   Interchanges,  complete                   Cost 

-. 

181 

-- 

219 

154 

207 

-- 

181 

-- 

-- 

-- 

588 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

1 

1 

1 

1 

._ 

1 

-- 

-- 

-- 

2 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

__ 

._ 

.. 

.. 

.. 

.- 

.. 

-- 

-- 

3 

10.   Other  bridges:   tunnels                   Cost 

324 

.. 

__ 

__ 

__ 

._ 

.. 

.. 

No.  for  which  costs  estimated 

1 

-- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

__ 

.. 

_. 

.- 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-. 

-. 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Total  Structures                         Cost 

443 

lift 

219 

154 

207 

_. 

181 

.. 

._ 

■588 

.. 

No. for  which  costs  estimated 

3 

2 

._ 

1 

1 

1 

__ 

1 

.. 

.- 

-- 

2 

-- 

No. in  service  -  cost  =  zero 

__ 

__ 

.. 

.. 

2 

1 

-- 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8 

TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


STATE 


SHEET  3  uF 
INTERSTATE  ROUTE  NO.   15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

G  20.3  - 
G  20.4 

G  20.4  - 
G  21 

G  21  - 
G  22.1 

G  22.1  - 
G  22.2 

G  22.2  - 
G  22.3 

G  22.3  - 
G  22.4 

G  22. U- 
G  23.0.1 

G  23-0.1- 
G  23.0.2 

G  23.0.2- 
G  24 

G  24  - 
G  25.0.1 

G  25.0.1  - 
G  25.0.2 

G  25.0.2- 
G  26.1 

G  26.1  - 
Q   26.2 

Section  length,  miles  (U . 1  mile) 

1.2 

0.6 

3.6 

3.6 

2.7 

5.8 

8.9 

3.2 

3.2 

8.0 

4.3 

4.9 

3.6 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

Design  Code :   1  or  J 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

1 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

2 

4 

4 

N"  .  t  !u  .nigh  t  raf f i  <  lanes 

? 

? 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

2 

4 

4 

Finance  code 

21 

?1 

73 

23 

23 

23 

23 

23 

22 

22 

22 

22 

22 

No.  of  terminated  cross  roads 

5 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

No.  of  intersections  at  grade 

.. 

-. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

-- 

-- 

-- 

WORK  CLASSIFICATION 
Item  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

-- 

-- 

120 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

175 

No.  for  which  costs  estimated 

.. 

I 

._ 

.- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

__ 

_. 

.. 

__ 

._ 

._ 

.. 

.- 

.- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

.. 

.. 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

.. 

_. 

.. 

__ 

.. 

73 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  tor  which  costs  estimated 

.. 

.. 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

__ 

_. 

__ 

.. 

-. 

-_ 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

1 

1 

._ 

.. 

_. 

.- 

9,   Interchanges,  complete                   Cost 

196 

198 

._ 

241 

.. 

219 

271 

No.  for  which  costs  estimated 

1 

_. 

1 

.. 

1 

.- 

1 

1 

No.  in  service  -  cost  -  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10.   Other  bridges:   tunnels                   Cost 

.. 

._ 

.. 

118 

77 

-- 

-- 

40 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

._ 

.. 

__ 

1 

1 

_- 

-- 

1 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

._ 

.. 

__ 

-- 

-- 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

__ 

.. 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

Total  Structures                         Cost 

120 

196 

118 

348 

241 

40 

219 

446 

No. for  which  costs  estimated 

1 

1 

.. 

.. 

1 

3 

.. 

1 

1 

1 

2 

No. in  service  -  cost  =  zero 

._ 

.. 

.- 

-- 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

1 

2 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

STATE 


TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET  4  OF 
INTERSTATE  ROUTE  NO.    15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

G  26.2  - 
G  27 

G  27  - 
G  28.1 

G  28.1  - 
G  28.2 

G  28.2  - 
G  28.3 

G  28.3  - 
G  29 

G  29   - 
G  30 

G  30  - 
G31.I 

G  31.1  - 
G  31.2 

G  31.2  - 
G  32.0.\ 

G  31.0. V 
G  32.0.2 

G  32.0.2- 
H  1 

H  1  - 

H  2.0.1 

H  2.0.1  - 
H  2.0.2 

Section  length,  miles  (u.l  mile) 

0.6 

2.2 

0.4 

0.2 

1.2 

6.1 

2.1 

7.7 

1.0 

4.0 

3.4 

8.2 

2.7 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

U 

U 

U 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

1.  cation:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

Design  Code:   1  or  J 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

4 

Finance  code 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

21 

23 

No.  of  terminated  cross  roads 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

1 

2 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  of  intersections  at  grade 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

2 

-- 

-- 

WORK  CLASSIFICATION 
Ite«  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

" 

-- 

"" 

" 

" 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

"" 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

■- 

"~ 

"" 

No.  tor  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

_. 

-. 

-- 

1 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

■" 

I 

-- 

l) .   Interchanges,  complete                   Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

473 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-" 

2 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

1 

-- 

-- 

1 

1 

-- 

1 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

__ 

._ 

._ 

_. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10.   Other  bridges:   tunnels                   Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

50 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-" 

"" 

1 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

2 

.. 

-. 

1 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Total  Structures                         Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

523 

No. for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

— 

-- 

-- 

-- 

-- 

" 

" 

3 

No. in  service  -  cost  =  zero 

-- 

1 

-- 

1 

2 

4 

-- 

1 

.. 

-- 

2 

-- 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

— 

-- 

2 

-- 

STATE 


TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET  5  of 
INTERSTATE  ROUTE  NO.    15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

H  2.0.2  - 
H  3 

H  3  - 
H  4.0.1 

H  4.0.1  - 
H  4.0.2 

H  4.0.2  - 
H  5 

H  5  - 
H  6 

H  6  - 
H  7.1 

H  7.1  - 

H  7.2 

H  7.2  - 

H  8 

H  8  - 
H  9.1 

H  9.1  - 
H  9.2 

H  9.2  - 
H  10 

H  10  -   H  11.0.1  - 
H  11.0.1  H  11.0.2 

Section  length,  miles  (u . 1  mile) 

3.7 

3.3 

2.8 

1.0 

3.3 

3.1 

1.4 

2.5 

5.7 

1.5 

4.0 

2.9 

4.4 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Li  cation:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

E 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

M 

Design  Code  :   1  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

? 

Finance  code 

23 

23 

22 

23 

23 

23 

22 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

No.  of  terminated  cross  roads 

1 

1 

1 

1 

No.  of  intersections  at  grade 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

1 

1 

8 

-- 

7 

WORK  CLASSIFICATION 
Item  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

.. 

242 

__ 

._ 

.. 

No.  for  which  costs  estimated 

.. 

1 

._ 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

._ 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

__ 

._ 

__ 

__ 

__ 

__ 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  tor  which  costs  estimated 

-. 

.- 

-. 

.. 

-. 

-. 

-_ 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

_. 

__ 

_. 

._ 

._ 

__ 

.. 

_. 

.. 

.. 

.. 

_. 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

1 

9,   Interchanges,  complete                   Cost 

251 

248 

_. 

_. 

.. 

__ 

.. 

No.  for  which  costs  estimated 

l 

1 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

1 

1 

1 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-. 

.. 

-. 

-. 

-. 

-- 

-- 

-- 

10.   Other  bridges:   tunnels                   Cost 

-- 

-. 

995 

1218 

2320 

-. 

860 

-. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

_. 

__ 

2 

1 

3 

2 

__ 

__ 

.. 

.. 

._ 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

__ 

__ 

__ 

__ 

.. 

1 

.. 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

__ 

_. 

.. 

.. 

Total  Structures                         Cost 

493 

99"i 

1218 

2320 

248 

860 

No. for  which  costs  estimated 

_. 

2 

2 

1 

3 

1 

2 

._ 

.. 

.. 

-. 

No. in  service  -  cost  =  zero 

1 

2 

1 

__ 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

: 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

STATE 


MONTANA 


TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET  6  OF 
INTERSTATE  ROUTE  NO.   15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

H  11.0.2  - 
H  12 

H  12  - 
H  13 

H  13  - 
H  14 

H  14  - 
H  15 

H  15  - 
H  16 

H  16  - 
H  17 

H  17  - 
H  18 

H  18  - 
H  19 

H  19  - 
H  20.0.1 

H  20.0.1- 
H  20.0.2 

K  20.0.2- 
H  21.1 

H  21.1  - 
H  21.2 

H  21.2  - 
H  22 

Section  length,  miles  (u.l  mile) 

1.0 

2,6 

4.3 

1.4 

0.5 

1.3 

1.9 

1.3 

7.0 

7.5 

2.3 

7.0 

8.8 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

u 

R 

..   R  , 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

Design  Code:   1  or  J 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1  . 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

Finance  code 

22 

23 

23 

2  3 

23 

23 

23 

20 

20 

22 

22 

22 

22 

No.  of  terminated  cross  roads 

1 

4 

3 

5 

6 

No.  of  intersections  at  grade 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

WORK  CLASSIFICATION 
Itea  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

309 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

.. 

._ 

-. 

_. 

1 

.. 

-. 

-- 

-. 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-. 

.. 

_- 

._ 

.. 

-. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 



-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

104 

98 

80 

-- 

-- 

99 

69 

-- 

-- 

No.  tor  which  costs  estimated 

-- 

.- 

-- 

-- 

1 

1 

1 

-- 

-- 

1 

1 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-. 

__ 

.. 

.. 

-. 

-. 

-- 

1 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-. 

-. 

-. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

9.   Interchanges,  complete                   Cost 

52 

43 

170 

346 

408 

239 

.. 

-. 

203 

-- 

186 

341 

No.  for  which  costs  estimated 

1 

_. 

1 

1 

1 

1 

1 

.. 

-. 

1 

-- 

1 

2 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

.. 

__ 

.. 

__ 

.. 

-- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

10.   Other  bridges:   tunnels                   Cost 

.. 

.. 

__ 

.. 

.. 

252 

-. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-. 

-. 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

__ 

_. 

__ 

._ 

.. 

.. 

.. 

.. 

-- 

Total  Structures                         Cost 

52 

-. 

43 

170 

450 

1067 

319 

__ 

__ 

302 

69 

186 

341 

No. for  which  costs  estimated 

1 

-- 

1 

1 

2 

4 

2 

-- 

-- 

2 

1 

1 

2 

No. in  service  -  cost  =  zero 

_. 

._ 

__ 

__ 

.. 

.. 

-. 

1 

3 

-- 

-- 

-- 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1   " 

STATE 


MONTANA 


TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET  7  of  8 
INTERSTATE  ROUTE  NO.    15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

H  22  - 
H  23.1 

H  23.1  - 
H  23.2 

H  23.2  - 

H  24 

H  24  - 
H  25.0.1 

H  25.0.1- 
H  25.0.2 

H  25.0.2- 
I  1.0.1 

I  1.0.1  - 
I  1.0.2 

I  1.0.2- 

I  2 

I  2  - 
I  3 

I  3  - 

I  4 

I  4  - 
I  5 

I  5  - 
I  6.1 

I  6.1  - 
I  6.2 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

2.7 

2.3 

1.0 

2.8 

7.7 

5.4 

6.3 

8.3 

1.3 

4.1 

2.7 

3.0 

2.6 

Class:  Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

Design  Code  :   1  or  J 

3 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

2 

-- 

-- 

-- 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

-- 

No.  through  traffic  lanes 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

Finance  code 

22 

22 

20 

20 

20 

23 

23 

23 

23 

23 

22 

20 

20 

No.  of  terminated  cross  roads 

3 

2 

1" 

-- 

2 

2 

2 

5 

1 

1 

2 

2 

1 

No.  of  intersections  at  grade 

__ 

__ 

-- 

2 

2 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4 

WORK  CLASSIFICATION 
Item  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

.- 

-- 

-- 

-. 

-- 

-- 

126 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

__ 

._ 

.. 

.. 

-. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8.      Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

._ 

52 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

46 

-- 

-- 

58 

-- 

-- 

No.  tor  which  costs  estimated 

_- 

1 

.- 

-. 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

1 

_. 

.- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

_. 

.. 

.. 

.. 

_. 

.- 

.- 

-- 

-- 

-- 

2 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

__ 

__ 

.. 

1 

.- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

9.   Interchanges,  complete                   Cost 

__ 

.. 

418 

203 

171 

.. 

230 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

.. 

__ 

__ 

._ 

2 

1 

1 

_. 

1 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

._ 

.. 

1 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10.   Other  bridges:   tunnels                  Cost 

199 

.. 

_. 

__ 

__ 

159 

29 

.. 

775 

-- 

-. 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

1 

1 

1 

.. 

1 

.. 

.- 

.- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

"" 

__ 

_. 

__ 

._ 

._ 

.. 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

Total  Structures                         Cost 

199 

s? 

418 

488 

246 

__ 

1005 

58 

.. 

.. 

No. for  which  costs  estimated 

1 

1 

2 

3 

3 

__ 

2 

1 

.. 

.. 

No. in  service  -  cost  =  zero 

2 

.- 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

"- 

-- 

-- 

-- 

2 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-     1   " 

STATE 


MONTANA 


TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET   8     OF 8_ 

INTERSTATE   ROUTE   NO.         15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION                                        SUBTOTAL           TOTAL 

I  6.2  - 
I  7 

I  7  - 
I  8.1 

I  8.1  - 
I  8.2 

I  8.2  - 
I  9 

I  9  - 
I  10 

I  10  - 
I  11 

RURAL 

URBAN   FOR  ROUTE 

Section  length,  miles  (uA   mile) 

12.0 

9.2 

4.2 

3.3 

0.9 

0.3 

380.7 

6.9 

387.6 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

XXX 

XXX 

XXX 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

XXX 

XXX 

XXX 

Design  Code  :   1  or  J 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

XXX 

XXY 

XXY 
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2 

-- 

-- 

-- 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  through  traffic  lanes 

7 

2 

2 

2 

4 

4 

XXX 

XXX 
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20 

22 

20 

20 

20 

20 

XXX 

XXX 

XXX 
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2 

4 

1 

92 

92 

No.  of  intersections  at  grade 

13 

-- 

2 

2 

-- 

-- 

83 

-- 

83 

WORK  CLASSIFICATION 
Item  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                    Cost 

_. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

800 

309 

1109 

No.  for  which  costs  estimated 

.. 

_. 

_. 

.. 

.. 

-. 

5 

1 

6 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

_. 

_. 

1 

__ 

.. 

.. 

5 

1 

6 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

__ 

._ 

1 

3 

4 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

-- 

93 

-- 

-- 

-- 

-- 

1029 

98 

1127 

No.  tor  which  costs  estimated 

-- 

2 

-- 

-- 

-- 

-- 

16 

1 

17 

tJo.  in  service  -  cost  -  zero 

._ 

_. 

.. 

_. 

-. 

.. 

7 

1 

8 
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? 

.. 

.. 

__ 

-. 

-- 

6 

2 

8 

9.   Interchanges,  complete                   Cost 

152 

__ 

7424 

408 

7832 
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1 

__ 

37 

1 

38 
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_. 

1 

.. 

.. 

15 

1 

16 
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._ 

__ 

__ 

1 

3 

3 

6 
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__ 

_. 

.. 

__ 
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.. 

_. 

__ 

._ 

.. 

.. 

21 

1 
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.. 

.. 

_. 

._ 

8 

-- 

8 
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__ 

._ 

__ 

.. 

-- 

-- 

-- 
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-- 

3 

-. 

-. 

-- 

-- 

79 

4 

83 
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._ 

._ 

2 

__ 

.. 

.- 

34 

3 

37 
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2 

-- 

-- 

-- 

1 

10 

8 
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LEGEND  FOR  INTERSTATE  ROUTES 
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INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE    LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO  CONNECTION 

RAILROAD   GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGH  WAY  -  RAILROAD    GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 

TUNNEL 

TOLL    BRIDGE,    T  UNNEL  ,   HIGH  WAY     OR 
COMBINATION 

FRONTAGE    ROAD 
TERMINATED    CROSS  ROAD 
INTERSECTION    AT-GRADE 
URBAN   AREA   BOUNDARY 
POST   MILEAGE 
2      ROUTE    SECTIONS 


SCALE     IN     MILES 
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INTERSTATE  COST  ESTIMATE  BY  PROPOSED  PROJECT  CONSTRUCTION  SECTIONS 
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Sheet  1  of  4 


PROJECT  SECTION   (POST  MILE  LIMITS) 

0-5 

5-11 

11  -  16 

16  -  22 

22  -  27 

27  -  32 

32  -  35 

35  -  43 

48  -  50 

50  -  54 

54  -  60 

60  -  62 

85  -  95 

Section  length,  miles 

5.0 

5.7 

5.7 

5.7 

5.2 

4.6 

3.3 

7.9 

1.714 

4.275 

5.667 

1.982 

10.190 

Number  of  Lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Add  2 

Frontage 

4 

Add  2 

4 

1.   Preliminary  Engineering 

__ 

__ 

__ 

ESTIMATE   (1000  Dollars) 

__ 

__ 

__ 

Road  Only 

__ 

__ 

__ 

2.   Right-of-way 

88 

110 

186 

253 

49 

15 

225 

80 

-- 

— 

— 

— 

294 

0.   Clear  &  Grub;  demolition 

153 

183 

182 

181 

140 

140 

42 

241 

— 

— 

122 



— 

4.   Utility  Adlustments 

26 

64 

33 

40 

29 

14 

6 

48 

— 

— 

— 

— 

23 

5.  Grade  &  Drain;  minor  structures 

2244 

1817 

1073 

680 

720 

626 

742 

1106 

114 

30 

872 

220 

736 

6.  Base:  surfacing;  shoulders 

646 

641 

631 

672 

484 

487 

359 

901 

105 

16 

666 

117 

1996 

7.   R.R,  Grade  Separations 

105 

276 

-- 

— 

-- 

-- 

1114 

177 

-- 

— 

1044 

-- 

— 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps 





— 

99 

— 

99 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

-. 

9.   Interchanges,  complete 

284 

476 

155 

277 

237 



237 

220 



— 

290 

— 

406 

10.  Other  bridges;   tunnels 

48 

118 

78 



40 



253 



562 

— 

Contracted 

-- 

— 

11.  Walls 

__ 

_» 

__ 

__ 

__ 

._ 

.. 



__ 





_. 



12  Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
••ontrol  devices 

208 

244 

188 

181 

147 

140 

77 

192 

1 

__ 

57 

9 

114 

13.  Roadside  improvement 

.. 

_- 







__ 

3 

8 

1 

— 

85 

— 

9 

14.  All  other  items 

12 

107 

— 

— 

— 

— 

-- 

— 

— 

— 

21 

— 

80 

15.    Subtotal,  lines  3  to  14 

3726 

3926 

2340 

2058 

1797 

1506 

2833 

2893 

783 

46 

3157 

346 

3364 

16.  Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  lln^  15 

373 

393 

234 

206 

180 

151 

283 

289 

78 

4 

316 

35 

336 

17.  Total  Estimated  Construction  Cost 

4099 

. 

4319 

2574 

2264 

1977 

1656 

3116 

3182 

861 

50 

3473 

381 

3700 

INTERSTATE  COST  ESTIMATE  BY  PROPOSED  PROJECT  CONSTRUCTION  SECTIONS 
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PROJECT  SECTION   (POST  MILE  LIMITS) 

103-106 

120  -  128 

128-135 

135-143 

143-150 

166-172 

172-179 

188-194 

194-195 

195-205 

209-216 

250-256 

256-265 

Section  length,  miles 

3.460 

7.9 

7.0 

7.605 

7.583 

5.9 

6.9 

6.5 

0.8 

10. 0 

6.953 

5.5 

5.0 

Number  of  Lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2  &  4 

1.   Preliminary  Engineering 

__ 

__ 

__ 

ESTIMATE   (1000  Dollars) 

__ 

__ 

__ 

__ 

mm 

.. 

„ 

2.   Right-of-way 

— 

376 

33 

-- 

— 

128 

211 

391 

23 

196 

— 

80 

124 

3.   Clear  &  Grub;  demolition 

— 

61 

152 

205 

122 

91 

-- 

-- 

— 

-- 

— 

— 

31 

4.   Utility  Adjustments 

-- 

91 

145 

152 

32 

38 

5 

"   17 

-- 

16 

31 

11 

27 

5.   Grade  &  Drain;  minor  structures 

629 

968 

1021 

1520 

1970 

893 

1880 

615 

98 

847 

749 

837 

2105 

6.   Base;  surfacing;  shoulders 

712 

829 

893 

959 

919 

639 

767 

940 

111 

1434 

852 

661 

924 

/  .   K.R.  Grade  Separat Ions 

— 

— 

— 

— 

-- 

206 

188 

— 

268 

— 

122 

-- 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps 

359 

— 

— 

— 

94 

— 

-- 

72 

-- 

-- 

— 

99 

57 

9.   Interchanges,  complete 

424 

505 

230 

266 



237 

556 

__ 

__ 

218 

417 

210 

__ 

10.  Other  bridges;   tunnels 







256 

195 

127 

143 

__ 

234 

__ 

119 



11.  Walls 

19 

__ 

__ 

__ 

__ 



__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

12  Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
'•nntrol  devices 

133 

150 

86 

159 

261 

59 

87 

57 

9 

110 

76 

122 

304 

13.  Roadside  improvement 

3 

90 

8 

7 

7 

87 

7 

6 



11 

7 

6 

9 

14.  All  other  Items 

-- 

— 

— 

— 

38 

-- 

— 

— 

-- 

-- 

27 

-- 

-- 

15     Subtotal,  lines  3  to  14 

2279 

2694 

2535 

3524 

3638 

2250 

3617 

1850 

486 

2870 

2281 

2065 

3457 

16.  Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  nf  Hip  IS 

227 

269 

253 

352 

364 

225 

362 

185 

49 

287 

228 

206 

346 

17.  Total  Estimated  Construction  Cost 

2506       2963 

2788 

3876 

4002 

2475 

3979 

2035 

535 

3157 

2509 

2271 

3803 

INTERSTATE  COST  ESTIMATE  BY  PROPOSED  PROJECT  CONSTRUCTION  SECTIONS 
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PROJECT  SECTION   (POST  MILE  LIMITS) 

265-272 

272-276 

305-310 

316-319 

318-327 

350-364 

364-377 

377-385 

398-407 

407-415 

415-424 

424-431 

444-447 

1. 

Section  length,  tnlle8 

7.0 

4.4 

5.467 

3.1 

8.5 

13.6 

12.8 

8.961 

9.5 

8.0 

8.5 

7.933 

2.986 

Number  of  Lanes 

2  &  4 

4 

4 

4 

4 

2  &  4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Preliminary  Engineering 

__ 



__ 

ESTIMATE   (1000  Dollars) 
88      173        -- 



-- 

— 

-- 

-- 

-- 

— 

2. 

Kight-ol-Way 

96 

73 

— 

44 

T63 

238 

217 

— 

196 

235 

38 

-- 

-- 

J. 

Clear  &  Grub;  demolition 

— 

15 

9 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

~~ 

-- 

-" 

-- 

4. 

Utility  Adjustments 

12 

20 

39 

51 

185 

290 

243 

90 

63 

15 

12 

59 

-- 

>. 

Grade  &  Drain;  minor  structures 

892 

558 

703 

732 

1044 

724 

1347 

591 

1922 

1702 

868 

1020 

240 

6. 

Base;  surfacing;  shoulders 

7  nn 

709 

1194 

390 

1027 

1405 

1710 

1229 

1366 

1319 

1020 

1033 

531 

7. 
8. 

R.R.  Grade  Separations 

172 

447 



— 

— 

-- 

« 

— 

— 

-- 

-- 

Highway  grade  separations  without  ramps 

__ 

333 

__ 

212 



217 

267 

168 

88 

198 

272 

169 

10. 

Interchanges,  complete 

181 

290 

252 

227 

227 

414 

414 

— 

207 

— 

20S 

449 

— 

Other  bridges;   tunnels 

— 

399 

— 

— 

— 

— 

790 

159 

202 

306 

163 

— 

— 

11. 

Walls 

— 

.__ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

12 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
'•ontrol  devices 

102 

75 

63 

101 

164 

105 

98 

70 

98 

93 

4? 

126 

*L 

13. 

Roadside  improvement 

7 

4 

6 

3 

72 

77 

13 

9 

9 

10 

13 

8 

3 

14. 

All  other  items 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

« 

— 

89 

155 

— 

-- 

15. 

Subtotal,  lines  3  to  14 

1894 

2242 

3046 

1504 

2931 

3015 

4832 

2415 

4035 

3622 

2676 

2967 

997 

16. 

Construction  Engineering  &  Contingencies, 

189 

224 

305 

150 

793 

301 

ART 

'41 

Am 

3fi? 

?68 

?Qfi 

inn 

17. 

Total  Estimated  Construction  Cost 

2083 

2466 

3351 

1654 

3224 

3316 

5315 

2656 

4438 

3984 

2944 

3263 

1097 

INTERSTATE  COST  ESTIMATE  BY  PROPOSED  PROJECT  CONSTRUCTION  SECTIONS 
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PROJECT  SECTION   (POST  MILE  LIMITS) 

447-451 

451-455 

455-461 

461-471 

471-482 

482-489 

489-498 

509-516 

516-528 

528-541 

541-549 

Section  length,  miles 

3.602 

4.2 

5.7 

10.0 

11.4 

7.0 

8.3 

6.557 

12.3 

12.6 

8.7 

Number  of  Lanes 

4 

4 

4 

2  &  4 

2  &  4 

2 

2  &  4 

2 

4 

2 

2 

1.   Preliminary  Engineering 

__ 

__ 



ESTIMATE   (1000  Dollars) 

— 

-- 

-- 

-- 

-- 

2.   Right-of-Way 

~ 

-- 

119 

244 

112 

226 

818 

— 

215 

143 

224 

3.   Clear  &  Grub;  demolition 

-- 

— 

— 

— 

-- 

— 

31 

-- 

-- 

31 

-- 

4.   Utility  Adjustments 

34 

38 

20 

20 

9 

3 

28 

— 

68 

52 

60 

5.   Grade  &  Drain;  minor  structures 

522 

477 

1515 

750 

540 

324 

530 

100 

1079 

566 

531 

6.   Base;  surfacing;  shoulders 

586 

599 

725 

1006 

941 

600 

828 

173 

1554 

853 

727 

7.   R.R.  Grade  Separations 

127 







94 



259 

__ 

__ 





8.   Highway  grade  separations  without  ramps 



119 

256 



46 

46 

120 

__ 

115 

119 

59 

9,   Interchanges,  complete 

610 

253 

207 

203 

181 

__ 

402 

352 

205 

167 

10.  Other  bridges;   tunnels 



__ 

96 

64 

__ 

__ 

632 

191 

67 

11.  Walls 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

12  Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
'•ontrol  devices 

103 

70 

134 

92 

123 

83 

98 

49 

89 

50 

73 

13.  Roadside  improvement 

1 

4 

6 

75 

12 

7 

8 

7 

11 

76 

9 

14.  All  other  items 

6 

3 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

— 

.. 

19 

17 

15.    Subtotal,  lines  3  to  14 

1989 

1563 

2959 

2210 

1946 

1063 

2936 

681 

3312 

1833 

1643 

16.  Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  nf  Une  IS 

199 

156 

296 

221 

195 

106 

294 

68 

331 

183 

164 

Total 

Chis  Est. 

Total  In 
1965  Est. 

17.  Total  Estimated  Construction  Cost 

2188 

1719 

3255 

2431 

2141 

1169 

3230 

749 

3643 

2016 

1807 

132690 

131096 
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STATE 


MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

A  1  - 
A  2.0.1 

A  2.0.1  - 
A  2.0.2 

A  2.0.2  - 
A  3.1 

A  3.1  - 
A  3.2 

A  3.2  - 

A  4 

A  4  - 
A  5.1 

A  5.1  - 
A  5.2 

A  5.2  - 
A  6 

A  6  - 
A  7 

A  7  - 
A  8.1 

A  8.1  - 
A  8.2.1 

A  8.2.1  - 
A  8.2.2 

A  8.2.2- 
A  8.3 

1.   Section  length,  miles 

3.4 

3.2 

4.4 

4.5 

7.4 

4.6 

4.6 

0.9 

1.2 

0.2 

0.9 

3.7 

4.2 

2.   Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3.   Location  -  existing,  new  or  toll 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

E 

E 

E 

4.   Design  Speed  (V) 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

70 

70 

70 

70 

70 

50 

5.   Traffic :  ADT  1962 

1947 

1947 

1900 

1819 

1805 

1858 

1926 

1926 

1808 

1808 

1808 

1808 

1808 

6.  Traffic  :  a.  ADT  1975 

4550 

4550 

4450 

4250 

4200 

4300 

4500 

4500 

4200 

4200 

4200 

4200 

4200 

b.  DHV  1975 

630 

630 

610 

590 

580 

590 

620 

620 

580 

580 

580 

580 

580 

c.   Directional  distribution  factor  (d)  ,  1975 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

7.   Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

8.   Traffic  ADT  1990 

6650 

6650 

6500 

6200 

6150 

6350 

6550 

6550 

6150 

6150 

6150 

6150 

6150 

y.   Traffic:   a.   Design  Year 

1990 

1990 

1990 

1989 

1989 

1989 

1989 

1989 

1989 

1989 

1989 

1989 

1989 

b.   ADT  Design  year 

6650 

6650 

6500 

6050 

6000 

6200 

6400 

6400 

6000 

6000 

6000 

6000 

6000 

c .   DHV  Design  year 

920 

920 

900 

830 

830 

860 

880 

880 

830 

830 

830 

830 

830 

d.   (D)  Design  year 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

.. 

.. 

.. 

.. 

-- 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10.  Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

11.  Mileage  without  frontage  roads 

2.4 



4.4 

4.5 

2.4 

3.1 

2.6 

-- 

0.9 

0.2 

0.4 

3.7 

2.2 

12.  Mileage  with  frontage  road  one  side  only 

1.0 

3.2 

-- 

-- 

4.0 

1.5 

2.0 

0.3 

0.3 

-- 

0.5 

-- 

2.0 

13.  Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

._ 

.. 

__ 

__ 

1.0 

_. 

-_ 

0.6 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

14.  Typical  cross-section  reference 

46 

46 

47 

47 

46 

47 

46 

40 

40 

73 

40 

40 

46 

15.  Right-of-way  width:   Minimum 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

Prevailing 

300 

300 

300 

300 

300 

3nr: 

300 

300 

300 

300 

30  0 

300 

300 

lb.  Median  width:   Minimum 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

46 

46 

46 

46 

i6 

8 

Prevailing 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

46 

46 

46 

46 

46 

8  | 

STATE 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

A  8.3  - 
A  9.1 

A  9.1  - 

A  9.2 

A  9.2  - 
A  9.3 

A  9.3  - 
A  10 

A  10  - 

A  11 

A  11  - 
A  12.1 

A  12.1  - 
A  12.2 

A  12.2  - 
A  12.3 

A  12.3  - 
A  12.4 

A  12.4  - 
A  13.1 

A  13.1  - 
A  13.3 

A  13.3  - 

A  14. 

A  14.- 
A  15.0.1 

1. 

Section  length,  miles 

1  4 

2.3 

1.2 

1.8 

3.9 

5.6 

2.0 

2.0 

1.0 

0.8 

1.5 

4.3 

3.7 

2. 

Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3. 

Location  -  existing,  new  or  toll 

E 

N 

N 

N 

E 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

E 

4. 

Design  Speed  (V) 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

60 

60 

60 

5. 

Traffic  :  ADT  1962 

1808 

1808 

1830 

1830 

1830 

1830 

1827 

1822 

1822 

1822 

1822 

1822 

2004 

6. 

Traffic:  a.  ADT  1975 

4200 

4200 

4250 

4250 

4250 

4250 

4250 

4250 

4250 

4250 

4250 

4250 

4650 

b.   DHV  1975 

580 

580 

590 

590 

590 

590 

590 

590 

590 

590 

590 

590 

640 

c.   Directional  distribution  factor  (d) ,  1975 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

7. 

Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

8. 

Traffic  ADT  1990 

6150 

6150 

6250 

6250 

6250 

6250 

6200 

6200 

6200 

6200 

6200 

6200 

6850 

l). 

Traffic:   a.   Design  Year 

1975 

1975 

1975 

1975 

1984 

1984 

1975 

1975 

1975 

1984 

1984 

1984 

1984 

b.   ADT  Design  year 

4200 

4200 

4250 

4250 

5400 

5400 

4250 

4250 

4250 

5350 

5350 

5350 

5900 

c .   DHV  Design  year 

5RD 

san 

5Q0 

590 

750 

750 

590 

590 

590 

740 

740 

740 

810 

d.   (D)  Design  year 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

5  5 

55 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10. 

Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

2 

2 

4 

2 

4- 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

n. 

Mileage  without  frontage  roads 

1.4 

2.3 

1.2 

1.8 

.. 

4.3 

2.0 

2.0 

1.0 

.8 

1.5 

4.3 

3.2 

12. 

Mileage  with  frontage  road  one  side  only 

-- 

-- 

-- 

-- 

3.9 

1.3 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

13. 

Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

__ 

__ 

.. 

__ 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

0.5 

'14. 

Tvpical  cross-section  reference 

?1 

?o 

40 

20 

An 

Aa 

20 

40 

20 

20 

20 

20 

20 

15. 

Right-of-way  width:   Minimum 

260 

200 

300 

200 

300 

300 

280 

270 

285 

300 

300 

300 

300 

Prevailing 

?60 

300 

300 

250 

300 

300 

280 

400 

400 

300 

300 

300 

300 

lb. 

Median  width:   Minimum 

36 

36 

3d 

36 

36 

46 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Prevailing 

-- 

-- 

36 

36 

3b 

36 

36 

46 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

STATE 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

A  15.0.1  - 
A  15.0.2 

A  15.0.2  - 
A  16 

A  16  - 
A  17 

A  17  - 
A  18 

A  18  - 
A  19 

A  19  - 

A  20 

A  20  - 
A  21 

A  21  - 
A  22.1 

A  22.1  - 
A  22.2 

A  22.2  - 
A  23.0.1 

A  23.0.1- 
A  23.0.2 

A  23.0.2  - 
A  24.1 

A  24.1- 
A  24.2 

1.   Section  length,  miles 

1.1 

1.7 

2.2 

0.9 

1.2 

0.3 

1.7 

0.5 

2.1 

2.4 

2.2 

2.9 

2.0 

2.   Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3.   Location  -  existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

E 

N 

N 

N 

E 

N 

E 

N 

E 

N 

4.   Design  Speed  (V) 

70 

70 

70 

70 

70 

50 

50 

60 

70 

70 

70 

70 

70 

5.   Traffic:  ADT  1962 

2004 

2038 

2038 

2038 

2038 

2038 

2038 

2049 

2093 

2093 

2254 

2254 

2254 

6.   Traffic:  a.  ADT  1975 

4650 

4750 

4750 

4750 

4750 

4750 

4750 

4750 

4900 

VIMH 

5250 

5250 

52  50 

b.   DHV  1975 

640 

660 

660 

660 

660 

660 

660 

660 

680 

680 

720 

720 

720 

c.   Directional  distribution  factor  (d) ,  1975 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

7.   Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

8.   Traffic  ADT  1990 

6850 

6950 

6950 

6950 

6950 

6950 

6950 

7000 

7150 

7150 

7700 

7700 

7700 

9.   Tratlic:   a.   Design  Year 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

19  75 

1986 

1986 

1986 

1986 

1986 

b.   ADT  Design  year 

4650 

4750 

4750 

4750 

4750 

4750 

4750 

4750 

6500 

6500 

7000 

7000 

7000 

c .   DHV  Design  year 

640 

660 

660 

660 

660 

66i' 

660 

660 

900 

900 

970 

970 

970 

d.   (D)  Design  year 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

10 

in 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

11 

11 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10.  Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

T~ 

4 

4 

4 

4 

4 

11.  Mileage  without  frontage  roads 

1.1 

1.7 

1.4 

0.4 

1.2 

0.3 

1.7 

0.5 

-- 

-- 

-- 

-- 

1.4 

12.  Mileage  with  trontage  road  one  side  only 

-- 

-- 

0.8 

0.5 

-- 

-- 

-- 

-- 

2.1 

l.k 

2.2 

2.9 

0.6 

13.  Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

14.  Typical  cross-section  reference 

40 

20 

20 

20 

20 

46 

U6 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

15.  Right-of-way  width:   Minimum 

300 

300 

300 

30:", 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

Prevailing 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

3')') 

300 

300 

300 

300 

16.  Median  width:   Minimum 

36 

.- 

-_ 

.. 

8 

8 

8 

46 

46 

56 

46 

76 

46 

Prevailing 

36 

-- 

-- 

-- 

8 

8 

8 

46 

46 

56 

46 

76 

46 
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MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


90 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

A  24.2  - 
A  24.3 

A  24.3  - 
A  25 

A  25   - 
A  26 

A  26  - 
A  27.1 

A  27.1  - 
A  27.2 

A  27.2  - 
A  28.1 

A  28.1  - 
A  28.2 

A  28.2  - 
A  29.1 

A  29.1  - 
A  29.2.1 

A  29.2.1- 
A  29.2.2 

A  29.2.2  - 
A  29.2.3 

A  29.2.3  - 
A  29.3 

A  29.3- 
A  30.0.1 

1.   Section  length,  miles 

5.7 

1.0 

2.5 

2.0 

2.8 

3.7 

5.6 

1.5 

2.5 

1.4 

2.5 

3.7 

0.7 

2.   Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

U 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

K 

R 

3.   Location  -  existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

N 

s 

N 

N 

N 

E 

E 

N 

E 

E 

4.   I  * .  ■  .  i  >.  ■.  1 1  :, !>>■<■<]  (v) 

70 

70 

50 

50 

7° 

70 

70 

70 

70 

70 

50 

70 

70 

5.   Traffic:  ADT  1962 

3395 

T15S 

3155 

5755 

5125 

2  706 

2  706 

2533 

2130 

2130 

2130 

1Q80 

1998 

6.   Traffic:  a.  ADT  1975 

8200 

7600 

7600 

13850 

12350 

6500 

6500 

6100 

5130 

5130 

5130 

^750 

4800 

b.  DHV  1975 

980 

910 

910 

1660 

1480 

920 

920 

860 

720 

720 

720 

670 

670 

c.   Directional  distribution  factor  (d)  ,  1975 

60 

60 

60 

60 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

11 

11 

11 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

7.   Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

8.   Traffic  ADT  1990 

12200 

11350 

11350 

20700 

18450 

9750 

9750 

9100 

7650 

7650 

7650 

7100 

7200 

9.   Traffic:   a.   Design  Year 

1984 

1985 

1985 

1984 

1984 

1975 

1975 

1986 

1986 

1986 

1986 

1986 

1986 

b .   ADT  Design  year 

10450 

9950 

9950 

17700 

15800 

6500 

6500 

8250 

6950 

6950 

6950 

6450 

6500 

c .   DHV  Design  year 

1250 

line 

1190 

2120 

1900 

920 

920 

1160 

980 

980 

980 

910 

920 

il.   (X))    Di'sij'ji  vi-.  ir 

60 

60 

60 

60 

55 

55 

55 

55 

55 

5  5 

55 

55 

55 

i-  .   I'i'i  i  I- nl  1  i  mi  |.  s  (T)  ,  des  i  jjii  year 

11 

1 1 

11 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

_. 

.. 

.- 

-- 

-- 

If.  Number  nl  lhrou|;li  traftii   lanes  (Design  year  traffic) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

11.  Mileage  without  frontage  roads 

5.7 

1.0 

2.0 

2.0 

2.8 

2.7 

1.6 

-- 

2.5 

1.4 

2.5 

3.7 

0.2 

12.  Mileage  with  trontage  road  one  side  only 

-- 

.. 

0.5 

._ 

-- 

1.0 

3.0 

1.5 

-- 

-- 

-- 

-- 

0.5 

13.  Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

__ 

._ 

.. 

_. 

1.0 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

14.  Typical  cross-section  reference 

50 

50 

56 

56 

50 

40 

40 

40 

40 

40 

46 

40 

40 

Ts  .  Ri  j;ht  -ot  -way  width:   Minimum 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

Prevailing 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

16.  Median  width:   Minimum 

46 

-4  6 

8 

8 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

8 

46 

46 

Prevailing 

76 

46 

8 

8 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

8 

46 

46 

STATE 


MONTANA 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

A  30.0.1  - 
A  30.0.2 

A  30.0.2  - 
A  31 

A  31  - 
A  32 

A  32  - 
A  33 

A  33 

A  34.0.1 

\   34.0.1  - 
A  34.0.2 

A  34.0.2- 
A  34.0.3 

A  34.0.3  - 
A  35 

A  35  - 

A  36 

A  36  - 
A  37 

A  37  - 
A  38 

A  38  - 
B  1 

B  1  - 
A  2.1 

I. 

Section  length,  miles 

3.0 

2.7 

5.0 

6.1 

1.5 

3.2 

0.7 

2.8 

3.7 

5.9 

5.9 

2.3 

4.6 

2. 

Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3. 

Location  -  existing,  new  or  toll 

E 

E 

N 

N 

E 

E 

N 

N 

E 

E 

E 

N 

E 

4. 

Ucsij'.'i  :>|"'>''l  (V) 

70 

50 

60 

50 

70 

60 

50 

60 

70 

70 

70 

70 

70 

5. 

Traffic:  ADT  1962 

199R 

iqqfi 

7030 

7030 

2030 

2030 

1430 

2075 

2075 

2055 

2185 

2312 

2030 

6. 

Traffic:  a.  ADT  1975 

4800 

4800 

4890 

4890 

4890 

4890 

3450 

5000 

5000 

4950 

5250 

5550 

4750 

b.   DHV  1975 

670 

680 

690 

690 

690 

690 

490 

700 

700 

700 

7400 

780 

6  70 

c.   Directional  distribution  factor  (d)  ,  1975 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

7. 

Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

8. 

Traffic  ADT  1990 

7200 

7200 

7300 

7300 

7300 

7300 

5150 

7450 

7450 

7400 

7900 

8300 

6900 

". 

Tratlic:   a.   Design  Year 

1986 

1986 

1985 

1985 

1985 

1985 

1984 

1984 

1975 

1975 

1987 

1987 

1988 

b.  ADT  Design  year 

.._  6950 

6500 

6400 

6400 

6400 

6400 

4400 

6400 

6400 

4950 

7250 

7700 

6600 

c  .   DllV  Design  year 

920 

920 

900 

900 

900 

900 

620 

700 

700 

700 

1020 

1080 

930 

d.   (D)  Design  year 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

f.  Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

.. 

__ 

.. 

.- 

-. 

-- 

-- 

10. 

Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

11. 

Mileage  without  frontage  roads 

-- 

1.7 

5.0 

4.6 

1.5 

-- 

0.4 

2.0 

-- 

-- 

4.4 

2.1 

4.6 

12. 

Mileage  with  frontage  road  one  side  only 

3.0 

1.0 

-. 

1.5 

-- 

3.2 

0.3 

0.8 

3.7 

5.2 

1.5 

0.1 

-- 

1J. 

Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

.. 

„ 

__ 

.. 

_- 

-. 

-- 

-- 

-- 

0.7 

-- 

0.1 

-- 

14. 

Typical  cross-section  reference 

40 

46 

40 

46 

40 

40 

46 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

lb. 

Right-of-way  width:   Minimum 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

230 

230 

300 

300 

300 

"Prevailing 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

230 

230 

300 

300 

300 

16. 

Median  width:  Minimum 

46 

8 

8 

8 

46 

8 

8 

8 

46 

46 

46 

46 

46 

Prevailing 

4h 

8 

46 

8 

46 

46 

8 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

STATE 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

B  2.1  - 
B  2.2 

B  2.2  - 
B  3 

B  3  - 
B  4 

B  4  - 
B  5.1 

B  5.1  - 

B  5.2 

B  5.2  - 

B  6 

B  6  - 
B  7 

B  7  - 
B  8 

B  8  - 
B  9 

B  9  - 
B  10 

B  10  - 
B  12.3.1 

B  12.3.1  - 
B  12.3.2 

B  12.3-2 
B  13.0.1 

1. 

Section  length,  miles 

7.6 

1.0 

3.4 

3.1 

3.1 

3.8 

3.6 

2.9 

1.6 

7.0 

-- 

2.8 

2.6 

2. 

Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

G  20.1  - 

R 

R 

3. 

Location  -  existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

N 

N 

E 

G  21 

N 

N 

4. 

l>i-  .  i  >■. n  :;]ht<1  (V) 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

See 

1 

1 

5. 

Traffic:  ADT  1962 

2120 

2180 

2180 

2180 

2180 

2360 

1755 

3325 

3325 

3447 

FAI  15 

1460 

1460 

<>. 

Traffic  :  a.  ADT  1975 

4950 

5100 

5100 

5100 

5100 

5500 

4100 

7750 

7750 

8050 

3500 

3500 

b.   DHV  1975 

700 

720 

720 

7?o 

790 

780 

580 

910 

910 

950 

530 

530 

c.   Directional  distribution  factor  (d) ,  1975 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

8 

8 

8 

11 

11 

7. 

Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

w 

4 

4 

u. 

Traffic  ADT  1990 

7?sn 

7410 

7450 

7450 

7450 

8050 

6000 

11350 

11350 

11750 

u 

5250 

9 . 

Tratlic:   a.   Design  Year 

1975 

1988 

1988 

1988 

1989 

1989 

1989 

1975 

1975 

1985 

u3 

1984 

1984 

b .   ADT  Design  year 

4950 

7100 

7100 

7100 

7250 

7850 

5850 

7750 

7750 

10400 

S 

4500 

4500 

c .   DHV  Design  year 

ynn 

lonn 

inon 

1000 

10?0 

1100 

870 

910 

910 

1230 

H 

680 

r,:-;o 

d.   (D)  Design  year 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

Si 

55 

55 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

8 

8 

8 

a 

1  1 

11 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

o 

-- 

-- 

10. 

Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

U 

4 

M 

4 

4 

n. 

Mileage  without  frontage  roads 

3.6 

0.2 

3.0 

._ 

.. 

-- 

3.1 

2.9 

1.6 

1.3 

CJ 

1.8 

2.6 

Mileage  with  frontage  road  one  side  only 

4.0 

0.8 

0.4 

.- 

3.1 

3.8 

0.5 

-- 

-- 

5.2 

1.0 

-- 

13. 

Mileage  with  frontage  roads  i>n  both  sides 

3.1 

__ 

._ 

._ 

_. 

0.5 

-. 

-- 

14. 

rypical  cross-section  reference 

70 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

50 

46 

lb. 

Right-of-way  width:   Minimum 

250 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

3d(i 

"Prevailing 

250 

300 

300 

301-1 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

lb. 

Mo  J 1. 1  ii  w  i  iltli  :   Mi  nimum 

56 

46 

46 

46 

46 

46 

76 

76 

100 

76 

8 

Prevailing 

-- 

56 

46 

46 

46 

46 

46 

76 

76 

100 

re 

8 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

B  13.0.1- 
B  13.0.2 

B  13.0.2- 
B  14.1 

B  14.1  - 
B  14.2 

B  14.2  - 
B  15 

B  15  - 
B  16 

B  16  - 
B  17.1 

B  17.1  - 
B  17.2 

B  17.2  - 
B  18 

B  18  - 
C  1 

C  1  - 
C  2 

C  2  - 
C  3.1.1 

C  3.1.1  - 
C  3.1.2 

C  3.1.2- 
C  3.2 

1. 

Section  length,  miles 

2.3 

4.7 

2.4 

7.1 

2.5 

2.9 

8.5 

5.2 

1.8 

2.5 

3.0 

1.0 

2.1 

2.' 

Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3. 

Location  -  existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

4. 

Design  Speed  (v) 

50 

50 

70 

70 

60 

60 

50 

60 

60 

60 

60 

70 

70 

5. 

Traffic:  ADT  1962 

1450 

1450 

1450 

1460 

1554 

1554 

1232 

1232 

1252 

1?S? 

1975 

1975 

2105 

6. 

Traffic  :  a.  ADT  1975 

3500 

3500 

3500 

3500 

3750 

3750 

3000 

3000 

3000 

3000 

4750 

4750 

5050 

b.   DHV  1975 

530 

530 

530 

530 

560 

560 

450 

450 

450 

450 

710 

710 

710 

c.  Directional  distribution  factor  (d) ,  1975 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

11 

11 

11 

11 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

7. 

Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

8. 

Traffic  ADT  1990 

5200 

5200 

5200 

5250 

5600 

5600 

4450 

4450 

4500 

4500 

7100 

7100 

7600 

lJ. 

Traffic:   a.   Design  Year 

1984 

1984 

1984 

1984 

1984 

1984 

1987 

1987 

1987 

1987 

1987 

1987 

1975 

b.   ADT  Design  year 

44S0 

4450 

4450 

4500 

4800 

4800 

4100 

4100 

4150 

4150 

6600 

6600 

5050 

c .   DHV  Design  year 

68" 

680. 

ARO 

6«0 

720 

720 

620 

620 

620 

620 

990 

990 

710 

d.   (D)  Design  vi'ar 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

11 

11 

11 

11 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

15 

15 

15 

f.  Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10. 

Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

11. 

Mileage  without  frontage  roads 

0.3 

4.7 

0.5 

6.6 

2.5 

2.3 

7.2 

5.2 

1.8 

2.5 

3.0 

1.0 

2.1 

12, 

Mileage  with  frontage  road  one  side  only 

2.0 

.. 

1.9 

0.5 

.. 

0.6 

1.3 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

U. 

Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

14. 

Typical  cross-section  reference 

46 

46 

46 

40 

40 

40 

46 

40 

40 

40 

50 

50 

50 

Right-of-way  width:  Minimum 

300 

100 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

"Prevailing 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

3oo 

300 

300 

16. 

Median  width:  Minimum 

8 

8 

8 

76 

76 

76 

8 

46 

46 

46 

46 

46 

Prevailing 

8 

8 

8 

76 

76 

76 

8 

-- 

46 

46 

46 

46 

46 

TABLE  B 
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STATE 


MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

C  3.2  - 
C  4.1 

C  4.1  - 
C  4.2 

C  4.2  - 
C  5.1 

C  5.1  - 
C  5.2 

C  5.2  - 
C  6 

C  6  - 
C  7.1 

C  7.1  - 
C  7.2 

C  7.2  - 
C  8.1 

C  8.1  - 
C  8.2 

C  8.2  - 
C  9 

C  9  - 
C  10 

C  10  - 
C  11 

C  11  - 
C  12.1 

1. 

Section  length,  miles 

6.9 

1.5 

9.5 

8.4 

0.7 

1.4 

3.7 

1.1 

4.2 

3.4 

5.1 

3.2 

3.0 

2. 

Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

U 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3. 

Location  -  existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

4. 

Design  Speed  (V) 

60 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

50 

50 

50 

50 

60 

60 

i. 

Traffic:  ADT  1962 

9145 

??5S 

2255 

7555 

1367 

1367 

7  749 

7488 

?ift« 

7445 

746S 

7465 

19?i 

6. 

Traffic:  a.  ADT  1975 

5150 

5450 

5450 

6150 

3400 

3400 

6600 

6000 

_6000 

5900 

5950 

5950 

4650 

b.  DHV  1975 

720 

760 

760 

860 

440 

440 

860 

780 

780 

770 

770 

770 

600 

c.  Directional  distribution  factor  (d) ,  1975 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

15 

15 

15 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

7. 

Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

H 

Traffic  ADT  1990 

7700 

8100 

8100 

9200 

5050 

5050 

9900 

8950 

8950 

8800 

8850 

8850 

6900 

y . 

Trattic:   a.   Design  Year 

1975 

1975 

1984 

1984 

1986 

1986 

1986 

1975 

1975 

1989 

1989 

1989 

1975 

b.   ADT  Design  year 

5150 

5450 

6950 

7850 

4600 

4600 

8950 

6000 

6000 

8600 

8700 

8700 

4650 

c .   DHV  Design  year 

720 

760 

970 

1100 

600 

600 

1160 

780 

780 

1120 

1130 

1130 

600 

d.   (D)  Design  year 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

15 

15 

15 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10. 

Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

11. 

Mileage  without  frontage  roads 

4.9 

1.0 

5.3 

6.2 

0.7 

1.4 

0.7 

0.2 

3.7 

1.6 

1.3 

-- 

0.9 

12. 

Mileage  with  Frontage  road  one  side  only 

2.0 

0.5 

4.2 

2.2 

.. 

-_ 

2.5 

0.4 

0.5 

1.8 

3.1 

3.2 

2.1 

1J. 

Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

-. 

.. 

.. 

.. 

-_ 

.- 

0.5 

0.5 

.- 

-- 

0.7 

-. 

.- 

14. 

Typical  cross-section  reference 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

40 

47 

47 

47 

40 

40 

Right-of-way  width:  Minimum 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

"Prevailing 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

16. 

Median  width:  Minimum 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

36 

36 

8 

8 

8 

36 

46 

Prevailing 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

36 

36 

8 

8 

8 

36 

46 
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MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


90 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

C  12.1  - 
C  12.2 

C  12.2  - 
C  13 

C  13  - 
C  14 

C  14  - 
C  15.1 

C  15.1  - 
C  15.2 

C  15.2  - 
C  15.3 

C  15.3  - 
D  1 

D  1  - 
D  2 

D  2  - 
D  3.1 

D  3.1  - 
D  3.2 

D  3.2  - 

D  4.1 

D  4.1  - 
D  4.2 

D  4.2  - 
D  5.1 

I. 

Section  length,  miles 

0.2 

0.5 

3.4 

4.7 

7.7 

4.0 

0.4 

IS. 6 

4.0 

5.7 

2.2 

10.4 

1.0 

2. 

Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

■J. 

Location  -  existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

E 

E 

N 

4. 

Design  Speed  (v) 

60 

60 

60 

70 

70 

60 

70 

70 

70 

70 

60 

70 

70 

5. 

Traffic:  ADT  1962 

1SQ? 

1SQ? 

1SQ? 

?AfiS 

1974 

1974 

ifiq? 

1941 

1700 

1790 

1790 

1709 

1709 

6. 

Traffic:  a.  ADT  1975 

3850 

3850 

3850 

6400 

4600 

4500 

4400 

4500 

2800 

4150 

4150 

4000 

4000 

b.   DHV  1975 

500 

500 

500 

830 

600 

590 

570 

590 

360 

540 

540 

520 

520 

c.  Directional  distribution  factor  (d) ,  1975 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

15 

15 

15 

15 

15 

7. 

Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

u. 

Traffic  ADT  1990 

5750 

5750 

5750 

9600 

6750 

6550 

6450 

6600 

4100 

6100 

6100 

5850 

5850 

3. 

Trattic:  a.  Design  Year 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1990 

1990 

1990 

1990 

1990 

1987 

1975 

b.   ADT  Design  year 

3850 

3850 

3850 

6400 

4600 

4500 

4400 

6600 

4100 

6100 

6100 

5400 

4000 

c .  DHV  Design  year 

500 

500 

500 

830 

600 

590 

570 

860 

530 

790 

790 

700 

520 

d.   (D)  Design  year 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

13 

13 

15 

15 

15 

15 

15 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

.. 

__ 

__ 

_. 

__ 

__ 

.. 

__ 

__ 

_. 

.. 

.. 

10. 

Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

11. 

Mileage  without  frontage  roads 

0.2 

0.5 

3.4 

2.0 

7.7 

4.0 

0.2 

5.6 

2.7 

5.7 

0.1 

4.9 

1.0 

12. 

Mileage  with  Frontage  road  one  side  only 

2.7 

7.0 

1.3 

2.1 

5.5 

U. 

Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

__ 

__ 

n? 

1  .0 

__ 

.. 

14. 

Typical  cross-section  reference 

40 

40 

40 

40 

20 

46 

20 

40 

40 

4U 

40 

40 

20 

15. 

Right-of-way  width:  Minimum 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

"Prevailing 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

lb. 

Median  width:  Minimum 

46 

46 

46 

46 

8 

46 

46 

46 

46 

46 

Prevailing 

Lf> 

46 

46 

46 

-- 

8 

46 

46 

46 

46 

46. 

-- 
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— 

ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

D  5.1  - 
D  5  2 

D  5.2  - 

D  5.3 

D  5.3  - 
D  6 

D  6  - 
D  7.1 

D  7.1  - 
D  7.2.1 

D  7.2.1  - 
D  7.2.2 

D  7.2.2- 
D  8 

D  8  - 
D  9 

D  9  - 
D  10.1 

D  10.1  - 
D  10.2 

D  10.2  - 
D  11 

D  11  - 
D  12 

D  12  - 
D  13.1 

1.   Section  length,  miles 

0.3 

1.8 

2.7 

2.4 

2.0 

6  .9 

2.0 

5.1 

9.5 

3.1 

3.1 

4.8 

3.9 

2.  *  Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3.   Location  -  existing,  new  or  toll 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

E 

E 

N 

N 

N 

4.  Design  Speed  (v) 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

50 

70 

70 

70 

70 

70 

5.   Traffic:  ADT  1962 

1709 

16  74 

1674 

1674 

1674 

1714 

1714 

2005 

1912 

1955 

2410 

2410 

3460 

6.  Traffic:  a.  ADT  1975 

4000 

3900 

3900 

3900 

3900 

4000 

4000 

4650 

4450 

4550 

rj80D 

5800 

8600 

b.   DHV  1975 

520 

510 

510 

510 

510 

520 

520 

600 

580 

590 

750 

750 

1030 

c.   Directional  distribution  factor  (d)  ,  1975 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

60 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

7.   Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

4 

4 

4 

8.   Traffic  ADT  1990 

5850 

5  700 

5700 

5700 

5700 

5850 

5850 

6850 

6500 

6650 

870(1 

8  700 

13100 

')  .      Traffic:   a.   Design  Year 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1987 

1987 

1987 

1987 

1988 

1975 

1975 

1975 

b.   ADT  Design  year 

4000 

3900 

3900 

3900 

3900 

5450 

5450 

6350 

6050 

6350 

5800 

5800 

HhOO 

c  .   DHV  Design  year 

S?n 

510 

sin 

510 

510 

71" 

71" 

830 

7QD 

ft?n 

7sn 

7S0 

lmn 

d.   (D)  Design  year 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

60 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

1.   A:.';  i  I'.iu'd  l\>rridiT  Trait  i   ADT'  design  year 

10.  Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

11.  Mileage  without  frontage  roads 

0.3 

1.8 

2.7 

2.4 

1.0 

0.5 

2.3 

2.1 

4.0 

2.9 

12.  Mileage  with  rrontage  road  one  side  only 

-- 

-. 

-. 

.. 

1.0 

3.5 

1.5 

2.8 

8.0 

1.1 

1.0 

-- 

1.0 

13.  Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

.. 

.. 

__ 

__ 

._ 

3.4 

1.5 

2.0 

.. 

0.8 

.. 

li   t'vpi.-.il  i-ross-section  reference 

20 

40 

20 

20 

20 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

15.  Right-of-way  width:   Minimum 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

"Prevailing 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

16.  Median  width:   Minimum 

-- 

46 

-- 

-- 

-- 

46 

46 

46 

46 

46 

50 

50 

50 

Prevailing 

"" 

46 

-- 

-- 

-- 

46 

46 

46 

46 

46 

50 

50 

50 
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STATE 


MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

D  13.1  - 
D  13.2 

D  13.2  - 
D  14.0.1 

D  14.0.1- 
D  14.0.2 

D  14.0.2- 
D  14.0.3 

D  14.0.3- 
D  15.1 

D  15.1  - 
D  15.2 

D  15.2  - 
D  16-M  1 

M  1  - 
M  2 

M  2  - 
M  3 

M  3  - 
M  4 

M  4  - 
M  5 

M  5  - 
M  6 

M  6  - 
M  7 

1: 

Section  length,  miles 

1.4 

6.4 

1.2 

3.0 

2.4 

1.2 

3.7 

6.0 

5.7 

2.5 

2.3 

4.3 

8.0 

2. 

Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3. 

Location  -  existing,  new  or  toll 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

4. 

Design  Speed  ('v> 

7" 

7n 

in 

70 

70 

70 

70 

SO 

sn 

70 

60 

50 

f>n 

5. 

Traffic:  ADT  1962 

4444 

4444 

1360 

1360 

1360 

2750 

3372 

1222 

1197 

1197 

1197 

1197 

1197 

6. 

Traffic:  a.  ADT  1975 

11050 

11050 

3300 

3300 

3300 

6600 

8100 

2850 

2800 

2800 

2800 

2800 

2800 

b.   DHV  1975 

1330 

1330 

400 

400 

400 

790 

970 

420 

410 

410 

410 

410 

410 

c.   Directional  distribution  factor  (d) ,  1975 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

10 

10 

14 

14 

14 

11 

11 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

7. 

Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

8. 

Tr.ifl  L(  ADT  1 '»')(! 

16800 

16800 

4900 

4900 

4900 

9900 

12150 

4150 

4100 

4100 

4100 

4100 

4100 

y. 

Trattlc:  a.  Design  Year 

1975 

1975 

1984 

1984 

1984 

1984 

1985 

1985 

1987 

1987 

1987 

1986 

1986 

b.   ADT  Design  year 

11050 

11050 

4200 

4200 

4200 

8450 

10650 

3700 

3800 

3800 

3800 

3700 

3700 

c.   DHV  Design  year 

1330 

1330 

500 

500 

500 

1010 

1280 

550 

560 

560 

560 

550 

550 

d.   (D)  Design  year 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

10 

10 

14 

14 

14 

11 

11 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10. 

Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

2 

LI. 

Mileage  without  frontage  roads 

-- 

-- 

0.9 

0.2 

0.5 

1.2 

1.6 

3.0 

4.7 

1.8 

2.3 

3.2 

7.8 

12. 

Mileage  with  frontage  road  one  side  only 

1.4 

._ 

2.5 

1.9 

._ 

2.1 

3.0 

1.0 

0.7 

.. 

1.1 

0.2 

1J. 

Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

6.4 

0.3 

0.3 

_. 

.. 

.. 

.. 

14. 

Typical  cross-section  reference 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

20 

40 

40 

20 

lb. 

Right-of-way  width:  Minimum 

300 

100 

300 

300 

100 

100 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

"Prevailing 

inn 

inn 

inn 

300 

100 

100 

100 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

T6. 

Median  width:  Minimum 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

46 

46 

46 

46 

-. 

Prevailing 

50 

,50 

50 

50 

50 

50 

50 

46 

46 

-- 

46 

46 

-- 
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MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO.     90 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

M  7  - 
M  8.0.1 

M  8.0.1  - 
M  8.0.2 

M  8.0.2  - 
M  9 

M  9  - 
M  10 

M  10  - 
M  11 

M  11  - 
M  12 

M  12  - 
M  13 

M  13  - 
M  14 

M  14  - 
M  15 

M  15  - 
M  16 

M  16  - 

M  17 

M  17  - 
M  18 

M  18  - 

M  19 

1.   Section  length,  miles 

7.4 

5.1 

2.8 

2.4 

0.7 

5.1 

0.9 

1.7 

0.8 

6.6 

10.4 

1.4 

12.7 

2.   Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3.   Location  -  existing,  new  or  toll 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

4.   Design  Speed  (v) 

60 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

5.   Traffic:  ADT  1962 

1272 

1272 

7136 

2017 

2017 

1435 

1935 

1955 

1564 

1564 

144? 

144? 

1711 

6.   Traffic:   a.  ADT  1975 

2950 

2950 

5000 

4700 

4  700 

4500 

4500 

4550 

3650 

3650 

3350 

3350 

2800 

b.   DHV  1975 

430 

430 

740 

700 

700 

670 

670 

670 

540 

540 

500 

500 

410 

c.   Directional  distribution  factor  (d)  ,  1975 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

13 

13 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

7.   Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

8.   Traffic  ADT  1990 

4350 

4350 

7300 

6900 

6900 

6600 

6600 

6650 

5350 

5350 

4900 

4900 

4150 

y.   Trattic:  a.   Design  Year 

1985 

1985 

1985 

1985 

1985 

1975 

1975 

1975 

1975 

1990 

1990 

1990 

1989 

b.   ADT  Design  year 

3850 

3850 

6450 

6100 

6100 

4500 

4500 

4550 

3650 

5350 

4900 

4900 

4050 

c .   DHV  Design  year 

■>70 

S?0 

Qsn 

qnn 

qnn 

6  7n 

67n 

670 

S40 

7Q0 

T\ft 

T\n 

*nn 

d.   (D)  Design  year 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

n 

13 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

in 

in 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

10.  Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

2 

11.  Mileage  without  frontage  roads 

7.4 

4.5 

-- 

-- 

0.7 

0.8 

12.  Mileage  with  frontage  road  one  side  only 

-- 

0.6 

0.8 

._ 

.- 

-. 

0.4 

1.0 

.. 

5.0 

4.4 

0.4 

11.5 

13.  Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

-- 

-. 

2.0 

2.4 

0.7 

5.1 

0.5 

_- 

.. 

1.6 

6.0 

1.0 

1.2 

14 .  Typical  cross-section  reference 

20 

20 

20 

20. 

40 

20 

40 

40 

20 

20 

40 

40 

20 

15.  Right-of-way  width:  Minimum 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

Prevailing 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

lb.  Median  width:  Minimum 

-- 

.. 

.. 

.. 

-- 

.- 

-- 

46 

-- 

-. 

46 

46 

-- 

Prevailing 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

46 

-- 

-- 

46 

46 

-- 
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STATE 


MONTANA 


INTERSTATE   ROUTE   NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

M  19  - 
M  20 

M  20  - 
M  21 

Sub 

Total 

Total 

Rural 

Urban 

1. 

Section  length,  miles 

5.4 

4.2 

536.7 

3.9 

540  .6 

2". 

Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

XXX 

xxx 

xxx 

3. 

Location  -  existing,  new  or  toll 

E 

E 

XXX 

xxx 

xxx 

5. 

Design  Speed  (V) 

60 

50 

XXX 

xxx 

xxx 

5. 

Traffic:  ADT  1962 

1073 

1073 

XXX 

xxx 

xxx 

6. 

Traffic  :  a.  ADT  1975 

2650 

2650 

XXX 

xxx 

xxx 

b.   DHV  1975 

390 

390 

XXX 

xxx 

xxx 

c.   Directional  distribution  factor  (d)  ,  1975 

55 

55 

XXX 

xxx 

xxx 

d.   Percent  trucks,  (T)  ,  1975 

10 

10 

XXX 

xxx 

xxx 

7. 

Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

2 

2 

XXX 

xxx 

xxx 

8. 

Tiafn,  ADT  l'W) 

4000 

4000 

XXX 

xxx 

xxx 

lJ . 

Tratiic:   a.   Design  Year 

1988 

1988 

xxx 

xxx 

xxx 

b.   ADT  Design  year 

3800 

3800 

XXX 

xxx 

xxx 

c.   DHV  Design  year 

560 

560 

xxx 

xxx 

xxx 

d.   (D)  Design  year 

55 

55 

xxx 

xxx 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

10 

10 

xxx 

xxx 

xxx 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

__ 

xxx 

xxx 

xxx 

10. 

Numhci  .1  tht-'Mi:.           lanes  (Design  year  traffic) 

2 

2 

xxx 

xxx 

xxx 

11. 

Mileage  without  frontage  roads 

-- 

-- 

299.6 

3.4 

303.0 

VI. 

Mileage  with  frontage  road  one  side  only 

0.8 

4.2 

186.9 

0.5 

187.4 

13. 

Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

4.6 

.. 

50  2 

SD  7 

"14. 

Typical  cross-section  reference 

20 

20 

xxx 

xxx 

Right- of -wav  wiill  h:   Minimum 

■\nn 

3nn 

xxx 

xxx 

xxx 

Prevailing 

300 

300 

xxx 

xxx 

xxx 

lb. 

Median  width:  Minimum 

.- 

.. 

xxx 

xxx 

xxx 

Prevailing 

-- 

-- 

xxx 

xxx 

xxx 

Signatures : 


f#  </  Xisfiucrt-t 


I 


Date:   Aug.    1,    1964 


State  Highway  Engineer 


Date  :  Aug.  1 .  1964 


B.P.R.  Division  Engineer 


STATE     MONTANA 


TABLE  C   -  COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 
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INTERSTATE  ROUTE  NO.     9C 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

A  1  - 
A  2.0.1 

A  2.0.1  - 
A  2.0.2 

A  2.0.1  - 
A  2.0.2 

A  2.0.2  - 
A  3.1 

A  2.0.2- 
A  3.1 

A  3.1 
A  3.2 

' 

A  3.1  - 
A  3.2 

A  3.2  - 

A  4 

A  3.2  - 

A  4 

A  4  - 
A  5.1 

A  5.1  - 
A  5.2 

A  5.1  - 
A  5.2 

A  5.2  - 
A  6 

A  5.2  - 
A  6 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

3.4 

3.2 

3.2 

4.4 

4.4 

4.5 

4.5 

7.4 

7.4 

4.6 

4.6 

4.6 

0.9 

0.9 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

ft 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

Design  Code:   1,  2  or  3 

1 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

3 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

4 

2 

4 

2 

4 

No.  through  traffic  lanes 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

4 

2 

4 

2 

4 

Finance  Code 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

WORK  CLASSIFICATION 
1 .    Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS 

(1000  Dollars 

) 

2. 

Ri  glit  -nl  -way 

5fi 

60 

60 

80 

80 

124 

124 

315 

315 

49 

15 

15 

117 

117 

3. 

C  1  i-.ir  \  grub  ;  demo]  i  t  1  on 

104 

Q8 

98 

lli 

134 

137 

137 

226 

226 

140 

140 

140 

15 

15 

4. 

Utility  adjustments 

7 

38 

38 

45 

45 

23 

23 

50 

50 

29 

14 

14 

3 

3 

5. 

Grade  &  Drain;  minor  structures 

1411 

653 

1082 

752 

1276 

542 

923 

461 

758 

480 

309 

522 

119 

192 

6. 

Base;  surfacing;  shoulders 

3  74 

235 

367 

239 

433 

245 

463 

534 

840 

484 

254 

487 

70 

107 

7. 

R.R.  grade  separations 

105 

138 

2  76 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8. 

Highway  grade  separations  without  ramps 

_. 

._ 

-. 

_. 

57 

99 

-- 

47 

99 

-- 

-- 

9. 
10. 
11. 

Interchanges,  complete 

2«4 

]<>1 

229 

191 

24  7 

-- 

-- 

380 

433 

237 

-- 

-- 

-- 

-- 

Other  bridges;   tunnels 

4ft 

__ 

104 

196 

.. 

.. 

-- 

-- 

40 

-- 

-- 

-- 

-- 

Wa  1  1  s 

.- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
cont  ro]  devi  cos 

140 

72 

136 

88 

176 

53 

143 

78 

226 

147 

48 

140 

7 

7 

13. 

Roadside  improvement 

81 

81 

.. 

._ 

-. 

-- 

-- 

1 

1 

14. 

All  ot her  i t  ems 

1? 

107 

107 

__ 

.. 

__ 

_. 

-- 

-- 

-- 

-- 

15. 

Subtotal,  lines  3  to  14 

2485 

1425 

2226 

1661 

2634 

1081 

1770 

1786 

2632 

1557 

812 

1402 

215 

325 

Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

248 

142 

223 

166 

263 

108 

177 

179 

263 

156 

81 

140 

21 
"353 

32 

17. 

Total  Estimated  Cost 

2791 

1627 

2  509 

1906 

2977 

1313 

2071 

2280 

3210 

1762 

908 

1557 

4  74 

MONTANA 


TABLE  C   -   COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET   2    QF   15 
INTERSTATE  ROUTE  NO.    90 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

A  6  - 
A  7 

A  6  - 

A  7 

A  7  - 
A  8.1 

A  7  - 
A  8.1 

A  8.1  - 
A  8.2.1 

A  8.1  - 
A  8.2.1 

A  8.2.1  - 
A  8.2.2 

A  8.2.1  - 
A  8.2.2 

A  8.2.2- 

A  8.3 

A  8.2.2  - 
A  8.3 

A  8.3  - 
A  9.1 

A  9.1  - 
A  9.2 

A  9.2  - 
A  9.3 

A  9.3  - 

A  10 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

1.2 

1.2 

0.2 

0.2 

0.9 

0.9 

3.7 

3.7 

4.2 

4.2 

1.4 

2.3 

1.2 

1.8 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

Design  Code:   1,  2  or  3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

-- 

-- 

-- 

No.  through  traffic  lanes 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

Finance  Code 

23 

23 

23 

23 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

20 

20 

20 

20 

1. 

WORK  CLASSIFICATION 
Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 

) 

2. 

Hi  gilt  -nt  u.iv 

67 

6? 

10 

10 

36 

36 

8 

8 

72 

72 

-- 

-- 

-- 

-- 

3. 

i  [ear  \  grub ;  demol i  t  ion 

27 

27 

113 

113 

128 

128 

-. 

-- 

-- 

-- 

'4. 

Utility  adjustments 

3 

3 

__ 

__ 

48 

48 

-- 

-- 

-- 

-- 

V 

Grade  &  Drain;  minor  structures 

7fifi 

447 

__ 

62 

103 

326 

562 

32  3 

544 

-- 

-- 

-- 

-- 

6. 

Base;  surfacing;  shoulders 

8? 

143 

63 

109 

246 

434 

242 

467 

-- 

-- 

-- 

-- 

7. 

R.R.  grade  separations 

557 

1114 

-. 

177 

-- 

-- 

-- 

-- 

8. 

Highway  grade  separations  without  ramps 

„ 

._ 

_. 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

9. 

Interchanges,  complete 

196 

237 

.. 

.. 

.. 

192 

22D 

-- 

-- 

-- 

-- 

10. 

Other  bridges;   tunnels 

196 

?S3 

__ 

.. 

__ 

.- 

-- 

-- 

-- 

11. 

Wa  l  i  s 

.. 

.. 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

12. 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
cont rol  devices 

56 

56 

14 

14 

58 

58 

50 

134 

13. 

Roadside  improvement 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

4 

4 

-- 

-- 

-- 

-- 

14. 

All  other  it  ems 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

15.        BUDEOtai,  lines  3  to  14 

730 

1140 

557 

1114 

167 

254 

74  7 

1171 

987 

1722 

-- 

-- 

-- 

-- 

lb. 

Construct  ion  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

73 

114 

56 

111 

17 

25 

75 

117 

99 

172 

-. 

-- 

-- 

-- 

1  '. 

lot  a]  Est  imated  Cost 

865 

1316 

623 

1235 

220 

315 

830 

1296 

1158 

1966 

-- 

-- 

"" 

STATE 


COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


90 


15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

A  9.3  - 

A  10 

A  10  - 

A  11 

A  10  - 
A  11 

A  11  - 
A  12.1 

A  11  - 
A  12.1 

A  12.1- 
A  12.2 

A  12.1- 
A  12.2 

A  12.2  - 
A  12.3 

A  12.3  - 
A  12.4 

A  12.4  - 
A  13.1 

A  13.1  - 
A  13.3 

A  13.3  - 

A  14 

A  14  - 
A  15.0.1 

A  15.0.1 
A  15.0.2 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

1.8 

3.9 

3.9 

5.6 

5.6 

2.0 

2.0 

2.0 

1.0 

0.8 

1.5 

4.3 

3.7 

1.1 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

K 

K 

K 

K 

K 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

E 

E 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

E 

N 

Design  Code:   1,  2  or  3 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

2 

4 

2 

4 

-- 

2 

-- 

-- 

2 

2 

2 

2 

-- 

No.  through  traffic  lanes 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

Finance  Code 

23 

22 

22 

23 

23 

20 

22 

20 

20 

22 

22 

23 

22 

20 

WORK  CLASSIFICATION 
1.    Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars) 

2. 

Hi  ght  -ol  way 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

3. 

Clear  \  grub;  demo] i t  ion 

.. 

30 

61 

122 

122 

-- 

-- 

-- 

-- 

40 

30 

91 

-- 

-- 

4. 

Utility  adjustments 

-- 

2 

2 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

15 

15 

30 

-- 

-- 

5. 

Grade  &  Drain;  minor  structures 

114 

218 

337 

536 

872 

._ 

220 

_. 

.. 

161 

158 

494 

11 

._ 

6. 

Base;  surfacing;  shoulders 

105 

266 

482 

386 

666 

__ 

117 

„ 

__ 

53 

100 

286 

141 

-- 

7. 
8. 

~io. 

R.R.  grade  separations 

694 

1044 

-- 

-- 

-- 

2bfc 

93 

-- 

-- 

Highway  grade  separations  without  ramps 

-- 

27 

44 

.. 

-. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Interchanges,  complete 

-- 

-- 

231 

290 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

314 

-- 

-- 

Other  bridges;   tunnels 

562 

-- 

-_ 

469 

980 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

11. 

Walls 

.. 

-. 

_. 

_. 

.. 

.. 

.- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

12. 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

1 

53 

53 

57 

57 

9 

20 

22 

37 

14 

13. 

Roadside  improvement 

1 

4 

4 

85 

85 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

2 

4 

85 

-- 

14. 

All  other  items 

-- 

-- 

-- 

17 

21 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

66 

71 

-- 

-- 

Subtotal,  lines  3  to  14 

783 

601 

983 

2597 

4137 

346 

290 

681 

1420 

251 

-- 

lb. 

Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

78 

60 

98 

260 

414 

35 

29 

68 

142 

25 

.. 

17. 

Total  Estimated  Cost 

861 

661 

1081 

2857 

4551 

"" 

381 

-- 

-- 

319 

749 

1562 

276 

-- 

STATE  MONTANA 


TABLE  C   -  COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET   4   OF   15 
INTERSTATE  ROUTE  NO.    90 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

A  15.0.2  - 
A  16 

A  16  - 
A  17 

A  17  - 
A  18 

A  18  - 
A  19 

A  19  - 
A  20 

A  20  - 
A  21 

A  21  - 
A  22.1 

A  22.1  - 
A  22.2 

\   22.1  - 
\   22.2 

A  22.2  - 
A  23.0.1 

A  22.2  - 
A  23.0.1 

A  23.0.1- 
A  23.0.2 

k   23.0.1  - 
\   23.0.2 

A  23.0.2 
A  24.1 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

1.7 

2.2 

0.9 

1.2 

0.3 

1.7 

0.5 

2.1 

2.1 

2.4 

2.4 

2.2 

2.2 

2.9 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

E 

N 

N 

N 

E 

N 

N 

E 

E 

N 

N 

E 

Design  Code:   1 ,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

-- 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

No.  through  traffic  lanes 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

2 

4 

1 

4 

2 

Finance  Code 

20 

20 

20 

21 

21 

21 

21 

23 

23 

22 

22 

23 

23 

22 

WORK  CLASSIFICATION 
1.    Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 

) 

2. 

R  i  > -.  1 1 1  .'1  way 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

146 

146 

43 

43 

54 

54 

51 

3. 

Clear  &  grub;  demolition 

.. 

.. 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4. 

Utility  adjustments 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

3 

3 

6 

6 

6 

6 

8 

5. 

Grade  &  Drain;  minor  structures 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

99 

160 

113 

187 

104 

168 

137 

6. 

Base;  surfacing;  shoulders 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

254 

428 

302 

504 

277 

459 

365 

7. 

R.R.  grade  separations 

-. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8 

Highway  grade  separations  without  ramps 

__ 

__ 

.. 

__ 

.- 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

9. 

Int erchanges ,  complete 

__ 

__ 

„ 

._ 

-. 

191 

203 

.- 

.- 

191 

203 

-- 

10. 

Other  bridges;   tunnels 

_. 

-. 

-. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

11. 

Wa  1  1  s 

.. 

__ 

__ 

.. 

__ 

.. 

.. 

__ 

_. 

-. 

-. 

-. 

-. 

-- 

12. 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

.. 

__ 

__ 

__ 

25 

25 

36 

36 

24 

24 

29 

13. 

Roadside  Improvement 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

14. 

All  olhcr  it  ems 

-- 

-- 

-- 

-. 

.- 

-- 

-- 

79 

15. 

Subtotal  ,  linos  3  to  "14 

-- 

-- 

.. 

.. 

_. 

.. 

-_ 

57^ 

821 

459 

735 

6C4 

862 

621 

lb.   construction  fcngineerlng  &  Contingencies, 
10%  of  line  15 

__ 

.. 

.. 

.. 

57 

82 

46 

74 

60 

86 

62 

17. 

Total  Estimated  Cost 

-- 

-- 

-- 

— 

777 

1049 

548 

852 

718 

1002 

734 

STATE  MONTANA 


TABLE  C   -   COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET   5    OF  15 
INTERSTATE  ROUTE  NO.    90 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

A  23.0.2- 
A  24.1 

A  24.1  - 
A  24.2 

A  24.1  - 
A  2^.2 

A  24.2  - 
A  24.3 

A  24.3  - 
A  25 

A  25  - 
A  26 

A  26  - 
A  27.1 

A  27.1  - 
A  27.2 

A  27.2  - 
A  28.1 

A  28.1  - 
A  28.2 

A  28.2  - 
A  29.1 

A  29.1  - 
A  29.2.1 

A  29.2.1- 
A  29.2.2 

A  29.2.2 
A  29.2.3 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

2.9 

2.0 

2.0 

5.7 

1.0 

2.5 

2.0 

2.8 

3.7 

5.6 

1.5 

2.5 

1.4 

2.5 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

O 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

N 

N 

N 

N 

M 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

N 

Design  Code:   1,  2  or  3 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

-- 

-- 

4 

4 

4 

4 

No.  through  traffic  lanes 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Finance  Code 

22 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

22 

22 

23 

1. 

WORK  CLASSIFICATION 
Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars) 

39 

41 

27 

2. 

Right -of  -way 

51 

.- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

50 

65 

31 

230 

3. 

Clear  &  grub;  demolition 

-. 

.. 

.. 

30 

-- 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

61 

4. 

Utility  adjustments 

8 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

35 

19 

35 

5. 

Ci.ulc  \  Drain;  minor  structures 

221 

223 

377 

729 

178 

451 

164 

173 

-- 

-- 

216 

334 

187 

334 

6. 

Base;  surfacing;  shoulders 

605 

235 

401 

1150 

202 

510 

395 

565 

.- 

-- 

194 

293 

164 

2  70 

7. 

R.R.  grade  separations 

127 

217 

_. 

.. 

.. 

.. 

-. 

-- 

8. 

Highway  grade  separations  without  ramps 

.. 

__ 

111 

110 

249 

.. 

116 

.. 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

9. 

Interchanges,  complete 

-- 

-- 

-- 

550 

524 

266 

140 

-- 

-- 

233 

-- 

-- 

272 

10. 

Other  bridges;   tunnels 

_. 

_. 

._ 

.. 

.. 

-. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

11. 

Walls 

-- 

-- 

_- 

_- 

.- 

19 

.. 

.- 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

12. 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

29 

8 

8 

71 

23 

110 

80 

53 

11 

34 

23 

82 

13. 

Roadside  improvement 

3 

2 

2 

4 

1 

2 

2 

3 

4 

6 

2 

3 

82 

3 

14. 

All  other  items 

79 

25 

15. 

Subtotal,  lines  3  to  14 

945 

468 

788 

2772 

514 

2082 

907 

1075 

4 

6 

658 

(j'J'J 

475 

1057 

lb. 

Construction  Engineering  &  Contingencies, 
101  of  line  15 

95 

47 

79 

277 

51 

208 

91 

107 

66 

70 

48 

106 

17. 

Total  Estimated  Cost 

Km 

515 

867 

3049 

565 

7290 

998 

118? 

4 

6 

813 

875 

581 

Utt 

STATE     MONTANA 


TABLE  C   -  COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET  6    QF   15 
INTERSTATE  ROUTE  NO.    90 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

A  29.2.3- 
A  29.3 

A  29.3  - 
A  39.0.1 

A  30.0.1  - 
A  30.0.2 

A  30.0.2  - 
A  31 

A  31  - 
A  32 

A  32  - 
A  33 

A  33  - 

A  34.0.1 

A  34.0.1- 
A  34.0.2 

A  34.0.2  - 
A  34.0.3 

A  34.0.3- 
A  35 

A  35  - 
A  36 

A  36  - 
A  37 

A  37  - 
A  38 

A  38  - 
B  1 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

3.7 

0.7 

3.0 

2.7 

5.0 

6.1 

1.5 

3.2 

0.7 

2.8 

3.7 

5.9 

5.9 

2.3 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

E 

E 

N 

N 

E 

E 

E 

N 

Design  Code:   1,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

tJo.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

-- 

-- 

4 

4 

tfo.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

<'. 

4 

Finance  Code 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

22 

22 

23 

23 

20 

20 

22 

23 

WORK  CLASSIFICATION 
1.    Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars) 

2.    Right-of-way 

23 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

128 

lol 

3.   Clear  &  grub;  demolition 

91 

.- 

61 

83 

122 

122 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

91 

-- 

4.    Utility  adjustments 

51 

13 

81 

73 

79 

30 

2 

16 

4 

14 

-- 

-- 

38 

3 

5.    Grade  &  Drain;  minor  structures 

489 

99 

433 

522 

998 

1284 

358 

423 

262 

293 

-- 

-- 

992 

124? 

fi .    Base;  surfacing;  shoulders 

434 

86 

373 

321 

638 

728 

191 

421 

79 

310 

-- 

-- 

710 

2  7? 

7.   R.R.  grade  separations 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

206 

188 

8.    Highway  grade  separations  without  ramps 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

94 

-- 

-- 

102 

102 

-- 

-- 

-- 

-- 

9.    Interchanges,  complete 

230 

-. 

-. 

-- 

266 

-- 

-- 

-- 

375 

-- 

-- 

-- 

217 

315 

10.    Other  bridges;   tunnels 

.- 

.. 

-- 

.- 

256 

195 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

11.    Walls 

.. 

.. 

__ 

__ 

_. 

.. 

-_ 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

12.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

40 

8 

38 

99 

60 

212 

49 

27 

35 

40 

-- 

-- 

59 

45 

13.    Roadside  improvement 

4 

1 

3 

3 

4 

5 

2 

3 

1 

3 

-- 

-- 

87 

2 

14.   All  other  items 

225 

38 

79 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

15.       Subtotal,  lines  3  to  14 

1339 

207 

989 

1101 

2423 

2895 

640 

969 

858 

762 

-- 

-- 

2420 

2074 

lb.   Construction  Engineering  &  Contingencies, 
10*  of  line  15 

134 

21 

99 

110 

242 

290 

64 

97 

86 

76 

-- 

-- 

242 

207 

17.    Total  Estimated  Cost 

1496 

238 

1088 

1211 

2665 

3185 

704 

1066 

944 

838 

-- 

-- 

2790 

2382 

COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET 


15 


MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


40 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

B  1  - 
B  2.1 

B  2.1  - 

B  2.2 

B  2.2  - 
B  3 

B  3  - 

B  4 

B  4  - 
B  5.1 

B  5.1  - 
B  5.2 

B  5.2  - 

B  6 

B  6  - 
B  7 

B  6  - 
B  7 

B  7  - 
B  8 

B  8  - 

B  9 

B  9  - 

B  10 

B  10  - 
B  12.3.1 

B  12.3.1 
B  12.3.2 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

4.6 

7.6 

1.0 

3.4 

3.1 

3.1 

3.8 

3.6 

3.6 

2.9 

1.6 

7.0 

= 

2.8 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

G  20.1- 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

N 

N 

E 

N 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

E 

G  21 

N 

Design  Code :   1 ,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

See 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

-- 

-- 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

-- 

-- 

4 

FAI  15 

-- 

No.  through  traffic  lanes 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

Finance  Code 

22 

20 

20 

22 

23 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

22 

23 

1. 

WORK  CLASSIFICATION 
Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars) 

2. 

Right -of -way 

110 

.. 

-. 

266 

125 

9? 

83 

44 

44 

-- 

-- 

-- 

-- 

3. 

Clear  &  grul>;  demolition 

.- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4. 

Utility  adjustments 

2 

-. 

.- 

7 

10 

1 

7 

8 

8 

-- 

-- 

31 

-- 

5. 

Grade  &  brain;  minor  structures 

633 

._ 

.. 

333 

282 

391 

302 

143 

252 

-- 

-- 

749 

u 

-- 

6. 

Base;  surfacing;  shoulders 

493 

.. 

._ 

491 

450 

445 

567 

308 

533 

-- 

-- 

852 

-- 

7. 

8. 

""ST- 

10. 

R.K.  grade  separations 

-- 

-- 

-- 

-- 

268 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

122 

M 

-- 

Highway  grade  separations  without  ramps 

.- 

-. 

.. 

.- 

72 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Interchanges,  complete 

241 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

218 

-- 

-- 

-- 

-- 

417 

z 

-- 

Other  bridges;   tunnels 

127 

__ 

.. 

95 

48 

_. 

115 

72 

119 

-- 

-- 

-- 

p 

-- 

11. 

Walls 

__ 

_. 

._ 

._ 

-- 

-. 

-- 

-- 

-- 

CJ 

-- 

12. 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

42 

26 

31 

38 

53 

28 

28 

.. 

-- 

76 

M 

o 

-- 

13. 

Roadside  improvement 

5 

__ 

__ 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

3 

2 

7 

3 

14. 

All  other  items 

-- 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

27 

15. 

Subtotal,  lines  3  to  14 

1543 

-- 

.. 

955 

896 

1146 

12  66 

563 

944 

3 

2 

2281 

3 

Construction  Engineering  &  Contingencies, 
10%  of  line  15 

154 

96 

90 

115 

127 

56 

94 

-_ 

-- 

228 

17. 

Total  Estimated  Cost 

1807 

-- 

-- 

1317 

1111 

1353 

14  76 

663 

1082 

3 

2 

2509 

3 

TABLE  C 


COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET 


STATE 


INTERSTATE   ROUTE   NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

B  12.3.2- 
B  13.0. a 

B  13.0.1- 
B  13.0.2 

B  13.0.2- 
B  14.1 

B  14.1  - 
B  14.2 

B  14.2  - 
B  15 

B  14.2  - 
B  15 

B  15  - 

B  16 

B  15  - 

B  16 

B  16  - 
B  17.1 

B  16 
B  17.1. 

B  17.1  - 
B  17.2 

B  17.2  - 
B  18 

B  18  - 
C  1 

B  18  - 

C   1 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

2.6 

2.3 

4.7 

2.4 

7.1 

7.1 

2.5 

2.5 

2.9 

2.9 

8.5 

5.2 

1.8 

1.8 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

Design  Code:   1,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

1 

1 

2 

3 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

4 

2 

2 

4 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

4 

2 

2 

4 

Finance  Code 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

22 

22 

23 

23 

23 

23 

1  . 

WORK  CLASSIFICATION 
Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 

) 

.. 

2. 

Right-of-way 

83 

45 

93 

47 

-- 

-- 

-- 

-- 

50 

50 

104 

86 

41 

41 

3. 

Clear  &  grub;  demolition 

77 

62 

65 

9 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

31 

-- 

-- 

-- 

4. 

Utility  adjustments 

7 

15 

31 

6 

12 

12 

6 

17 

10 

10 

25 

5 

7 

7 

5. 

Drain;  mi  n< ']  s  I  rui  tun 

733 

699 

lUW 

429 

639 

1095 

141 

247 

113 

197 

2465 

469 

197 

336 

6. 

Base;  surfacing;  shoulders 

?sr 

22« 

4Aft 

2QS 

^17 

QOQ. 

203 

3SQ 

197 

361 

QQQ 

376 

130 

?30 

7. 

R.R.  grade  separations 

2  34 

8. 

Highway  grade  separations  without  ramps 

-_ 

._ 

.. 

_. 

52 

86 

50 

84 

59 

99 

57 

.. 

.. 

.. 

9. 

1  nt  erchanges ,  corap 1 et e 

-- 

244 

.. 

270 

169 

2I(i 

__ 

169 

210 

181 

.. 

-- 

10. 

Other  bridges;   tunnels 

_. 

ll1.' 

11. 

Wa  1  1  s 

-- 

-- 

— 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

12. 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
cont rol  devi cos 

102 

81 

183 

59 

121 

121 

40 

40 

22 

22 

344 

99 

29 

29 

13. 

Roadside  improvement 

3 

83 

5 

2 

7 

7 

3 

3 

3 

3 

9 

5 

2 

2 

14. 

All  other  items 

-- 

.- 

5 

1 

__ 

.. 

_. 

._ 

-_ 

.- 

-. 

-. 

.. 

Subt  ot  al  ,  1  nies  1  t  o  14 

1180 

1412 

2844 

1071 

1614 

2674 

443 

750 

573 

'J'Jl 

4049 

1135 

365 

604 

16. 

construction  Engineering  ><,  Contingencies, 
liC  of  1  me  15 

118 

141 

284 

107 

161 

267 

44 

75 

57 

90 

405 

114 

37 

60 

1 

Total  Estimated  Cost 

1361 

1598 

3221 

1225 

1775 

2941 

487 

825 

680 

1042 

4558 

1335 

443 

TABLE  C 


COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET 


OF   15 


STATE 


MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

C  1  - 
C  2 

C  1  - 
C  2 

C  2  - 
C  3.1.1 

C  3.1.1- 
C  3.1.2 

C  3.1.2  - 
C  3.2 

C  3.2  - 

C  4.1 

C  4.1  - 
C  4.2 

C  4.2  - 
C  5.1 

C  5.1  - 
C  5.2 

C  5.2  - 

C  6 

C  6  - 

C  7.1 

C  7.1  - 
C  7.2 

C  7.2  - 
C  8.1 

C  8.1  - 
C  8.2 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

2.5 

2.5 

3.0 

1.0 

2.1 

6.9 

1.5 

9.5 

8.4 

0.7 

1.4 

3.7 

1.1 

4.2 

Class:   Rural  or  Urban 

p 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

U 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

Design  Code:   1,  2  or  3 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

4 

4 

4 

-- 

-- 

-- 

4 

4 

4 

k 

4 

-- 

-- 

No.  through  traffic  lanes 

I 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

<* 

Finance  Code 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

22 

20 

20 

1. 

WORK  CLASSIFICATION 
Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 

) 

2. 

Right-of-way 

19 

19 

63 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

3. 

Clear  &  grub;  demolition 

-- 

-. 

-- 

15 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

9 

-- 

-- 

-- 

4. 

Utility  adjustments 

3 

3 

15 

5 

-. 

-- 

-- 

17 

10 

9 

30 

.. 

-. 

-- 

5. 

Grade  &  Drain;  minor  structures 

213 

367 

459 

161 

-- 

-- 

-- 

732 

624 

145 

291 

267 

-- 

-- 

6. 

I!. iso;  surfacing;  shoulders 

181 

319 

591 

197 

.. 

-. 

-- 

1982 

1737 

141 

282 

771 

-- 

-- 

7. 

R.R.  grade  separations 

172 

._ 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

447 

-- 

-- 

-- 

8. 

Highway  >;rado  separations  without  ramps 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

180 

90 

125 

98 

110 

-- 

-- 

'). 

Int erchanges ,  complete 

-- 

-- 

204 

86 

-- 

-- 

-- 

211 

363 

-- 

252 

-- 

-- 

-- 

10. 

Other  bridges;   tunnels 

-- 

-- 

-. 

399 

-- 

-- 

-- 

301 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

11. 

Wa  1  1  s 

.. 

.. 

__ 

._ 

.. 

.. 

.. 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

12. 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

34 

34 

60 

15 

__ 

.. 

95 

80 

20 

15 

28 

-- 

-- 

13. 

Roadside  improvement 

3 

3 

3 

1 

2 

7 

2 

10 

8 

1 

1 

4 

-- 

-- 

14. 

All  other  items 

-- 

-- 

66 

-- 

-- 

-- 

17 

9 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

15 . 

Subtotal,  lines  3  to  14 

484 

726 

1398 

1051 

2 

7 

2 

3545 

2921 

441 

1425 

1180 

-- 

-- 

lb. 

Construction  Engineering  &  Contingencies, 

107.  of  line  15 

43 

73 

140 

105 

-- 

355 

292 

44 

143 

118 

-- 

-- 

17. 

Total  Estimated  Cost 

-Wh 

818 

1601 

1166 

2 

7 

2 

3900 

3213 

V8cj 

1568 

1298 

-- 

STATE 


COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET   10   OF 
INTERSTATE  ROUTE  NO.    90 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

C  8.2  - 
C  9 

C  9  - 
C  10 

C  10  - 
C  11 

C  11  - 
C  12.1 

C  12.1  - 
C  12.2 

C  12.2  - 
C  13 

C  13  - 
C  14 

C  14  - 
C  15.1 

C  15.1  - 
C  15.2 

C  15.2  - 
C  15.3 

C  15.3  - 
D  1 

C  15.3  - 
D  1 

D  1  - 
D  2 

D  1  - 
D  2 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

3.4 

5.1 

A.I 

3.0 

0.2 

0.5 

3.4 

4.7 

7.7 

4.0 

0.4 

0.4 

13.6 

13.6 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

K 

F. 

F. 

F. 

F. 

F. 

F 

F 

Design  Code:   1,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

Mo.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

4 

4 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

4 

2 

4 

Mo.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

Finance  Code 

22 

22 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

22 

22 

22 

WORK  CLASSIFICATION 
1.    Preliminary  engineering 

88 

117 

56 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars) 

12 

17 

2.   Right-of-way 

44 

108 

55 

.. 

.. 

.. 

.- 

-. 

-_ 

.- 

5 

5 

233 

233 

3.   Clear  &  grub;  demolition 

.. 

.. 

.. 

__ 

__ 

._ 

__ 

„ 

__ 

4.    Utility  adjustments 

51 

131 

54 

-. 

-- 

-- 

-_ 

— 

-- 

-- 

10 

10 

280 

280 

5.   Grade  &  Drain;  minor  structures 

71? 

711 

111 

Q 

li 

171 

ftqn 

6.    Base;  surfacing;  shoulders 

190 

59fi 

i?9 

16 

41 

497 

1164 

7.   R.R.  grade  separations 

8.    Highway  grade  separations  without  ramps 

._ 

89 

123 

__ 

._ 

__ 

__ 

_. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

3.    Interchanges,  complete 

227 

227 

_. 

.. 

„ 

_. 

._ 

._ 

_. 

167 

207 

167 

207 

10.   Other  bridges;   tunnels 

._ 

.. 

__ 

._ 

.. 

.. 

_. 

._ 

.. 

.. 

-. 

.. 

.- 

11.   Walls 

.. 

.. 

._ 

__ 

__ 

__ 

_. 

__ 

._ 

._ 

._ 

._ 

.. 

.- 

12.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 

control  devices 

101 

140 

24 

3 

3 

102 

102 

13.   Roadside  improvement 

3 

69 

3 

.. 

_. 

.. 

.- 

.- 

.- 

.- 

-- 

-- 

77 

77 

14.   All  other  items 

-- 

-- 

-. 

.. 

.. 

.. 

-. 

-. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

15.       Subtotal,  lines  3  to  14 

1504 

1985 

946 

205 

295 

1296 

2720 

lb.   Construction  Engineering  &  Contingencies, 
10%  of  line  15 

150 

199 

95 

21 

30 

130 

272 

17.    Total  Estimated  Cost 

1786 

2409 

1152 

-- 

-- 

"" 

" 

-- 

-- 

-- 

243 

34  7 

1659 

3225 

TABLE  C 


COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


STATE 


MONTANA 


SHEET   11   OF   15 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

D  2  - 

D  3.1 

D  2  - 
D  3.1 

D  3.1  - 
D  3.2 

D  3.1  - 
D  3.2 

D  3.2  - 
D  4.1 

D  3.2  - 

D  4.1 

D  4.1  - 
D  4.2 

D  4.1  - 

D  4.2 

D  4.2  - 
D  5.1 

D  5.1  - 
D  5.2 

D  5.2  - 
D  5.3 

D  5.3  - 
D  6 

D  6  - 
D  7.1 

D  7.1  - 

D  7.2.1 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

4.0 

4.0 

5.7 

5.7 

2.2 

2.2 

10.4 

10.4 

1.0 

0.3 

1.8 

2.7 

2.4 

2.0 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

Design  Code:   1,  2  or  3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  through  traffic  lanes 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

Finance  Code 

73 

23 

23 

23 

22 

22 

22 

22 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

1. 

WORK  CLASSIFICATION 
Preliminary  engineering 

74 

124 

62 

99 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 
34         49 

) 

2. 
3. 

Right-of-way 

10ft 

10ft 

50 

50 

59 

59 

.. 

.. 

.. 

._ 

.. 

.. 

-. 

Clear  &  grub;  demolition 

__ 

.. 

._ 

.. 

4. 

Utility  adjustments 

34 

34 

155 

155 

44 

44 

100 

100 

.. 

.. 

.. 

.. 

-- 

-- 

5. 

i.i.ulr  \  Drain,  minor  structures 

3S« 

606 

748 

440 

145 

736 

400 

650 

-. 

.. 

.. 

.. 

.. 

-- 

6. 

Base;  surfacing;  shoulders 

?Qft 

S 1  Q 

417 

7?7 

707 

328 

790 

1365 

__ 

__ 

.. 

._ 

.. 

.. 

7. 

R.R.  grade  separations 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8. 

Highway  grade  separations  without  ramps 

59 

99 

71 

118 

.. 

__ 

165 

267 

.. 

.. 

.. 

-- 

.. 

-- 

9. 

Interchanges,  complete 

lfi7 

70  7 

167 

207 

__ 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

10. 

Other  bridges;   tunnels 

311 

607 

110 

183 

96 

159 

__ 

.. 

„ 

.. 

.. 

-- 

11. 

Walls 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

12. 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

30 

30 

43 

43 

17 

17 

78 

78 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

13 

Roadside  improvement 

4 

4 

6 

6 

2 

2 

10 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

All  other  items 

.. 

18 

18 

-. 

.- 

-- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

15. 

Subtotal,  lines  3  to  14 

1261 

2106 

1063 

1690 

582 

834 

1639 

2635 

„ 

._ 

.. 

.. 

-. 

lb. 

Construction  Engineering  &  Contingencies, 
10%  of  line  15 

126 

211 

106 

169 

58 

83 

164 

264 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

17. 

Total  Estimated  Cost 

1569 

2549 

1281 

2008 

733 

1025 

1803 

L  2899 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

STATE 


TABLE  C   -   COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET   12   OF   15 


INTERSTATE  ROUTE   NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

D  7.2.1- 
D  7.2.2 

D  7.2.1- 
D  7.2.2 

D  7.2.2- 
D  8 

D  7.2.2- 
D  8 

D  8  - 
D  9 

D  9  - 
D  10.1 

D  9  - 
D  10.1 

D  10.1  - 
D  10.2 

D  10.1  - 
D  10.2 

D  10.2  - 
D  11 

D  11  - 
D  12 

D  12  - 
D  13.1 

D  13.1  - 
D  13.2 

D  13.2  - 
D  14.0.1 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

6.9 

6.9 

2.0 

2.0 

5.1 

9.5 

9.5 

3.1 

3.1 

3.1 

4.8 

3.9 

1.4 

6.4 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

E 

E 

Design  Code:   1,  2  or  3 

2. 

3 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

llo.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

4 

2 

4 

4 

2 

4 

2 

4 

4 

4 

-- 

-- 

-- 

Wo.  through  traffic  lanes 

2 

4 

2 

4 

4 

2 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Finance  Code 

22 

22 

23 

23 

23 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

21 

20 

20 

WORK  CLASSIFICATION 
1.    Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars) 

2.    Right-of-way 

86 

86 

88 

88 

219 

76 

76 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

3.    Clear  &  grub;  demolition 

.. 

.. 

.. 

-. 

.- 

-. 

.- 

-- 

-- 

-- 

4.    Utility  adjustments 

57 

57 

5 

5 

12 

8 

8 

8 

8 

31 

28 

.. 

.- 

-. 

5.   Grade  &  Drain;  minor  structures 

906 

1492 

91 

150 

1047 

705 

1209 

158 

264 

379 

641 

-- 

-- 

-- 

6.    Base;  surfacing;  shoulders 

506 

911 

155 

266 

654 

697 

1221 

238 

409 

402 

631 

-- 

-- 

-- 

7.   R.R.  grade  separations 

.. 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8.    Highway  grade  separations  without  ramps 

.. 

168 

.. 

.. 

69 

59 

99 

59 

99 

98 

174 

-- 

-- 

-- 

9.    Interchanges,  complete 

207 

167 

205 

__ 

._ 

206 

243 

-. 

-- 

-- 

10.    Other  bridges;   tunnels 

__ 

145 

202 

191 

197 

326 

58 

95 

-- 

-- 

-- 

11.    Walls 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

12.    Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

67 

67 

23 

23 

83 

37 

37 

23 

23 

53 

73 

13.   Roadside  improvement 

7 

7 

2 

2 

5 

10 

10 

3 

3 

3 

5 

-- 

-- 

-- 

14.   All  other  items 

-- 

-- 

169 

178 

66 

66 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

15.       Subtotal,  lines  5   to  14 

1543 

2  702 

421' 

648 

2268 

2049 

3293 

613 

967 

1172 

1795 

-- 

-- 

-- 

lb.   Construction  Engineering  &  Contingencies, 
10X  of  line  15 

154 

270 

42 

65 

227 

205 

329 

61 

97 

117 

180 

-- 

-- 

-- 

17.    Total  Estimated  Cost 

..  178J  ., 

3Q58 

551 

801 

2714 

2330 

^-X>38- ■ 

6  74 

1064 

1289 

1975 

-- 

-- 

-- 

TABLE  C   -   COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET   13   OF   15 


STATE 


MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO.    90 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

D  14.0.1- 
D  14.0.2 

D  14.0.2- 
D  14.0.3 

D  14.0.3  - 
D  15.1 

D  15.1  - 
D  15.2 

D  15.2  - 
D  16-M  1 

M  1  - 
M  2 

M  2  - 
M  3 

M  2  - 
M  3 

M  3  - 
M  4 

M  4  - 
M  5 

M  4  - 
M  5 

M  5  - 
M  6 

M  5  - 
M  6 

M  6  - 
M  7 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

1.2 

3.0 

2.4 

1.2 

3.7 

6.0 

5.7 

5.7 

2.5 

2.3 

2.3 

4.3 

4.3 

8.0 

Class  :   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Design  Code:   1,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

3 

1 

iTo.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

-- 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

Finance  Code 

21 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

WORK  CLASSIFICATION 
1 .    Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars) 

~~1.         Right  -ol  -way 

.. 

.. 

-. 

.- 

.- 

119 

113 

113 

48 

83 

83 

41 

41 

71 

3.   Clear  &  grub;  demolition 

.. 

_. 

.. 

._ 

._ 

.. 

._ 

.. 

-. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4.   Utility  adjustments 

-. 

-. 

-. 

34 

38 

20 

19 

19 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

9 

5.   Grade  &  Drain;  minor  structures 

-. 

240 

351 

171 

477 

1515 

225 

394 

174 

153 

265 

172 

299 

301 

6.    Base;  surfacing;  shoulders 

531 

385 

201 

599 

725 

386 

676 

171 

153 

270 

294 

512 

533 

7.   R.R.  grade  separations 

._ 

127 

.. 

„ 

.. 

.. 

-. 

-- 

-. 

-- 

94 

8.    Highway  grade  separations  without  ramps 

.- 

169 

.- 

119 

256 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

46 

9.    Interchanges,  complete 

.. 

_. 

261 

349 

253 

207 

181 

203 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

181 

10.    Other  bridges;   tunnels 

.. 

_. 

96 

38 

64 

.. 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

11.    Walls 

.. 

.. 

.. 

.. 

._ 

.- 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

12.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

54 

63 

40 

70 

134 

49 

49 

26 

17 

17 

46 

46 

77 

13.    Roadside  improvement 

.. 

3 

.. 

1 

4 

6 

6 

6 

3 

66 

66 

4 

4 

8 

14.   All  other  items 

-- 

-- 

2 

4 

3 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

15.       Subtotal,  lines  i    to  14 

-- 

997 

1189 

800 

1563 

2959 

904 

1411 

375 

389 

618 

516 

861 

1249 

lb.    Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

.. 

100 

119 

80 

156 

296 

90 

141 

38 

39 

62 

52 

86 

125 

17.    Total  Estimated  Cost 

-- 

1097 

1308 

880 

1719 

3374 

1107 

1665 

461 

511 

763 

609 

988 

1445 

COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET   14 


MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

M  7  - 
M  8.0.1 

M  8.0.1- 
M  8.0.2 

M  8.0.2- 
M  9 

M  9  - 
M  10 

M  10  - 
M  11 

M  11  - 
M  12 

M  12  - 
M  13 

M  13  - 

M  14 

M  14  - 
M  15 

M  15  - 
M  16 

M  16  - 
M  17 

M  16  - 
M  17 

M  17  - 
M  18 

M  17  - 
M  18 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

7.4 

5.1 

2.8 

2.4 

0.7 

5.1 

0.9 

1.7 

0.8 

6.6 

10.4 

10.4 

1.4 

1.4 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

Design  Code:   1,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

I 

2 

-- 

2 

2 

4 

2 

4 

No.  through  traffic  lanes 

1    2 

2 

2 

2 

4- 

2 

4- 

4 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

Finance  Code 

23 

23 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

22 

22 

22 

22 

WORK  CLASSIFICATION 
1.    Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars) 

.. 

._ 

._ 

2. 

Ki  >',ht  -.>!  way 

226 

442 

376 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

267 

173 

37 

42 

3. 

Clear  &  grub;  demolition 

.. 

.. 

31 

„ 

.. 

.. 

._ 

.- 

-- 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4. 

Utility  adjustments 

3 

18 

10 

.. 

.. 

__ 

__ 

.. 

.. 

.. 

56 

56 

12 

12 

5. 

Grade  &  Drain;  minor  structures 

ML 

784 

145 

__ 

__ 

__ 

_. 

.. 

100 

474 

894 

101 

185 

6. 

Base;  surfacing;  shoulders 

ft  no 

ilft 

241 

._ 

__ 

.. 

.. 

173 

755 

1368 

101 

186 

7. 

R.R.  grade  separations 

77 

107 

__ 

._ 

._ 

.. 

.. 

.- 

8. 

Highway  grade  separations  without  ramps 

46 

60 

__ 

_. 

__ 



.. 

.. 

.. 

-- 

115 

-- 

-- 

9. 

Interchanges,  complete 

181 

181 

._ 

_. 

.. 

.. 

352 

.. 

-- 

167 

205 

10. 

Other  bridges;   tunnels 

•*■;•* 

77 

127 

138 

64 

11. 

Walls 

.. 

__ 

__ 

12. 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
coin  rol  devices 

83 

62 

36 

__ 

__ 

__ 

49 

78 

78 

11 

11 

13. 

Roadside  improvement 

7 

5 

3 

7 

10 

10 

1 

1 

14. 

All  other  items 

._ 

.. 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Subtotal,  lines  3  to  14 

1063 

1074 

1167' 

__ 

.. 

._ 

.. 

.. 

681 

1450 

2648 

431 

664 

Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

106 

107 

117 

68 

145 

265 

43 

66 

17. 

Total  Estimated  Cost 

1395 

1623 

1660 

-- 

-- 

— 

"" 

-- 

-- 

749 

1862 

3086 

511 

772 

STATE 


COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET  15   OF  15 


INTERSTATE   ROUTE   NO. 


90 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

Sub  Totals 

M  18  - 
M  19 

M  18  - 
M  19 

M  19  - 
M  20 

M  19  - 
M  20 

M  20  - 
M  21 

M  20  - 
M  21 

Rural 

Urban 

Total 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

12.7 

12.7 

5.4 

5.4 

4.2 

4.2 

536.7 

3.9 

540.6 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

XXX 

XXX 

XXX 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

XXX 

XXX 

XXX 

Design  Code:   1,  2  or  3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

XXX 

XXX 

XXX 

flo.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

? 

2 

2 

2 

2 

2 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  through  traffic  lanes 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

XXX 

XXX 

XXX 

Finance  Code 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

XXX 

XXX 

XXX 

WORK  CLASSIFICATION 
1 .    Preliminary  engineering 

106 

108 

58 

66 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 
30         31 

) 

862 

862 

2.    Right-of-way 

137 

143 

269 

194 

6 

30 

6531 

-- 

6531 

3.   Clear  &  grub;  demolition 

31 

31 

.. 

2588 

9 

2597 

4.   Utility  adjustments 

52 

52 

54 

54 

6 

6 

2440 

30 

2470 

r> .    Grade  &  Drain;  minor  strut  tares 

553 

566 

324 

373 

158 

158 

52787 

742 

53529 

6.   Base;  surfacing;  shoulders 

844 

853 

390 

423 

304 

304 

5034  7 

792 

51139 

7.   R.R.  grade  separations 

__ 

4819 

664 

5483 

Highway  grade  separations  without  ramps 

119 

119 

59 

__ 

.. 

4172 

34  7 

4519 

'•  .    Interchanges,  complete 

167 

L67 

13319 

776 

14095 

10.   Other  bridges;   tunnels 

hi 

67 

6416 

.. 

6416 

11.   Walls 

__ 

__ 

__ 

.. 

-- 

19 

19 

12.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

50 

50 

41 

41 

32 

32 

6422 

125 

6547 

13.   Roadside  improvement 

76 

76 

5 

5 

4 

4 

1141 

3 

1144 

14.   All  other  items 

19 

19 

.. 

._ 

.. 

17 

1155 

__ 

1155 

15.       Subtotal,  lines  3  to  14 

1811 

1833 

981 

1122 

504 

521 

145606 

3507 

149113 

lb.   Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

181 

183 

98 

112 

50 

52 

14559 

351 

14910 

17.    Total  Estimated  Cost 

2235 

2267 

1406 

1494 

590 

634 

fc....-  ■  ■■-...  ■-: ..! 

167558 

3858 

171416 

Signatures:    /J 

State  Highway  Engineer 


Date:  Aug.  1,  1964 
CUt'Zl^x  J  Date:  Aug.  1,  1964 


B.P.R.  Division  Engineer 


MONTANA 


TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET  1  OF   13 
INTERSTATE  ROUTE  NO.   90 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

A  1  - 
A  2.0.1 

A  2.0.1  - 
A  2.0.2 

A  2.0.2  - 
A  3.1 

A  3.1  - 

A  3.2 

A  3.2  - 
A  4 

A  4   - 
A  5.1 

A  5.1  - 
A  5.2 

A  5.2  - 
A  6 

A  6  - 
A  7 

A  7  - 
A  8.1 

A  8.1  - 
A  8.2.1 

A  8.2.1  - 

A  8.2.2 

A  8.2.2  - 
A  8.3 

Section  lengtti,  miles  (u.i  mile; 

3.4 

3.2 

4.4 

4.5 

7.4 

4.6 

4.6 

0-9 

1.2 

0.2 

0.9 

3.7 

4.? 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

E 

E 

E 

Design  Code  :   1  or  J 

1 

3 

3 

3 

3 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Finance  code 

22 

22 

22 

22 

2: 

22 

22 

22 

23 

23 

22 

22 

22 

No.  of  terminated  cross  roads 

2 

1 

1 

3 

l 

1 

-- 

-- 

-- 

2 

1 

No.  of  intersections  at  grade 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

WORK  CLASSIFICATION 
Itea  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

105 

276 

__ 

_. 

.. 

.. 

1114 

.. 

_- 

177 

No.  for  which  costs  estimated 

1 

1 

-- 

-- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

1 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

.. 

_- 

-. 

.- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

.. 

_. 

.. 

.. 

-. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

99 

-- 

99 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  tor  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

__ 

__ 

__ 

__ 

.- 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

9.   Interchanges,  complete                   Cost 

284 

229 

247 

.. 

433 

237 

.. 

-. 

237 

-- 

-- 

-- 

220 

No.  for  which  costs  estimated 

1 

1 

1 

._ 

2 

1 

-. 

.- 

1 

-- 

-- 

-- 

1 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

_. 

.. 

.- 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

__ 

._ 

_. 

.. 

.- 

-. 

-- 

10.   Other  bridges:   tunnels                  Cost 

48 

__ 

196 

._ 

.. 

40 

.. 

.- 

253 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

1 

-. 

3 

-. 

-- 

1 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

foo .  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

.. 

.. 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

.. 

_. 

.. 

.. 

__ 

.. 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

Total  Structures                       Cost 

437 

505 

443 

._ 

532 

277 

99 

.- 

490 

1114 

-- 

-- 

397 

No. for  which  costs  estimated 

3 

2 

4 

.. 

3 

2 

1 

-. 

2 

1 

-- 

-- 

2 

No. in  service  -  cost  =  zero 

__ 

__ 

_. 

„ 

._ 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

"" 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

STATE 


MONTANA 


TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET  2  OF  13 
INTERSTATE  ROUTE  NO.  90 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

A  8.3  - 
A  9.1 

A  9.1  - 
A  9.2 

A  9.2  - 
A  9.3 

A  9.3  - 

A  10 

A  10  - 
A  11 

A  11  -    A  12.1  - 
A  12.1    A  12.2 

A  12.2  - 
A  12.3 

A  12.3  - 
A  12.4 

A  12.4  - 
A  13.1 

A  13.1  - 
A  13.3 

A  13.3  - 

A  14 

A  14  - 

A  15.0.1 

Section  length,  miles  (u . 1  mile) 

1.4 

2.3 

1.2 

1.8 

3.9 

5.6 

2.0 

2.0 

1.0 

0.8 

1.5 

4.3 

3.7 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

N 

N 

N 

E 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

E 

Design  Code  :   1  or  i 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

-. 

-- 

-- 

2 

4 

4 

2 

-- 

-- 

2 

2 

2 

2 

No.  through  traffic  lanes 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

Finance  code 

20 

20 

20 

23 

22 

23 

22 

20 

20 

22 

22 

23 

22 

No.  of  terminated  cross  roads 

1 

-- 

1 

-- 

3 

1 

-- 

-- 

1 

-- 

1 

1 

No.  of  intersections  at  grade 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

WORK  CLASSIFICATION 
[tea  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

__ 

._ 

.. 

_. 

.. 

1044 

.- 

-- 

-- 

-- 

288 

93 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

3 

-- 

-- 

■*■ 

-- 

2 

1 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

44 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  tor  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

.. 

.. 

-. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

9.   Interchanges,  complete                   Cost 

-. 

.. 

.. 

.. 

-. 

290 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

314 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

-. 

.. 

.. 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

1 

.. 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

_. 

.. 

.. 

.. 

-. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10.   Other  bridges:   tunnels                  Cost 

-- 

-- 

-. 

562 

-- 

980 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

2 

-- 

2 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

_. 

.. 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

1 

-- 

Total  Structures                         Cost 

-. 

-. 

.. 

562 

44 

2314 

-- 

-- 

-- 

-- 

288 

407 

-- 

No. for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

2 

1 

6 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

3 

-- 

No. in  service  -  cost  =  zero 

.- 

1 

1 

.. 

.. 

.- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

_" 

-- 

-- 

-- 

1 

1 

-- 

STATE 


MONTANA 


TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET  3  UF   13 
INTERSTATE  ROUTE  NO.   90 


ESTIMATE  SECTION 

ITEM 

A  15.0.1- 
A  15.0.2 

A  15.0.2  - 
A  16 

A  16  - 
A  17 

A  17  - 
A  18 

A  18  - 
A  19 

A  19  - 
A  20 

A  20  - 
A  21 

A  21  - 
A  22.1 

A  22.1  - 
A  22.2 

A  22.2  - 
A  23.0.1 

A  23.0.1  - 
A  23.0.2 

A  23.0.2- 
A  24.1 

A  24.1  - 
A  24.2 

Section  length,  miles  (u.l  mile) 

1.1 

1.7 

2.2 

0.9 

1.2 

0.3 

1.7 

0.5 

2.1 

2.4 

2.2 

2.9 

2.0 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

.  .    S_. 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

E 

N 

N 

N 

E 

N 

E 

N 

E 

N 

Design  Code  :   1  or  J 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

-- 

-- 

-- 

-- 

4 

4 

4 

4 

4 

No.  through  traffic  lanes 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Finance  code 

70 

?n 

2fl 

?n 

71 

71 

71 

71 

23 

2  7. 

77, 

22 

n 

No.  of  terminated  cross  roads 

1 

1 

3 

1 

7 

i 

No.  of  intersections  at  grade 

-- 

.- 

-. 

.. 

-- 

-. 

-- 

WORK  CLASSIFICATION 
Itea  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

No.  for  which  costs  estimated 

__ 

__ 

.. 

._ 

.. 

._ 

-. 

.. 

-. 

.. 

-. 

-_ 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

__ 

._ 

_. 

__ 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

._ 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

_. 

_. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

-. 

-- 

-. 

No.  tor  which  costs  estimated 

.. 

.. 

._ 

.. 

.. 

.. 

-- 

-- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

tfo .  in  service  -  cost  =  zero 

__ 

1 

._ 

._ 

__ 

_. 

__ 

.. 

.. 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

._ 

_. 

_. 

.. 

.. 

.. 

9.   Interchanges,  complete                   Cost 

.. 

.. 

.. 

_. 

.. 

_. 

.. 

.. 

203 

-- 

203 

-- 

.- 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

_. 

.. 

_. 

__ 

.. 

.. 

-- 

1 

-- 

1 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

1 

.. 

__ 

._ 

.. 

._ 

.. 

.. 

.. 

-- 

-. 

-- 

-. 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

.. 

-. 

.. 

_- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10.   Other  bridges:   tunnels                  Cost 

.. 

.. 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-. 

.. 

.. 

.- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

too.  in  service  -  cost  =  zero 

-. 

._ 

__ 

.. 

._ 

__ 

.. 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

.. 

__ 

1 

.. 

1 

._ 

_. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Total  Structures                         Cost 

.. 

__ 

203 

203 

No. for  which  costs  estimated 

._ 

.. 

._ 

_. 

._ 

.. 

_. 

1 

._ 

1 

-- 

.- 

No. in  service  -  cost  =  zero 

1 

1 

._ 

_. 

.. 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

1 

-- 

1 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

STATE 


MONTANA 
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ESTIMATE  SECTION 

ITEM 

A  24.2  - 
A  24.3 

A  24.3  - 
A  25 

A  25  - 
A  26 

A  26  - 
A  27.1 

A  27.1  - 
A  27.2 

A  27.2  - 
A  28.1 

A  28.1  - 
A  28.2 

A  28.2  - 
A  29.1 

A  29.1  - 
A  29.2.1 

A  29.2.1- 
Z  29.2.2 

A  29.2.2- 
A  29.2.3 

A  29.2.3- 
A  29.3 

A  29.3  - 

A  30.0.1 

Section  length,  miles  (u.l  mile) 

5.7 

1.0 

2.5 

2.0 

2.8 

3.7 

5.6 

1.5 

2.5 

1.4 

2.5 

3.7 

0.7 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

U 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

N 

E 

E 

Design  Code:   1  or  J 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

4 

4 

4 

4 

-- 

-- 

4 

4. 

4 

4 

4 

4 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Finance  code 

71 

25 

?3 

2  3 

23 

23 

23 

23 

22 

22 

23 

22 

22 

No.  of  terminated  cross  roads 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

No.  of  intersections  at  grade 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

WORK  CLASSIFICATION 
Itea  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

127 

217 

.. 

.. 

.. 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

1 

.. 

1 

.. 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

.. 

._ 

_. 

._ 

_. 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

._ 

.. 

.. 

2 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

Ill 

110 

249 

.. 

116 

.. 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  tor  which  costs  estimated 

1 

1 

1 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

.. 

.. 

.- 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

1 

__ 

_. 

._ 

__ 

.- 

.. 

-- 

9.   Interchanges,  complete                   Cost 

550 

-- 

524 

266 

140 

-- 

233 

-- 

-- 

2  72 

230 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

2 

-- 

2 

1 

1 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

1 

1 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

._ 

.. 

.. 

-. 

.- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

._ 

.. 

_. 

.. 

-. 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10.   Other  bridges:   tunnels                  Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.- 

.. 

.. 

._ 

2 

1 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Total  Structures                         Cost 

788 

no 

990 

266 

256 

__ 

_. 

233 



-. 

272 

230 

-- 

No. for  which  costs  estimated 

4 

l 

4 

1 

2 

.- 

-- 

1 

-- 

-- 

1 

1 

-- 

No. in  service  -  cost  =  zero 

.. 

__ 

__ 

.. 

_- 

.- 

-. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

2 

4 

3 

-- 

-- 

-- 

-" 

-- 

"- 

TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


STATE 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

A  30.0.1  - 
A  30.0.2 

A  30.0.2  - 
A  31 

A  31  - 

A  32 

A  32  - 
A  33 

A  33  - 
A  34.0.1 

A  34.0.1- 
A  34.0.2 

A  34.0.2- 
A  34.0.3 

A  34.0.3- 
A  35 

A  35  - 
A  36 

A  36  - 
A  37 

A  37  - 
A  38 

A  38  - 

B  1 

B  1  - 
B  2.1 

Section  length,  miles  (vA   mile) 

3.0 

2.7 

5.0 

6.1 

1.5 

3.2 

0.7 

2.8 

3.7 

5.9 

5.9 

2.3 

4.6 

Class:  Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

N 

N 

E 

E 

N 

N 

E 

E 

E 

N 

F 

Design  Code:   1  or  J 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

-- 

-- 

4 

4 

4 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Finance  code 

22 

22 

23 

23 

22 

22 

23 

23 

20 

20 

22 

23 

22 

No.  of  terminated  cross  roads 

-- 

2 

1 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

No.  of  intersections  at  grade 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

WORK  CLASSIFICATION 
Item  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

206 

188 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

.. 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

1 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

__ 

__ 

__ 

_. 

.. 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

._ 

.. 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

.. 

.. 

-- 

94 

-- 

-- 

102 

102 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  tor  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

1 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

3 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

9.   Interchanges,  complete                   Cost 

.. 

__ 

266 

.. 

-. 

375 

-- 

-- 

-- 

237 

315 

241 

No.  for  which  costs  estimated 

-. 

1 

-- 

-- 

-- 

2 

-- 

-- 

-- 

1 

1 

1 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.- 

._ 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10.   Other  bridges:   tunnels                  Cost 

-. 

.- 

256 

195 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

127 

No.  for  which  costs  estimated 

1 

1 

__ 

__ 

.. 

.. 

-- 

-- 

-- 

1 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

__ 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.- 

-. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Total  Structures                         Cost 

.. 

__ 

522 

289 

.. 

.. 

477 

102 

-. 

-- 

443 

503 

368 

No. for  which  costs  estimated 

__ 

__ 

2 

2 

_. 

._ 

3 

1 

-- 

-- 

2 

2 

2 

No. in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

5 

-- 

-- 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

i_    -- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

B  2.1  - 
B  2.2 

B  2.2  - 
B  3 

B  3  - 
B  4 

B  4  - 
B  5.1 

B  5.1  - 
B  5.2 

B  5.2  - 
B  6 

B  6   - 
B  7 

B  7  - 
B  8 

B  8  - 
B  9 

B  9  - 
B  10 

B  10  - 

B  12.3.1 

B  12.3.1- 
B  12.3.2 

B  12.3.2- 

B  13.0.1 

Section  length,  miles  (u . 1  mile; 

7.6 

1.0 

3.4 

3.1 

3.1 

3.8 

3.6 

2.9 

1.6 

7.0 

= 

2.8 

2.6 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

G  20.1  - 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

E 

N 

E 

E 

E 

N 

N 

E 

-  21 

N 

N 

Design  Code  :   1  or  J 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

See 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

-- 

-- 

4 

4 

4 

4 

4 

-- 

-- 

4 

FM  15 

-- 

4 

No.  through  traffic  lanes 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Finance  code 

20 

20 

22 

23 

22 

22 

22 

23 

23 

12 

23 

23 

No.  of  terminated  cross  roads 

2 

.- 

1 

1 

-- 

1 

2 

1 

-- 

1 

-- 

-- 

No.  of  intersections  at  grade 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

WORK  CLASSIFICATION 
Itea  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

268 

-- 

-- 

-- 

-- 

122 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Nn.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

-- 

-- 

-- 

72 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  tor  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

o 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

4 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

u 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

M 

1 

-- 

9.   Interchanges,  complete                  Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

218 

-- 

-- 

-- 

417 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

2 

S5 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

1 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

o 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

__ 

_. 

_. 

.. 

.. 

-- 

.. 

1 

.. 

-- 

-- 

-- 

10.   Other  bridges:   tunnels                  Cost 

.. 

.. 

95 

48 

.. 

115 

119 

-- 

-- 

M 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

2 

1 

-- 

1 

1 

-- 

-- 

-- 

o 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

1 

__ 

.. 

.. 

-. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Total  Structures                         Cost 

.. 

.. 

95 

120 

268 

333 

119 

-- 

-- 

539 

-- 

-- 

No. for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

2 

2 

1 

2 

1 

-- 

-- 

3 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

5 

2 

.. 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

1 

-- 

1 

-- 

TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


STATE 


MONTANA 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET 7  UF   13 

INTERSTATE  ROUTE  NO.     90 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

B  13.0.1  - 
B  13.0.2 

B  13.0.2- 
B  14.1 

B  14.1  - 
B  14.2 

B  14.2  - 
B  15 

B  15  - 
B  16 

B  16  - 
B  17.1 

B  17.1  - 
B  17.2 

B  17.2  - 
B  18 

B  18  - 
C  1 

C  1  - 
C  2 

C  2  - 
C  3.1.1 

C  3.1.1  - 
C  3.1.2 

C  3.1.2  - 
C  3.2 

Section  length,  miles  {,u .  1  mile) 

2.3 

4.7 

2.4 

7.1 

2.5 

2.9 

8.5 

5.2 

1.8 

2.5 

3.0 

1.0 

2.1 

Class:  Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Design  Code  :   1  or  J 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

Finance  code 

23 

23 

23 

23 

23 

22 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

No.  of  terminated  cross  roads 

? 

? 

? 

_. 

1 

2 

7 

1 

1 

No.  of  intersections  at  grade 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

WORK  CLASSIFICATION 
Item  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

-- 

.. 

-- 

234 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

172 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

__ 

.. 

__ 

_. 

_. 

.. 

-- 

-. 

.- 

-- 

-_ 

.. 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

-- 

._ 

.. 

86 

84 

99 

57 

-. 

-. 

-. 

.- 

-. 

-- 

No.  tor  which  costs  estimated 

.. 

._ 

__ 

1 

1 

1 

1 

.. 

.. 

-. 

.. 

.. 

-. 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

.- 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

.. 

_. 

■  1 

9.   Interchanges,  complete                   Cost 

244 

2  70 

?10 

210 

181 

__ 

__ 

204 

86 

No.  for  which  costs  estimated 

1 

.. 

1 

1 

__ 

1 

__ 

1 

__ 

.. 

1 

1 

.. 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

.. 

.. 

.. 

.- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

__ 

__ 

._ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

.. 

.. 

.. 

-. 

10.   Other  bridges:   tunnels                   Cost 

119 

.. 

399 

__ 

No.  for  which  costs  estimated 

.. 

__ 

__ 

__ 

„ 

__ 

1 

._ 

.. 

1 

-- 

too.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

__ 

_. 

__ 

._ 

__ 

__ 

.. 

.. 

.. 

.- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

.. 

.. 

.. 

3 

Total  Structures                         Cost 

244 

._ 

2  70 

530 

84 

309 

176 

181 

._ 

204 

657 

No. for  which  costs  estimated 

1 

.- 

1 

3 

1 

2 

2 

1 

-. 

-- 

1 

3 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

5 

STATE 


MONTANA 


TABLE  C-l   -   COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 
BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET  8  OF   13 
INTERSTATE  ROUTE  NO.     90 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

C  3.2  - 
C  4.1 

C  4.1  - 
C  4  2 

C  4.2  - 
C  5.1 

C  5.1  - 
C  5.2 

C  5.2  - 
C  6 

C  6  - 
C  7.1 

C  7.1  - 
C  7.2 

C  7.2  - 
C  8.1 

C  8.1  - 

C  8.2 

C  8.2  - 
C  9 

C  9  - 

C  10 

C  10  - 
C  11 

C  11  - 
C  12.1 

Section  length,  miles  (U.I  mile) 

6.9 

1.5 

9.5 

8.4 

0.7 

1.4 

3.7 

1.1 

4.2 

3.4 

5.1 

3.2 

3.0 

Class:  Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

U 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

Design  Code:   1  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Nn.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

._ 

4 

4 

4 

4 

4 

-- 

-- 

4 

4 

4 

-- 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Finance  code 

?3 

23 

23 

23 

23 

23 

22 

20 

20 

22 

22 

22 

20 

No.  of  terminated  cross  roads 

4 

5 

4 

7 

2 

1 

1 

3 

-- 

1 

-- 

No.  of  Intersections  at  grade 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

WORK  CLASSIFICATION 
Item  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AM)  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                    Cost 

_. 

.. 

__ 

__ 



447 



.- 

-- 

-. 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-. 

-- 

-- 

3 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  In  service  -  cost  =  zero 

.. 

-. 

-. 



-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

1 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

__ 

2 

.. 

__ 

.- 

-- 

-- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

-- 

180 

90 

125 

98 

110 

-- 

-- 

-- 

89 

123 

-- 

No.  tor  which  costs  estimated 

-- 

-- 

2 

1 

1 

1 

1 

-- 

-- 

-- 

1 

1 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

_- 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

._ 

._ 

__ 

-. 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

9.   Interchanges,  complete                    Cost 

__ 

.. 

211 

363 

.. 

252 

.- 

.- 

-- 

227 

227 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

__ 

_. 

1 

1 

.. 

1 

-. 

_- 

-- 

1 

1 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

.. 

.. 

.. 

_- 

1 

1 

-- 

-- 

-- 

2 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

1 

1 

._ 

._ 

.. 

._ 

_. 

.- 

.- 

-- 

-- 

10.   Other  bridges:   tunnels                   Cost 

301 

._ 

.. 

.. 

-. 



.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

.. 

.. 

3 

.. 

.. 

-. 

.- 

-- 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

too.  in  service  -  cost  =  zero 

._ 

.. 

.. 

.. 

-. 

_- 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

__ 

__ 

__ 

_. 

.. 

.. 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Total  Structures                          Cost 

__ 

__ 

692 

453 

125 

797 

110 

__ 

__ 

227 

316 

123 

-. 

No. for  which  costs  estimated 

-. 

._ 

6 

2 

1 

5 

1 

_. 

.. 

1 

2 

1 

-- 

No. in  service  -  cost  =  zero 

__ 

_. 

__ 

__ 

1 

2 

-_ 

-- 

3 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

1 

3 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

STATE 


MONTANA 


TABLE  C-l   -   COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 
BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET  9  UF   13 
INTERSTATE  ROUTE  NO.    90 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

C  12.1  - 
C  12.2 

C  12.2  - 
C  13 

C  13  - 
C  14 

C  14  - 
C  15.1 

C  15.1  - 
C  15.2 

C  15.2  - 
C  15.3 

C  15.3  - 
D  1 

D  1  - 
D  2 

D  2  - 
D  3.1 

D  3.1  - 
D  3.2 

D  3.2  - 
D  4.1 

D  4.1   - 
D  4.2 

D  4.2  - 
D  5.1 

Section  length,  miles  (u.l  mile) 

0.2 

0.5 

3.4 

4.7 

7.7 

4.0 

0.4 

13.6 

4.0 

5.7 

2.2 

10.4 

1.0 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

E 

E 

N 

Design  Code:   1  or  J 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

-- 

-- 

-- 

-- 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

-- 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

Finance  code 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

22 

23 

23 

22 

22 

21 

No.  of  terminated  cross  roads 

-- 

-- 

2 

-- 

4 

3 

-- 

-- 

3 

1 

No.  of  intersections  at  grade 

-- 

-- 

-- 

-- 

14 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

WORK  CLASSIFICATION 
Itea  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

.. 

.. 

.. 

._ 

__ 

__ 

_. 

.. 

.. 

-. 

-- 

-- 

.- 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

.. 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

99 

118 

-- 

267 

-- 

No.  tor  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

1 

-- 

3 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

__ 

_. 

__ 

__ 

.. 

.. 

_- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

9.   Interchanges,  complete                   Cost 

.. 

.. 

._ 

-. 

-- 

207 

207 

207 

-- 

207 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

.. 

.. 

.. 

.. 

-. 

-. 

1 

1 

1 

-- 

1 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

.- 

.- 

2 

1 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

._ 

__ 

._ 

_. 

.. 

.. 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10.   Other  bridges:   tunnels                   Cost 

-. 

.. 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

607 

183 

-- 

159 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

3 

-- 

2 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

1 

.- 

.. 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.- 

.. 

.. 

.. 

-. 

.- 

-- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Total  Structures                         Cost 

.. 

__ 

__ 

__ 

207 

207 

913 

301 

207 

426 

-- 

No. for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

.. 

-. 

-- 

-- 

I 

1 

4 

4 

1 

5 

-- 

No. in  service  -  cost  =  zero 

.. 

1 

1 

2 

2 

1 

.. 

._ 

__ 

-- 

-- 

-- 

-- 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

— 

-- 

■" 

-- 

-- 

-- 

1 

TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


STATE 


MONTANA 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET  10  UF  13 
INTERSTATE  ROUTE  NO.    90 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

D  5.1  - 
D  5.2 

D  5.2  - 
D  5  3 

D  5.3  - 
D  6 

D  6  - 
D  7.1 

D  7.1  - 
D  7.2.\ 

D  7.2,1- 
D  7  2.2 

D  7.2.2  - 
D  8 

D  8  - 
D  9 

D  9  - 
D  10.1 

D  10.1  - 
D  10.2 

D  10.2  - 
D  11 

D  11  - 
D  12 

D  12  - 
D  13.1 

Section  length,  miles  (u.l  mile) 

0.3 

1.8 

2.7 

2.4 

2.0 

6.9 

2.0 

5.1 

9.5 

3.1 

3.1 

4.8 

3.9 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Li  cation:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

E 

E 

N 

N 

N 

Design  Code :   1  or  J 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

-- 

No.  through  traffic  lanes 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Finance  code 

21 

21 

21 

21 

20 

22 

23 

23 

22 

22 

23 

23 

21 

No.  of  terminated  cross  roads 

.. 

1 

2 

1 

-- 

-- 

3 

1 

-- 

1 

-- 

2 

3 

No.  of  intersections  at  grade 

-- 

3     1 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

WORK  CLASSIFICATION 
Item  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

.. 

-. 

-. 

.. 

-. 

-- 

-- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

168 

-- 

69 

99 

99 

98 

1  /', 

-- 

No.  tor  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

-- 

1 

1 

1 

1 

2 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

■  - 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-. 

.- 

.- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

9.   Interchanges,  complete                   Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

207 

205 

-- 

206 

243 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

-. 

-- 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

1 

-- 

1 

1 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

1 

.. 

1 

.- 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

10.   Other  bridges:   tunnels                   Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

202 

191 

326 

95 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

1 

3 

1 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

.. 

1 

.. 

.. 

.. 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Total  Structures                         Cost 

-- 

.. 

-. 

.. 

168 

202 

46  7 

630 

194 

304 

417 

-- 

No. for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

2 

3 

5 

2 

2 

3 

-- 

No. in  service  -  cost  =  zero 

-. 

.- 

.. 

.. 

2 

-- 

-- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

1 

-- 

3 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4 

TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


STATE 


MONTANA 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET  11  UF  13 
INTERSTATE  ROUTE  NO.    90 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

D  13.1  - 
D  13.2 

D  13.2  - 
D  14.0.1 

D  14.0.1- 
D  14.0.2 

D  14.0.2- 
D  14.0.3 

D  14.0.3  - 
D  15.1 

D  15.1  - 
D  15.2 

D  15.2  - 
D  16  -  M  1 

M  1  - 
M  2 

M  2  - 
M  3 

M  3  - 
M  4 

M  4  - 
M  5 

M  5  - 
M  6 

M  6  - 
M  7 

Section  length,  miles  (U . 1  mile) 

1.4 

6.4 

1.2 

3.0 

2.4 

1.2 

3.7 

6.0 

5.7 

2.5 

2.3 

4.3 

8.0 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

F. 

F 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Design  Code :   1  or  J 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

3 

3 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

.. 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

? 

4 

4 

? 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

2 

Finance  code 

20 

20 

21 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

No.  of  terminated  cross  roads 

2 

13 

-- 

8 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  of  intersections  at  grade 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4 

WORK  CLASSIFICATION 
[tea  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                  Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

127 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

94 

No.  for  which  costs  estimated 

— 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

.- 

-. 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

_. 

.. 

-. 

169 

-- 

-- 

119 

256 

-- 

-- 

-- 

-- 

46 

No.  tor  which  costs  estimated 

__ 

._ 

__ 

2 

__ 

.. 

1 

2 

.. 

-- 

-- 

-- 

1 

tfo.  in  service  -  cost  =  zero 

__ 

2 

__ 

__ 

._ 

.. 

.. 

.- 

.. 

-. 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.- 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

9.   Interchanges,  complete                   Cost 

._ 

.. 

.. 

.. 

261 

349 

253 

207 

203 

-- 

-- 

-- 

181 

No.  for  which  costs  estimated 

-. 

-. 

-- 

-- 

1 

1 

1 

1 

1 

-- 

-- 

-- 

1 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

1 

.. 

„ 

.. 

_. 

.. 

.- 

.. 

-. 

-- 

10.   Other  bridges:   tunnels                  Cost 

.. 

.. 

96 

64 

.. 

.- 

-. 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

-_ 

-. 

? 

1 

._ 

.. 

-. 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

1 

4 

.. 

_. 

.. 

.- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-. 

-- 

.- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Total  Structures                          Cost 

-- 

-. 

.. 

169 

388 

349 

372 

559 

267 

.. 

.- 

.- 

321 

No. for  which  costs  estimated 

-- 

.- 

.. 

2 

2 

1 

2 

5 

2 

-- 

-- 

-- 

3 

No. in  service  -  cost  =  zero 

1 

6 

.. 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

STATE 


MONTANA 


TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 
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INTERSTATE  ROUTE  NO.    90 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

M  7  - 
M  8.0.1 

M  8.0.1  - 
M  8.0.2 

M  8.0.2  - 
M  9 

M  9  - 
M  10 

M  10  - 
M  11 

M  11  - 
M  12 

M  12  - 
M  13 

M  13  - 
M  14 

M  14  - 
M  15 

M  15  - 
M  16 

M  16  - 
M  17 

M  17  - 
M  18 

M  18  - 
M  19 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

7.4 

5.1 

2.8 

2.4 

0.7 

5.1 

0.9 

1.7 

0.8 

6.6 

10.4 

1.4 

12.7 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

Design  Code :   1  or  J 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

T 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

7 

? 

7 

.. 

-- 

-- 

2 

4 

4 

2 

No.  through  traffic  lanes 

? 

7 

7 

2 

4- 

2 

4- 

4 

2 

2 

4 

4 

2 

Finance  code 

?3 

21 

?? 

?0 

?n 

?n 

?n 

?n 

?n 

7? 

?? 

7? 

77 

No.  of  terminated  cross  roads 

6 

7 

fi 

l 

7 

2 

1 

? 

No.  of  intersections  at  grade 

.. 

.- 

-- 

-- 

8 

-- 

WORK  CLASSIFICATION 
[tea  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

-- 

77 

107 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

_- 

1 

1 

.. 

.- 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

.. 

.. 

__ 

-_ 

.. 

.- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

46 

.. 

60 

._ 

.. 

.. 

.- 

-. 

.. 

-- 

115 

-- 

119 

No.  tor  which  costs  estimated 

1 

_. 

1 

._ 

._ 

.. 

.. 

.. 

.- 

.- 

2 

-- 

2 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

__ 

__ 

__ 

._ 

.. 

.. 

_. 

.. 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

._ 

._ 

.. 

.. 

.. 

9.   Interchanges,  complete                   Cost 

.. 

181 

181 

__ 

__ 

_. 

__ 

352 

-. 

205 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

__ 

1 

1 

._ 

__ 

.. 

2 

.- 

1 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

__ 

.. 

1 

._ 

1 

1 

.. 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

._ 

__ 

.. 

.. 

10.   Other  bridges:   tunnels                   Cost 

.- 

29 

353 

.. 

.. 

-. 

.- 

-. 

-- 

127 

64 

67 

No.  for  which  costs  estimated 

._ 

1 

1 

__ 

.. 

-. 

1 

1 

1 

ho.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

__ 

.. 

1 

.. 

1 

.- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

__ 

__ 

.. 

.- 

-. 

Total  Structures                         Cost 

46 

287 

701 

__ 

_. 

_. 

352 

242 

269 

186 

No. for  which  costs  estimated 

1 

1 

U 

2 

3 

2 

3 

No. in  service  -  cost  =  zero 

1 

2 

l 

l 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

STATE 


MONTANA 


TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET  13  OF   13 
INTERSTATE  ROUTE  NO.     90 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION                                           Sub  Total 

M  19  - 
M  20 

M  20  - 
M  21 

Rural 

Urban 

Total 

Section  length,  miles  (u.l   mile) 

5.4 

4.2 

536.7 

3.9 

540.6 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

XXX 

XXX 

XXX 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

XXX 

XXX 

XXX 

Dfs ign  Code  :   1  or  J 

3 

3 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

2 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  through  traffic  lanes 

2 

2 

XXX 

XXX 

XXX 

Finance  code 

22 

22 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  of  terminated  cross  roads 

3 

.- 

173 

-- 

173 

No.  of  intersections  at  grade 

-- 

32 

-- 

32 

WORK  CLASSIFICATION 
[tea  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

-- 

-- 

4819 

664 

5483 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

21 

4 

25 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

3 

3 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

9 

-- 

9 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

59 

-- 

4172 

347 

4519 

No.  tor  which  costs  estimated 

1 

.. 

47 

2 

49 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

13 

-. 

13 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-. 

.. 

6 

-- 

6 

9.   Interchanges,  complete                   Cost 

167 

.. 

13319 

776 

14095 

No.  for  which  costs  estimated 

1 

.. 

60 

3 

63 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

._ 

.- 

19 

-- 

19 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

__ 

10 

-- 

10  ' 

10.   Other  bridges:   tunnels                  Cost 

.. 

.. 

6416 

-- 

6416 

No.  for  which  costs  estimated 

.. 

.- 

45 

-- 

45 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

._ 

.. 

11 

-- 

11 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

13 

-- 

13 

Total  Structures                        Cost 

226 

._ 

28726 

1787 

30513 

No. for  which  costs  estimated 

2 

173 

9 

182 

No. in  service  -  cost  =  zero 

46 

-. 

46 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

38 

-- 

38 

Signatures : 


Cfs/S^'t 


y/  /Vjt  <  ,     *  £  <  ■ 


Date:  Aug.  1.  1964 


State  Highway  Engineer 
B.P.R.  Division  Engineer 


Date:  Aug.  1,  1964 


LOOKOUT   F-  AST 


IG  90-1  (10)  0 


//-/£ 


S.O  M/LES" 


*?*LTES-£-  WEST 


S.  7  AS7/L  ES 


/G-/6 


SA  .  -  HA  6  Q 

■      d 


I  90-  I  (12! 

■Of«3/A  -EPS 
s,  7  A4/L. 


/e  -  /<3 


22-22 


27  =  27 

»4* 


5.  7  A      - 


S7    Rl   i 


3.3 


TO   PA 


32-^2 


MINERAL  CO. 


I  90-  I  ( I  )  43  -  E  -  R 

I  90-  I  (6)  43  -  C  (6  7mi  PMO)  - 
I  90  -  I  (15)  43-C  (Signing)   - 
I  90  -  1(16)  43  -C  (  Seeding! 

190-  I  (5)46-C  (Struc 


SO  -5G 


LEGEND  FOR  INTERSTATE  ROUTES 

INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE    LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO  CONNECTION 

RAILROAD   GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGH  WAY  -  RAILROAD    GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 

TUNNEL 

TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,   HIGHWAY     OR 
COMBINATfOfl 


Toll 


FRONTAGE    ROAO 
TERMINATED    CROSS  ROAD 
INTERSECTION  -AT-GRADE' 
URBAN   AREA   BOUNDARY 
Cl9>  POST   MILEAGE 

>   2      ROUTE   SECTIONS 


SCALE     IN     MILES 


0 


MONTANA 

INTERSTATE    ROUTE    90- 
Sheet       I       of      II 
Date     January   I,   1964 


L-IG  90-  I  (8)  50-  E 
I  IG   90-  I  (19)  50 -R 


GO 


GO 


J?  UFER/OR  -EAST  (EA  5  T  S£C  T.)  ^ 


5.GG7   AS7/LES 

I  90-!(25)59-C(Str] 


M4«^ 


I   90  -  I  (2)  59-E-R  - 

I    90-  I  (II)  60  -C(Seedmg)*| 


G5^65 


I  90-  1(7)  60  Ul  -C  (Signing) 
I  90-  1(4)  60  Ul  -C  (5.0mi  Rdwy) 


I  90  -  1(4)  60  l|2-C(Structures) 
rreek 


I-  IG  90-1(9)  65-  E 
T-IG  90-1(18)  65-  R 


75^75 


1-90-1(22)71  -C(Strucure  ) — | 
rI-90-l(2l)67-C(Structure) 


I90-l(l7)75-C(2  8miRdStr 

-190-1(20)75  C   (Signing)  - 

I  90-l(23)75-C  (Seeding) 


1  90-  1(3)  75-E 
I  90-1(14)75-  R 


MINERAL    CO 


75^75  76-78 

I  90-  1(3)  75-E 


1  90-1(14)  75-  R  •'   I  90-2(6)  78  -  R  — 4— 

"-I  90-1(17)75-0(2  8rr,,  RdSlr.Ferj*  I  90-2(13)78-0  (Z2mij«I- 
-190-1(20)75  C  (Signing)  -    «" 


-I  901(23)75-0  (Seeding)        <\- 1  90-2 (l9)78-C(Sign)>j-t» 1 90-2 (l6)8l-C(Str)H 

IW 


I-IG    90-2  (I)  78-  E 


I-IG  90-2(15)81+  R 
■I G  90-2(21)80-0(4.3 


Rdwy.-Str-  Fence) — -j  mi  Rd-Sign  8  Fence)    - 
-2(l9)78-C(Sign  ' 
•2(26)78-0  (Seed) 


8  5 '-8  5 


I    90-2  (2)  84-  E 


95-  5>5 


FftfNCHTOWN  -FAST   <t    WEST 


Zb* 


MISS 


95-95 


I-IG   ^0  -  2  (3)  94  -  E 
I  -IG    90-  2  (9)    94  -   R- 


/03-  /03 


;o&  =/05 


MISSOULA  -\A/E^T 


?.75~<#   AS7/LES 


».  ^    MIS-SOUL^- URBAN     ^ 


^—10    P0LS0N 


~3.<<SO  M/LES 


I  90  2(23)  I  lO-C(Structure) 

I  902(22)  l08-C(Structure) 

-I  90f  (14)  I0b-C  (Storm  Sewer) 


///  «  I/O 
I-IG  90-2(4)  107-  E   

I-IG     90-  2  (8)    105    -  R     

-I  IG  90-2(10)110 


MISSOULA      CO 


(^  fap  7  )  To  Homilfor Tq^-  S?V)" 


E     

R  — 


/03-  /03 


SOG>  -/05 


M  I^S  OUL4-  URBA  N 


-3.<GO  M/LES 


Ji  90- 


I  90  2(23)  I  lOC(Structure)_ 
I  902(22)  108-C (Structure J, 
>(i4)  l05-C(Siorm  Sewer) 


///  -  HO 
I-IG  90-2(4)  107-  E 

I-IG     90-  2  (8)    105    -  R 


% 


I  90-2(5)  113-  E 
I  IG  90-2(7)  1 13 -R 


•I  IG  90-2(10)110-0  (43  Mi  Rdwy-Structure-Fence.)  H 


LEGEND    FOR     INTERSTATE    ROUTES 

INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE    LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO  CONNECTION 

RAILROAD  GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HlGHW'AY  -  RAILROAD    GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE  « 

TUNNEL 

TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,   HIGHWAY     OR 
COMBINATION 

FRONTAGE    ROAD 

TERMINATED    CROSS  ROAD  I 

INTERSECTION    AT-GRAOE 

URBAN   AREA    BOUNDARY 

! 

POST   MILEAGE 
OUTE   SECTIONS 


Toll 


U  U 

i  9 


O*  " 


SCALE     IN     MILES 


0 


MONTANA 

INTERSTATE    ROUTE    90 

Sheet      2      of       II 
Dote     January  1 ,  1964 


U5--/I4 


I  90  -  2  (5)   113  -  E 
I  1G  902(7)  II3-R 


/zo  -  /ao 


I    90-2  (24)  120  -E 


I3Z  -  /3Z 


MISSOULA     CO. 


E 


1 32  -  /3Z 


/33  -  /35 


BEAVERTAIL  -  \A/£5T ^ ^  BEAVZKTAlL  -  EAST J 


/■43-  143 
1-IG   90-3  (4)   132  -  E-R— 


SEARJVIOUTH  -  WEST 


7.  GO 5  rrf/LES 


7.533  AsllLES 


BEARMQUTH  -EAST 


)ULA     CO. 


/*3*  14-3 

3 (4)   132  -  E-R 


J5Q=/5I 


/5  7-/57 


190-  3  (I)  152  -  E  -  R 


I  90  -  3  (9)    157  -  C 
1  90  -  3   (5)  157   U 
1  90  -3    (3)   157  U2 
I  90-  3    (3)  157   Ul 


f—  TO     PHILIPSBURG 


GRANITE      CO. 


;<z&  -  IG8 


I  90-  3  (I)  152  -  E  -  R 


I  90  -  3  (9)    I  57  -  C    (Seeding) 
1  90  -  3   (5)   157   Ul  -  C  (  Signing  ) 
190-3    (3)   157   U2-C   (Structures) 


I  90-  3    (3)   15  7   Ul  -  C   (  Road woy)  9.6  M 


I-IG   90-3  (7)   168  -  E 


<SOL  D   CREEK  ~  EA^  T 


5.9  MILE 5 


POWELL    CO. 


LEGEND  FOR  INTERSTATE  ROUTES' 

INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE    LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO   CONNECTION 


RAILROAD   GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGHWAY  -  RAILROAD    GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 


rr 


TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,   HIGHWAY     OR 
COMBINATION 


l::::pBi    tunnel 
Toll 

_____      FRONTAGE    ROAD 

— •  TERMINATED    CROSS  ROAD 

INTERSECTION    AT-GRADE 
URBAN   AREA    BOUNDARY 
POST   MILEAGE 
2      ROUTE   SECTIONS 


SCALE     IN     MILES 


0 


MONTANA 

INTERSTATE    ROUTE    90 

Sheet      3       of       II 
Date     January     1,19  64 


/72      /7B 

:    ic    30    i     ') 


/  v  9  ■•  jaa 


/ee  --/8t 


GOL  [J  ctf£EK  -  EAS  T 


1-90     3;?!    179    E      :        

1-90-3    18^    180-C  (8  6Mi  Rdwy  ,  Structures) 
1-90  -  3  (10)   I8C-C  (  Signing)— 
1-90  -  3  (II)    I80-C(  Seed.ng) 


/ee  -/88 


/S>4 


/95  ■  /S5" 


1-90-3    (81    180-C  (8  6M1  Rdwy,  Structures 
■1-90  -  3   (10)   I8C-C  (  Sigmng^- 
I  -90  -  3  (ID    I80-C(  Seeding) 


TO    ANACONDA 


POWELL    CO. 


DE 


/  54      f34 


/35-J35 


-  2  OS 


I  -  I G  -  9 C       \       )      94   E 
I    IG    90-4  (6)   204-  R 


SQ9 


L  IG  90-4(7)205-C(45MI.Mdwy.  Str.- 
Sign  ,  Fence ' 


€.  5 


DEER   LODGE       CO. 


SILVER     BOW      CO. 


Z/y&    = 


T  4  J 
6".  J**"  5  A^/Z 


2/7 


INTERSTATE     ROUTE    15 


SILVER     BOW      CO 


LEGEND    FOR     INTERSTATE     ROUTES 

INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE    LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO   CONNECTION 

RAILROAD   GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGH  WAY  -  RAI  LROAD    GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 
t  IMI       TUNNEL 

Toll 

—  —  —  —      FRONTAGE    ROAD 

TERMINATED    CROSS   ROAD 
INTERSECTION    AT-GR.ADE 
URBAYl   AREA    BOUNDARY 
>  POST    MILEAGE 

2      ROUTE    SECTIONS 


TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,   HIGHWAY     OR 
COMBINATION 


SCALE     IN     MILES 


MONTANA 

INTERSTATE    ROUTE    90 

Sheet      4      of      II 
Dote      January    I,    1964 


COINCIDENT     WITH    INTERSTATE      ROUTE     15 


22  5  =  ?B<Z> 


23!    -  331 


G202* 

Bll 


TO    RURAL      AREA 


SILVER    BOW     CO. 


231   -   ?3I 


1-16-90-5(1)231  E 


24 O -24/ 


-I  -IG   90-5  (4)  240-R 


1VW/  TEHAL  L~  EA5T  f  W£ST 
3.G27  Asl/LES 


TO     MONTANA     41 


JEFFERSON        CO. 


240  --  24/ 


I  -IG   90-5(4)  240- R 


lV/y/  TEHAL  L  -  EAST  #  WEST 
9.<Z2  7  M/lES 

BI4.2 


250  -250 


25~G  -  25G 


I  -90-5  (2) 


WIN   BRIDGES 


-^  R.5W 


R.3  W. 


TO    MONTANA    287- A 


>0N        CO. 


MADISON        CO 


2G5 ^eG5 


I  -90-5  (2)  247  E 

CARDVSELL    -  MILL1GAN   CANTON 


3.0  AS7/LES 


7.0   A-7/LES 


a-7/llig^n  c^N^ONL^Jcr^&z _^       LEGEND    FOR     INTERSTATE    ROUTES 


ONTANA    287-  A 


JEFFERSON  CO. 


INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE   LOCATION   STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO  CONNECTION 

RAILROAD   GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGHWAY  -  RAILROAD    GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 


TT 


TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,  HIGHWAY    OR 
COMBINATION 


i::::|bb    tunnel 
Toll 

____      FRONTAGE    ROAD 

•  TERMINATED    CROSS  ROAD    ! 

INTERSECTION    AT-GRADE 
URBAN  AREA   BOUNDARY 
POST  MILEAGE 
2      ROUTE   SECTIONS 


SCALE     IN     MILES 


0 


MONTANA 

INTERSTATE    ROUTE  90 

Sheet       5     of    1 1 
Date      January  I,  1964 


275-275'     276-27*, 


M/i-L/(jAN  Ctf/jyON  -  l/C  7:  2>e7 

7.0  /w/Lfjy 


GALLAT I   N         CO 


207  ^287 


-1)  2  '5  -  E-R 
ice) 


G       90-6(15)  27€  -C     (10.5  Mi.  Cone  povt    Sign) 


I    JG    90  6(I0)282-C  (5.0Mi  Gr    Sir    Fence) 


I-IG-90  -  6     (3)     287-  E-R 


TO     R 


TO    U.S.    191 


Ml N         CO. 


305  -  304 


6     (3)     287-E-h 


3IO-  303 

\-  16-90-  6(1)  303  -E-  R   — 

I   IG   90-i 

1-90-6  (6 

—    I    90-6(12 


GALLATIN      CO. 


3 IO-  309 

I-  IG-  90-  6(1)  303  -E-  R  - 


S/G  =  3/G 


3/9  -  3/<9 


'TH  ~?/s?£  ?  £-/qs  y 


I   IG   90-6(2)309-0  (S  zti    Rd-Str  -  Fence )— 1 

-  1-90-6  (6)  309-C(Signs) ■ 

•*-    I    90-6(12)  309-C  (Seeding) - 


j.  /  ^^7/ces 


SOZfW.^A    £>'■-  --    -   -,£3T 


5  ALL  A  TIN      CO. 


1 


LEGEND    FOR     INTERSTATE    ROUTES 

INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE    LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO  CONNECTION 

RAILROAD   GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGH  WAY  -  RAILROAD    GRADE 
SfPARATION 

OTHER    BRIDGE 
|  M      TUNNEL 

Toll 

—  —  —  —      FRONTAGE    ROAD 

•  TERMINATED    CROSS   ROAD 

INTERSECTION    AT-GRADE 
URBAN   AREA    BOUNDARY 
POST    MILEAGE 
2      ROUTE    SECTIONS 

SCALE     IN     MILES 


TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,   HIGHWAY     OR 
COMBINATION 


0 


MONTANA 

INTERSTATE    ROUTE       90 

Sheet       6     of       II 

Dote       January     I,    1964 


319  -  3/6 


31Z7  *327 


S.  5  /sllLES 


I-IG    90-7(2)  327  E-R- 

I     IG    90-7  (9)   327-C  (  I  I  8M1.  Rdwy.  Str.    Fence   .  RR  Line  Change) 
1    90-7  (10)  327-C  (Signs) 


PARK       CO. 


2)327  E-R 

9)   327-C  (  I  I  8Mi.  Rdwy.  Str.   Fence   .  RR  Line  Change) 
»27-C  (Signs) 
527-  C  (  Seeding; 


TO   WHITE  SULHUR  SPRINGS 


TO  '  . 


1-90-7(3)339  E-R-  C(l  '  =  V      Rdway  Sff-f 


'0* 


\     TO   RURAL   AREA 


'     TO    RURAL    AREA 

'     *"e. 


*e. 


PARK     CO. 


J>SO 


IN- 90-7(1)  350  -  E -C  (136  M,     Rdwy) 


S-Pfr     ,  7       '/5  c -^ 


J3JG  ~T/M 
/P. 


TO    HARL0WT0N    / 


SWEET    GRASS        CO. 


_3G4-r-  3<S4 


01 G  TIMBER    -G&EYCLIFF 
/P.  &  M/L53 


LEGEND    FOR     INTERSTATE    ROUTES 

INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE    LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO   CONNECTION 

RAILROAD   GRADE    SEPARATION 

'COMBINATION    HIGH  WAY  -  RAI  LROAD    GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 
%  MM       TUNNEL 

Toll 

_•__      FRONTAGE    ROAD 

#  TERMINATED    CROSS   ROAD 

INTERSECTION    AT-GRADE 
URBAN   AREA    BOUNDARY 
">  POST   MILEAGF 

2      ROUTE   SECTIONS 


TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,   HIGHWAY     OR 
COMBINATION 


SCALE     IN     MILES 


0 


MONTANA 

INTERSTATE    ROUTE       90 


Sheet       7      of        II 

Date       January     I,    1964 


.,   !  90-7(8)387-0(1. Omi 


377  - 


f    BIG  T/MBEf?-  GREYCL1FF 


/2.3  /V7/LES 


D3.2. 


J78 


1-90-7(6)  378  E-R 


385  - 


GREYCUFF-  EAS T 
"  3.9G/   AST/LES  " 


r-IG  90-8(12)388-0(9  5mi  Rd-Str-  Fence  -Sea 


Rd  -Str-Fence-SeolCoat) 
367 3  a  6,  j\ja& 


190-7(11)  387-C(Siqn)  *  — 


1-90-8  (  I  )  388  E-R 


L   90-8(18)  388-C  (Signs  ) 

I  90-8(7)394-C(Str)- 


SWEET    GRASS        CO 


CO.Omi. 


r-IG  90-8(12)  388 -C  (9  5mi.Rd-Str-  Fence -Seal  Coot 


^TO    RED    LODGER  20  £• 


I  90-  8  (14)   399-  E 


j  TO    RED    LODGER. 20  E 


TO  JOLlET 


STILLWATER     CO. 


CAF 


<24-  -  <f-25 


n.Z^ 


~\ 


J 


LEGEND    FOR     INTERSTATE    ROUTES 

INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE   LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO   CONNECTION 

RAILROAD   GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGHWAY- RAILROAD    GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 

TUNNEL 

TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,   HIGHWAY    OR 
COMBINATION 

FRONTAGE    ROAD 
TERMINATED   CROSS  ROAD 
INTERSECTION    AT-GRADE 
URBAN  AREA    BOUNDARY 
POST  MILEAGE 
2      ROUTE   SECTIONS       - 


Toll 


U__U 
19 


o 


STALE     IN     MILES 


CARBON       CO. 


MONTANA 

INTERSTATE    ROUTE      90 

Sheet      8      of     II 

Dote      January     I,    1964 


437  ' 


<4  3  -445 


TO  RED    LODGE     - 


<4  3  -  44^ 


444  ■  444 


44  7  -  44  7 


—    I-IG     90  -  8  (5)  433-E-R  — 
90-8(l5)438-G(Seeding)  —  I  90-8(25)  438-C  ( Signing) 
I  90-  8  (8)  4  38-C  (6  I  mi  RcJ-Str-  Fence  ) 


-Z5V  s  45/ 


455  -  4FS 


A/ORTH   FF-OM7-AGE  ROAD     ~     7.  427  W/LE5 


1 90-8  (16)437-0 
(Str.on  Fr*.  Rd..) 


I-ING   90-  8  (6)441-0 
(Structures) 


TO  MOL 


I  908(19)4430(1  2Mi 


Rdwy    Fence    Sign) 


I  908(11)444-0  (Str)-  ST.  -Z.9SG  MJLF.l 


x0    LAV  IN  A 


/EST  B/LLINGS 


JNTERCH.   to  27n 


27^  ST.    -US.37 


S.GOZ  /\4/^ES 


I  90(8(IO)45l-C(Str)_ 


L^ 


I  908(23)44  7- G(App) 


'4.?  M/LE5~ 


/—TO     ROUNDUP    OR     FORSYTH 


5.  7  A4/L£S 


INTERSTATE    ROUTE   94 


YELLOWSTONE         CO. 


45 1  ■■  45/ 


4S5  -  45£ 


<LG 


4~;t  M/LES 


,     TO    ROUNDUP    OR     FORSYTH 


I  90  -8    (9)   455  -  E- 


S.7 rM/L£S" 


BJG  HO&N  COUNTY"  LINE  -  WEST 


/CO    /Vf/LES 


*■*?*' 


R.27E. 


R.28  E. 


YELLOWSTONE         CO. 


4L7/     -    <t7/ 


—    I-IG     90-9     (8)    471-E 

big  Horn  col/a/ 7~y l ine  -east 


//.<?  MILES 


•A 


—   LEGEND  FOR  INTERSTATE  ROUTES 

INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE    LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO  CONNECTION 

RAILROAD   GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGH  WAY  -  RAILROAD    GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 
■■       TUNNEL 

Toll 

—  —  —  —      FRONTAGE    ROAD 

•  TERMINATED    CROSS  ROAD 

INTERSECTION  AT-GRADE 
_U__  URBAN  AREA  BOUNDARY 
^>  POST   MILEAGE 

2      ROUTE    SECTIONS 


TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,    HIGHWAY     OR 
COMBINATION 


SCALE     IN     MILES 


BIG    HORN      CO. 


MONTANA 

INTERSTATE    ROUTE      90 

Sheet      9      of       II 

Date      January     I,    1964 


I-tG   90-9(8)  471    E 


-4e$  • 


F'*_Un0:t£CQU^Y_LME~  EAST 
//.a    M/LES 


TOLUC&  -E.fi  ST 


7.  O  /V7/LES 


HGRDJN.   -  EAST  <f 
3.  J?   M/LES 


R  31  E 


R  32  E. 


TO    ST    XAVIER 


/ 


-  <Z5<5> 


4&S  ~ 


I  90- 


H&hCD/N       £A5T   <f   WEST 
8.  J    M/L  £5 


B  I  G        HOR  N  CO 


so 

1  90-9(lO)498-C(Signin 


SOD  =  S/O 


ceding  ) 


.  [   c         ...        ;  -     E  -  R 
-H      IN  =>0-9(7)50d-  C 


-  IN  90-9(2)5  IC     :  6 mi   Rd  -  BST  ) 

-  [N  90-9(6)  b  tO    E 

TO     BROADUS 

Q 


I  90-!j(I2)5I7-E  — 

LODGE   GF?i* 
/*?.  3  A- 


5/G 


I  90-3  (12)  517-  E 


•   mi    Rd-BST 
6  rr.  i    PV 


LODGE    GRASS  -  A/Q/?T/-/ 
~/S.  3  A^/LeJJ 


LEGEND    FOR     INTERSTATE    ROUTES 

INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE    LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO  CONNECTION 

RAILROAD   GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGH  WAY  -  RAILROAD    GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 
TUNNEL 


Toll 


TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,   HIGHWAY     OR 
COMBINATION 


FRONTAGE    ROAD 
TERMINATED    CROSS   ROAD 
INTERSECTION    AT-GRADE 
U  URBAN   AREA    BOUNDARY 

I9^>  POST    MILEAGE 

~>   2      ROUTE   SECTIONS 


SCALE     IN     MILES 


MONTANA 

INTERSTATE     ROUTE       90 
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528"  529 


54-1  -  S4£ 


BIG     HORN         CO. 


54-1  -  S4-S 


- 


^v> 

. 

^— 

'\Y~ 

w 

)) 

V 

(( 

1) 

,o 

« 

^V— 

_.. 

CD 


O 


BIG     HORN 


£<JS 


•V 


Pass 


2 


O 


O 


1 


J 


LEGEND    FOR     INTERSTATE    ROUTES 

INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE    LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO  CONNECTION 

RAILROAD   GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGH  WAY  -  RAI  LROAD    GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 

TUNNEL 

TOLL    BRIDGE,    T UNNEL ,  HIGH WAY     OR 
COMBINATION 


Toll 


FRONTAGE    ROAD 
TERMINATED    CROSS   ROAD 
INTERSECTION    AT-GRADE 

U URBAN   AREA    BOUNDARY 

19^:  POST    MILEAGE 

2      ROUTE    SECTIONS 


SCAL*E     IN     MILES 


MONTANA 

INTERSTATE    ROUTE       90 

Sheet    ||       of      II 

Dqte        January     I,    1964 


INTERSTATE  COST  ESTIMATE  BY  PROPOSED  PROJECT  CONSTRUCTION  SECTIONS 


I-   94 


Sheet  I  of  2 


PROJECT  SECTION   (POST  MILE  LIMITS) 

0-6 

6-15 

15  -  24 

24  -  34 

34  -  45 

45  -  49 

67  -  77 

76  -  83 

83  -  90 

90  -  95 

95  -  105 

105  -  114 

148  -  154 

Section  length,  miles 

6.2 

8.3 

9.4 

10.3 

10.5 

4.6 

10.0 

7.0 

7.2 

5.0 

9.5 

9.0 

6.0 

Number  of  Lanes 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1.   Preliminary  Engineering 

ESTIMATE   (1000  Dollars) 

„ 

„ 

.. 

„ 

„ 

2.   Right-of-way 

— 

— 

— 

287 

200 

188 

177 

35 

33 

449 

118 

121 

40 

3.   Clear  &  Grub;  demolition 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

21 

8 

-- 

-- 

4.   Utility  Adiustments 

19 

1 

34 

21 

181 

21 

13 

11 

99 

4 

12 

5.  Grade  &  Drain;  minor  structures 

1399 

1231 

796 

460 

402 

347 

611 

307 

278 

290 

512 

550 

694 

6.   Base;  surfacing;  shoulders 

894 

1071 

737 

664 

752 

400 

794 

581 

571 

251 

708 

513 

465 

/.   R.R.  Grade  Separations 

-- 

— 

86 

— 

— 

— 

— 

— 

71 

-- 

— 

— 

-- 

H    Highway  grade  separations  without  ramps 

99 

79 

116 

60 

119 

~ 

— 

46 

60 

120 

60 

— 

— 

9.   Interchanges,  complete 

214 

— 

387 

167 

— 

348 

181 

— 

167 

167 

335 

-- 

181 

10.  Other  bridges;   tunnels 

32 

— 

257 

160 

60 

— 

48 

48 

115 

— 

105 

105 

— 

11.  Walls 

__ 

__ 

__ 

__ 

_. 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

12  Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
••ontrol  devices 

68 

93 

99 

95 

79 

43 

122 

72 

109 

58 

84 

83 

92 

13.  Roadside  improvement 

7 

8 

10 

72 

10 

5 

10 

7 

13 

5 

74 

71 

70 

14.  All  other  items 

— 

-- 

— 

-- 

18 

— 

— 

— 

— 

— 

16 

15.     Subtotal,  lines  3  to  14 

2732 

2483 

2522 

1699 

1621 

1164 

1779 

1072 

1483 

913 

1886 

1342 

1514 

16.  Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  nf  line  15 

273 

248 

252 

170 

162 

116 

178 

107 

148 

9.1 

IRQ 

134 

151 

17.  Total  Estimated  Construction  Cost 

3005 

2731 

2774 

1869 

1783 

1280 

1957 

1179 

1631 

1004 

2075 

' 

1476 

1665 

INTERSTATE  COST  ESTIMATE  BY  PROPOSED  PROJECT  CONSTRUCTION  SECTIONS 


_   94 


Sheet  2  of  2 


PROJECT  SECTION   (POST  MILE  LIMITS) 

154  -  161 

160  -  173 

173  -  182 

182  -  187 

191  -  197 

197  -  209 

209  -  218 

Section  length,  miles 

7.4 

12.8 

8.792 

5.6 

5.9 

12.5 

8.3 

Number  of  Lanes 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1.   Preliminary  Engineering 

__ 

__ 

__ 

ESTIMATE   (1000  Do'llars) 



2.   Right-of-Way 

132 

352 

167 

50 

32 

77 

— 

3.   Clear  &  Grub;  demolition 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

4.   Utility  Adjustments 

17 

43 

149 

6 

— 

2 

116 

5.   Grade  &  Drain;  minor  structures 

497 

630 

525 

194 

217 

602 

653 

6.   Base;  surfacing;  shoulders 

618 

1068 

646 

441 

450 

936 

579 

7.   R.R.  Grade  Separations 

-- 

— 

179 

121 

— 

— 

128 

Highway  grade  separations  without  ramps 



52 

70 

60 

-- 

— 

98 

9.   Interchanges,  complete 

167 

._ 

186 

185 

181 

181 

771 

10.  Other  bridges;   tunnels 

115 

24 

110 

717 

86 

341 

1846 

11.  Walls 

__ 

„ 

__ 

__ 







12  Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
■  •ontrol  devices 

58 

117 

70 

84 

72 

134 

167 

13.  Roadside  improvement 

8 

13 

9 

70 

6 

14 

8 

14.  All  other  items 

— 

— 

10 

— 

— 

10 

270 

15.    Subtotal,  lines  3  to  14 

1480 

1947 

1954 

1878 

1012 

2220 

4636 

16.  Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  nf  Unp  IS 

148 

195 

195 

188 

101 

220 

464 

Total 
This  Est. 

Total  in 
1965  Est. 

17.  Total  Estimated  Construction  Cost 

1628 

2142 

2149 

2066 

1113 

2440 

5100 

41067 

41800 

TABLE  B   -   DESIGN  CLASSIFICATION  BY  ROUTE  NUMBERS 


SHEET  1   OF    5 


MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

D  16  - 
D  17 

D  17  - 
D  18 

D  18  - 
D  19 

D  19  - 
D  20.1 

D  20.1  - 
D  20.2 

D  20.2  - 
D  21.1 

D  21.1  - 
D  21.2 

D  21.2  - 
D  22.1 

D  22.1  - 
D  22.2 

D  22.2  - 
D  23 

D  23  - 
D  24 

D  24  - 
D  25.0.1 

D  25.0.1 
D  25.0.2 

1. 

Section  length,  miles 

7.0 

8.4 

10.1 

6.8 

1.9 

3.4 

7.0 

1.0 

4.0 

1.3 

1.0 

3.6 

4.0 

2. 

Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3. 

Location  -  existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

4. 

Design  Speed  (V) 

50 

60 

60 

70 

50 

70 

70 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

5. 

Traffic:  ADT  1962 

2055 

1725 

1575 

1348 

1324 

1324 

1324 

1324 

1206 

12  74 

12  74 

1190 

1190 

6. 

Traffic  :   a.   ADT  1975 

4950 

4100 

3800 

3250 

3200 

3200 

3200 

3200 

2800 

2950 

2950 

2750 

2750 

b.   DHV  1975 

640 

530 

490 

420 

420 

420 

420 

420 

360 

380 

380 

360 

360 

c.   Directional  distribution  factor  (d) ,  1975 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

7. 

Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

8. 

Traffic  ADT  1990 

7400 

6200 

5650 

4850 

4  750 

4750 

4750 

4750 

4100 

4350 

4350 

4050 

4050 

y . 

Trattic:   a.   Design  Year 

1985 

1986 

1986 

1990 

1990 

1990 

1990 

1990 

1988 

1975 

1975 

1975 

1975 

b.   ADT  Design  year 

6500 

5600 

5150 

4850 

4750 

4  750 

4750 

4750 

3950 

2950 

2950 

2750 

2750 

c .   DHV  Design  year 

850 

730 

670 

630 

620 

620 

620 

620 

510 

380 

2W 

360 

360 

d.   (D)  Design  year 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

.. 

.. 

.- 

-. 

-- 

.- 

-- 

-- 

10. 

Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

11. 

Mileage  without  frontage  roads 

6.8 

8.4 

7.9 

3.5 

1.3 

1.0 

3.6 

4,0 

12. 

Mileage  with  rrontage  road  one  side  only 

0.2 

1.2 

1.8 

1.9 

3.4 

7.0 

1.0 

0.5 

-- 

u. 

Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

-. 

1.0 

5.0 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

14. 

Typical  cross-section  reference 

40 

40 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

46 

lb. 

Right-of-way  width:  Minimum 

inn 

300 

300 

300 

3UG 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

"Prevailing 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

lb. 

Median  width:  Minimum 

76 

76 

_. 

.. 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8 

Prevailing 

76 

76 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8 

DESIGN  CLASSIFICATION  BY  ROUTE  NUMBERS 


SHEET   2  OF 


STATE 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

D  25.0.2- 
D  26.1 

D  26.1  - 
D  26.2 

D  26.2  - 
D  27 

D  27  - 
E  1 

E  1  - 

E  2.1 

E  2.1  - 
E  2.2 

E  2.2  - 
E  3 

E  3  - 
E  4 

E  4  - 
E  5 

E  5  - 
E  6 

E  6  - 
E  7 

E  7  - 
E  8 

E  8  - 
E  9.0.1 

1.   Section  length,  miles 

2.0 

5.6 

4.1 

5.7 

6.3 

2.5 

5.4 

2.5 

6.9 

5.0 

7.1 

4.9 

8.6 

2.      Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3.   Location  -  existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

4.   Design  Speed  (V) 

60 

60 

70 

70 

70 

70 

60 

70 

50 

60 

60 

60 

60 

5.   Traffic:  ADT  1962 

1190 

1190 

1200 

1175 

1175 

1175 

1401 

1365 

1365 

1354 

1342 

1342 

1452 

6.   Traffic:   a.   ADT  1975 

2750 

2750 

2800 

2750 

2750 

2750 

3250 

3200 

3200 

3150 

3100 

3100 

3400 

b.   DHV  1975 

360 

360 

360 

360 

360 

360 

420 

420 

420 

410 

400 

400 

440 

c.   Directional  distribution  factor  (d)  ,  1975 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

7.   Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

8.   Traffic  ADT  1990 

4050 

4050 

4100 

4000 

4000 

4000 

4800 

4650 

4650 

4600 

4600 

4600 

4950 

9.   Traffic:   a.   Design  Year 

1975 

1975 

1985 

1985 

1986 

1986 

1986 

1990 

1990 

1989 

1987 

1987 

1975 

b.   ADT  Design  year 

27SD 

?7sn 

"»fcon 

3550 

3650 

3650 

4350 

4650 

4650 

4500 

4250 

4250 

3400 

c .   DHV  Design  year 

360 

360 

4  70 

460 

470 

4  70 

570 

600 

600 

590 

550 

550 

440 

d.   (D)  Design  year 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

12 

12 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

12 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10.  Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

11.  Mileage  without  frontage  roads 

2.0 

5.6 

4.1 

5.7 

6.3 

2.5 

5.4 

1.0 

-- 

2.5 

3.1 

-- 

1.2 

12.  Mileage  with  frontage  road  one  side  only 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1  .5 

6.9 

2.5 

4.0 

4.9 

5.8 

13.  Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

0.6 

14.  Typical  cross-section  reference 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

15.  Right-of-way  width:  Minimum 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

'Prevailing 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

__J1QQ  . 

300 

300 

300 

16.  Median  width:  Minimum 

Prevailing 

-- 

-- 

-- 

- 

-- 

-- 

" 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

E  9.0.1- 
E  9.0.2 

E  9.0.2  - 
E  9.0.3 

E  9.0.3  - 
E  10 

E  10  - 
E  11 

E  11  - 
E  12 

E  12  - 
E  13 

E  13  - 
E  14 

E  14  - 
E  15.1 

E  15.1  - 
E  15.2 

E  15.2  - 
F  1 

F  1  - 
F  2 

F  2  - 
F  3 

F  3  - 

F  4 

1.   Section  length,  miles 

6.4 

1.2 

1.2 

1.2 

3.0 

4.9 

2.5 

5.2 

1.9 

6.5 

6.2 

4.9 

3.8 

2.   Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3.   Location  -  existing,  new  or  toll 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

4.   Design  Speed  (v) 

60 

6n 

6n 

6n 

60 

60 

f,n 

60 

70 

60 

70 

60 

70 

5.   Traffic:  ADT  1962 

1869 

1869 

59? 

59? 

563 

1??6 

1??6 

1355 

1355 

1368 

1368 

1368 

1368 

6.   Traffic  :   a.   ADT  1975 

4350 

4350 

i45n 

1450 

1350 

2850 

2850 

3150 

3150 

3200 

3200 

3200 

3200 

b.   DHV  1975 

•ijn 

son 

wn 

17n 

16n 

3  70 

370 

410 

410 

470 

420 

420 

420 

c.   Directional  distribution  factor  (d)  ,  1975 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

12 

12 

13 

13 

13 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

7.   Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

8.   Traffic  ADT  1990 

6350 

6350 

2100 

2100 

2000 

4200 

4200 

4600 

4600 

4650 

4650 

4650 

4650 

9.   Traffic:   a.   Design  Year 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

19  75 

1988 

1988 

1988 

1987 

1987 

1987 

b.   ADT  Design  year 

4350 

4350 

1450 

1450 

1350 

2850 

2850 

4400 

4400 

4450 

4350 

4350 

4350 

c.   DHV  Design  year 

520 

520 

170 

170 

160 

370 

370 

570 

570 

580 

560 

560 

560 

d.   (D)  Design  year 

ss 

SS 

55 

^S 

SS 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

1? 

1? 

13 

13 

13 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

f.  Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

__ 

._ 

10.  Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

11.  Mileage  without  frontage  roads 

6.4 

1.2 

1.2 

1.2 

1.4 

4.9 

2.5 

3.5 

1.9 

-- 

-- 

4.9 

1.8 

12.  Mileage  with  frontage  road  one  side  only 

-- 

-- 

-- 

-- 

1.6 

-- 

-- 

1.7 

-- 

4.5 

5.2 

-- 

2.0 

13.  Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

_. 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

.. 

.. 

2.0 

1.0 

-- 

-- 

14.  Typical  cross-section  reference 

22 

50 

22 

22 

22 

22 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

15.  Right-of-way  width:  Minimum 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

Prevailing 

inn 

inn 

3nn 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

16  .  Median  width:  Minimum 

46 

-. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Prevailing 

, 

46 

-- 

-- 

-- 

. 

-- 

-- 

-- 

-- 

" 

DESIGN  CLASSIFICATION  BY  ROUTE  NUMBERS 
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STATE 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

F  4  - 
F  5 

F  5  - 
F  6 

F  6  - 
F  7 

F  7  - 
F  8 

F  8  - 
F  9 

F  9  - 
F  10 

F  10  - 

F  11 

F  11  - 
F  12 

F  12  - 
F  13.1 

F  13.1  - 
F  13.2 

F  13  2  - 
F  14 

F  14  - 
F  15 

F  15  - 
F  16 

1.   Section  length,  miles 

2.5 

3.9 

2.2 

0.2 

3.9 

7.8 

5.6 

5.7 

1.7 

1.7 

1.4 

0.4 

3.0 

2.      Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

3.   Location  -  existing,  new  or  toll 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

E 

4.   Design  Speed  (V) 

70 

70 

70 

60 

60 

60 

60 

60 

70 

70 

70 

60 

60 

5.   Traffic:  ADT  1962 

no? 

nn? 

1  14"( 

1  141 

1141 

1  1U 

1114 

1700 

■iQ6 

710 

944 

944 

1450 

6.   Traffic :   a.  ADT  1975 

3050 

3050 

7650 

7650 

7650 

7650 

7650 

7800 

1450 

1700 

2300 

2300 

3400 

b.   DHV  1975 

400 

400 

340 

340 

340 

340 

340 

360 

170 

200 

280 

280 

4  70 

c.   Directional  distribution  factor  (d)  ,  1975 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

12 

10 

1? 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

7.   Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

8.   Traffic  ADT  1990 

4450 

4450 

3900 

3900 

3900 

3850 

3850 

4100 

2100 

2500 

3300 

3300 

4950 

9.   Trattic:   a.   Design  Year 

1987 

1987 

1989 

1989 

1989 

1990 

1990 

1990 

1986 

1986 

1986 

1986 

1986 

b .   ADT  Design  year 

4150 

4150 

3800 

3800 

3800 

3850 

3850 

4100 

1900 

2300 

3000 

3000 

4500 

c.   DHV  Design  year 

540 

540 

490 

490 

490 

500 

500 

530 

230 

280 

360 

360 

620 

d.   (D)  Design  year 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

.- 

.- 

-- 

-- 

10.  Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

11.  Mileage  without  frontage  roads 

-- 

-- 

_- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1.7 

1.2 

1.4 

0.4 

1.3 

12.  Mileage  with  frontage  road  one  side  only 

2.5 

3.9 

2.2 

0.2 

3.9 

7.8 

5.1 

5.5 

-. 

0.5 

.- 

-- 

1.7 

13.  Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

0.5 

0.2 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

14.  Typical  cross-section  reference 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

15.  Right-of-way  width:  Minimum 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

"Prevailing 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

16.  Median  width:  Minimum 

-. 

__ 

.. 

_- 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Prevailing 

..  ,   -," 

-- 

-- 

-- 

-- 

- 

-- 

-- 

-- 

" 

-- 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

F  16  - 
F  17.1 

F  17.1  - 
F  17.2 

F  17.2  - 
F  18 

F  18  - 

F  19 

F  19  - 

F  20 

F  20  - 
F  21 

Sub 

Totals 

Total 

Rural 

Urban 

1.   Section  length,  miles 

1.5 

2.7 

12.8 

4.6 

4.7 

5.9 

247.2 

-- 

24  7.2 

2.   Class  -  rural  or  urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

XXX 

XXX 

XXX 

3.   Location  -  existing,  new  or  toll 

E 

E 

N 

E 

E 

E 

XXX 

XXX 

XXX 

4.   Design  Speed  (v) 

60 

60 

60 

70 

70 

70 

XXX 

XXX 

XXX 

5.   Traffic:  ADT  1962 

1450 

1450 

1450 

1523 

1441 

1441 

XXX 

XXX 

XXX 

6.  Traffic :  a.  ADT  1975 

3400 

3400 

3400 

3550 

3500 

3500 

XXX 

XXX 

XXX 

b.   DHV  1975 

470 

470 

470 

490 

480 

480 

XXX 

XXX 

XXX 

c.  Directional  distribution  factor  (d) ,  1975 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

XXX 

XXX 

XXX 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

XXX 

XXX 

XXX 

7.   Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

XXX 

XXX 

XXX 

8.   Traffic  ADT  1990 

4950 

4950 

4950 

5200 

5200 

5200 

XXX 

XXX 

XXX 

9.   Tratiic:  a.   Design  Year 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

1975 

XXX 

XXX 

XXX 

b.   ADT  Design  year 

3400 

3400 

3400 

3550 

3500 

3500 

XXX 

XXX 

XXX 

c .   DHV  Design  year 

470 

470 

470 

490 

480 

480 

XXX 

XXX 

XXX 

d.   (D)  Design  year 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

XXX 

XXX 

XXX 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

XXX 

XXX 

XXX 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

-. 

.- 

-. 

.. 

-- 

-- 

XXX 

XXX 

XXX 

10.  Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

XXX 

XXX 

XXX 

11.  Mileage  without  frontage  roads 

1.5 

0.5 

12.8 

4.6 

1.7 

5.9 

140.8 

-- 

140.8 

12.  Mileage  with  frontage  road  one  side  only 

-- 

2.2 

-- 

-- 

3.0 

-- 

96.1 

-- 

96.1 

13.  Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10.3 

-- 

10.3 

14.  Typical  cross-section  reference 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

XXX 

XXX 

XXX 

15.  Right-of-way  width:  Minimum 

250 

230 

300 

300 

300 

300 

XXX 

XXX 

XXX 

Prevailing 

330 

250 

300 

300 

300 

300 

XXX 

XXX 

XXX 

16.  Median  width:  Minimum 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

XXX 

XXX 

XXX 

Prevailing 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 



XXX 

XXX 

XXX 

Signatures : 


'sZtt-^Ursc- 


Date:  Aug.  1,  1964 


Aug. 


B.P.R.  Division  Engineer 


STATE 


COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET   1 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

D  16  - 
D  17 

D  17  - 
D  18 

D  17  - 
D  18 

D  18  - 
D  19 

D  19  - 
D  20.1 

D  19  - 
D  20.1 

D  20.1  - 
D  20.2 

D  20.1  - 
D  20.2 

D  20.2  - 
D  21.1 

D  20.2  - 
D  21.1 

D  21.1  - 
D  21.2 

D  21.1  - 
D  21.2 

D  21.2  - 
C  22.1 

D  22.1  - 
D  22.2 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

7.0 

8.4 

8.4 

10.1 

6.8 

6.8 

1.9 

1.9 

3.4 

3.4 

7.0 

7.0 

1.0 

4.0 

Class  :   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

Design  Code:   1,  2  or  3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

too.  through  traffic  lanes 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Finance  Code 

23 

23 

23 

23 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

23 

WORK  CLASSIFICATION 
1 .    Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 
60        74         22 

) 

22 

29 

29 

59 

67 

8 

2.    Right-of-way 

-- 

-- 

-- 

-- 

274 

252 

35 

35 

18 

18 

113 

182 

98 

90 

3.   Clear  &  grub;  demolition 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4.   Utility  adjustments 

19 

1 

1 

34 

6 

6 

15 

15 

16 

16 

165 

165 

8 

13 

5.    Grade  &  Drain;  minor  structures 

1399 

715 

1231 

796 

278 

310 

150 

150 

127 

127 

275 

275 

45 

30? 

b.         llase;  surfacing;  shoulders 

894 

607 

1071 

737 

505 

527 

137 

137 

246 

246 

506 

506 

72 

328 

7.   R.R.  grade  separations 

-- 

.- 

-. 

86 

.. 

... 

.. 

.. 

.. 

.- 

-. 

.- 

8.        Highway  grade  separations  without  ramps 

99 

46 

79 

176 

.. 

.. 

__ 

.. 

._ 

119 

_. 

__ 

9.    Interchanges,  complete 

214 

167 

206 

181 

__ 

167 

__ 

__ 

_. 

.. 

._ 

.. 

348 

10.   Other  bridges;   tunnels 

32 

67 

111 

146 

106 

131 

29 

29 

60 

60 

.. 

.. 

.. 

11.   Walls 

-- 

-. 

-. 

-- 

12.    Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

68 

93 

93 

99 

51 

51 

44 

44 

26 

26 

53 

53 

8 

35 

13.    Roadside  improvement 

7 

8 

8 

10 

70 

70 

2 

2 

3 

3 

7 

7 

1 

4 

14.   All  other  items 

18 

15.       Subtotal,  lines  3  to  14 

2732 

1704 

2800 

2265 

1016 

1262 

377 

377 

478 

496 

1006 

1125 

134 

1030 

lb.   Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

273 

170 

280 

226 

102 

126 

38 

38 

48 

50 

101 

112 

13 

103 

17.    Total  Estimated  Cost 

3005 

1874 

3080 

2491 

1452 

1714 

472 

472 

573 

593 

1779 

I486 

2  53 

1223 

STATE 


COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET 


INTERSTATE    ROUTE    NO. 


94 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

D22.2  - 
D  23 

D  23  - 
D  24 

D  24  - 
D  25.0.1 

D  25.0.1  - 
D  25.0.2 

D  25.0.2  - 
D  26.1 

D  26.1  - 
D  26.2 

D  26.2  - 
D  27 

D  27  - 
E  1 

E  1  - 
E  2.1 

E  2.1  - 
E  2.2 

E  2.2  - 
E  3 

E  3  - 

E  4 

E  4  - 
E  5 

E  5  - 
E  6 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

1.3 

1.0 

3.6 

4.0 

2.0 

5.6 

4.1 

5.7 

6.3 

2.5 

5.4 

2.5 

6.9 

5.0 

Class  :   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

Design  Code:   1,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

N"b.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Wo.  through  traffic  lanes 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Finance  Code 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

22 

22 

WORK  CLASSIFICATION 
1.    Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars) 

2.    Right-of-way 

.- 

.. 

.- 

-. 

-- 

.. 

138 

39 

26 

26 

16 

434 

50 

83 

3.   Clear  &  grub;  demolition 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4.    Utility  adjustments 

-- 

-- 

-- 

.. 

-- 

-- 

3 

10 

11 

1 

98 

18 

11 

1 

5.    Grade  &  Drain;  minor  structures 

.. 

.. 

._ 

__ 

_. 

__ 

296 

315 

287 

63 

235 

160 

387 

255 

b.    Base;  surfacing;  shoulders 

-- 

-- 

-- 

_. 

.. 

_. 

332 

462 

511 

203 

438 

191 

499 

369 

7.    R.R.  grade  separations 

.- 

.- 

-_ 

.. 

.- 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

71 

-- 

-- 

-- 

8.    Highway  grade  serrations  without  ramps 

46 

60 

60 

119 

9.    Interchanges,  complete 

lfll 

167 

167 

335 

10.    Other  bridges;   tunnels 

._ 

__ 

__ 

_. 

.. 

48 

.. 

48 

.. 

115 

.. 

105 

11.   Walls 

.. 

.. 

12.    Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

_. 

„ 

._ 

.. 

.. 

._ 

55 

67 

62 

26 

93 

38 

59 

45 

13.   Roadside  Improvement 

1 

1 

4 

4 

2 

6 

36 

6 

6 

3 

11 

3 

7 

5 

14.   All  other  items 

15.       Subtotal,  lines  3  to  14 

1 

1 

4 

4 

2 

6 

951 

860 

971 

296 

1288 

637 

1082 

1115 

lb.   Construction  Engineering  &  Contingencies, 
10%  of  line  15 

95 

86 

97 

30 

129 

64 

108 

112 

17.    Total  Estimated  Cost 

1 

1 

4 

4 

2 

6 

1184 

985 

1094 

352 

1433 

1135 

1240 

1310 

TABLE  C 


COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


MONTANA 


INTERSTATE    ROUTE    NO. 


9  4 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

E  6  - 
E  7 

E  7  - 
E  8 

E  8  - 
E  9.0.1 

E  9.0.1- 
E  9.0.2 

E  9.0.2  - 
E  9.0.3 

E  9.0.3  - 

E  10 

E  10  - 
E  11 

E  11  - 
E  12 

E  12  - 
E  13 

E  13  - 
E  14 

E  14  - 
E  15.1 

E  14  - 
E  15.1 

E  15.1- 
E  15.2 

E  15.1  - 
E  15.2 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

7.1 

4.9 

8.6 

6.4 

1.2 

1.2 

1.2 

3.0 

4.9 

2.5 

5.2 

5.2 

1.9 

1.9 

Class  :   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

K 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

Design  Code:   1,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

3 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

2 

2 

2 

No.  through  traffic  lanes 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Finance  Code 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

22 

22 

22 

1. 

WORK  CLASSIFICATION 
Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 

) 

79 

81 

16 

16 

2. 

Right-of-way 

121 

-. 

-- 

.- 

.- 

.- 

-- 

-. 

-. 

-- 

35 

35 

9 

9 

3. 

Clear  &  grub;  demolition 

.. 

__ 

__ 

__ 

.. 

__ 

4. 

Utility  adjustments 

4 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10 

10 

4 

4 

5. 

Grade  &  Drain;  minor  structures 

550 

.. 

_. 

__ 

__ 

.. 

._ 

f>7L 

64  •» 

in? 

107 

6. 

Rase;  surfacing;  shoulders 

513 

-- 

-- 

._ 

_. 

.. 

._ 

.. 

._ 

__ 

3  76 

3fifl 

ISi 

1^4 

7. 

R.R.  grade  separations 

-- 

-- 

-. 

_. 

_. 

._ 

.. 

._ 

__ 

__ 

8. 

Highway  grade  separations  without  ramps 

-. 

.. 

.. 

.. 

.. 

__ 

.. 

9. 

Interchanges,  complete 

-- 

-- 

-- 

.. 

.. 

_. 

.. 

.. 

__ 

._ 

ltd 

181 

__ 

10. 

Other  bridges;   tunnels 

105 

.. 

.. 

.. 

__ 

.. 

11. 

Walls 

-- 

.. 

.. 

.. 

.. 

._ 

__ 

__ 

__ 

12. 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

83 

-- 

-. 

.. 

.. 

.. 

__ 

._ 

84 

84 

17 

17 

13. 

Roadside  improvement 

71 

.. 

.. 

.. 

69 

69 

2 

2 

14. 

All  other  items 

16 

_. 

15. 

Subtotal,  lines  3  to  14 

1342 

-- 

-. 

.. 

.. 

__ 

__ 

__ 

__ 

1344 

1T75 

?7Q 

?7Q 

lb. 

Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

134 

134 

138 

28 

28 

17. 

Total  Estimated  Cost 

1597 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

■ — ■ 

-- 

-- 

-- 

1592 

1629 

332 

332  _ 

COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET   4 


MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

E  15.2  - 
F  1 

E  15.2  - 
F  1 

F  1  - 

F  2 

F  1  - 
F  2 

F  2  - 
F  3 

F  2  - 
F  3 

F  3  - 

F  4 

F  3  - 
F  4 

F  4  - 
F  5 

F  4  - 
F  5 

F  5  - 
F  6 

F  5  - 

F  6 

F  (  - 
F  7 

F  7  - 

F  8 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

6.5 

6.5 

6.2 

6.2 

4.9 

4.9 

3.8 

3.8 

2.5 

2.5 

3.9 

3.9 

2.2 

0.2 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

Design  Code:   1 ,  2  or  3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

3 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

No.  through  traffic  lanes 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Finance  Code 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

23 

23 

22 

22 

22 

23 

22 

22 

1. 

WORK  CLASSIFICATION 
Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 

) 

2. 

Right-of-way 

128 

128 

244 

244 

90 

90 

37 

37 

44 

44 

115 

115 

37 

-- 

3. 

Clear  &  grub;  demolition 

-. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4. 

Utility  adjustments 

15 

15 

34 

34 

7 

7 

5 

5 

37 

37 

109 

109 

3 

3 

5. 

Grade  &  Drain;  minor  structures 

350 

446 

2  74 

321 

223 

223 

172 

172 

254 

254 

185 

185 

124 

-- 

6. 

Base;  surfacing;  shoulders 

">?7 

S41 

503 

510 

397 

397 

32? 

322 

203 

703 

282 

282 

159 

-- 

7. 

R.R.  grade  separations 

179 

179 

-- 

121 

-- 

8. 

Highway  grade  separations  without  ramps 

.. 

.. 

._ 

_. 

.. 

-- 

-- 

52 

-- 

70 

-- 

9. 

Interchanges,  complete 

167 

__ 

186 

186 

_. 

.. 

-- 

-- 

185 

-- 

10. 

Other  bridges;   tunnels 

US 

1  IS 

?q 

?q 

381 

381 

24 

24 

._ 

_. 

-. 

-- 

110 

683 

11. 

Walls 

._ 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

12. 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

49 

49 

24 

47 

55 

55 

29 

29 

26 

26 

30 

30 

39 

-- 

13. 

Roadside  improvement 

7 

7 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

66 

-- 

14. 

All  other  items 

.. 

.. 

__ 

.. 

-. 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

10 

10 

-- 

-- 

15. 

Subtotal,  lines  3  to  14 

1063 

1340 

170 

947 

1068 

1068 

742 

794 

702 

702 

620 

690 

807 

686 

lb. 

Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

106 

134 

87 

95 

107 

107 

74 

79 

70 

70 

62 

69 

81 

69 

17. 

Total  Estimated  Cost 

-Jt2H 

160? 

1701 

1286 

1265 

1265 

853 

L ..  21Q .   . 

816 

816 

797 

874 

925 

755 

STATE 


MONTANA 


COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET   5   OF   6 


INTERSTATE   ROUTE    NO.  94 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

F  8  - 
F  9 

F  9  - 

F  10 

F  10  - 
F  11 

F  11  - 
F  12 

F  12  - 
F  13.1 

F  13.1  - 
F  13.2 

F  13.2  - 
F  14 

F  14  - 
F  15 

F  15  - 
F  16 

F  16  - 
F  17.1 

F  17.1  - 
F  17.2 

F  17.2  - 
F  18 

F  18  - 

F  19 

F  19  - 
F  20 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

3.9 

7.8 

5.6 

5.7 

1.7 

1.7 

1.4 

0.4 

3.0 

1.5 

2.7 

12.8 

4.6 

4.7 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

N 

E 

E 

Design  Code:   1,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  through  traffic  lanes 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Finance  Code 

?? 

2? 

22 

22 

22 

23 

23 

23 

22 

20 

20 

20 

20 

20 

WORK  CLASSIFICATION 
1.    Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 

) 

2.    Right-of-way 

13 

40 

25 

44 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

3.   Clear  &  grub;  demolition 

-. 

._ 

.. 

.. 

.. 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4.    Utility  adjustments 

.. 

.. 

1 

1 

24 

24 

20 

6 

42 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

5.    Grade  &  Drain;  minor  structures 

170 

271 

210 

338 

99 

72 

197 

-. 

285 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

6.    Base;  surfacing;  shoulders 

282 

564 

408 

414 

123 

126 

101 

229 

.. 

.. 

-. 

-- 

-- 

7.   R.R.  grade  separations 

128 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

S.        Highway  grade  separations  without  ramps 

60 

__ 

.. 

_. 

46 

52 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

9~.    Interchanges,  complete 

.. 

181 

.. 

181 

218 

382 

170 

-- 

183 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10.   Other  bridges;   tunnels 

34 

163 

139 

125 

__ 

.. 

1750 

96 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

11.   Walls 

__ 

.. 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

12.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
cont  rol  devices 

45 

89 

72 

45 

25 

54 

50 

38 

._ 

13.   Roadside  improvement 

4 

8 

6 

6 

2 

2 

1 

.. 

3 

_. 

-- 

13 

-- 

-- 

14.   All  other  items 

10 

-- 

-- 

270 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

15.       Subtotal,  lines  i   to  14 

595 

1276 

836 

1120 

537 

712 

667 

1756 

1146 

-. 

-- 

13 

-- 

-- 

lb.   Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

60 

128 

84 

112 

54 

71 

67 

176 

115 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

17.    Total  Estimated  Cost 

668 

1444 

945       1276 

591 

783 

734 

1932 

1261 

-- 

-- 

13 

-- 

-- 

TABLE  C 


COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET   6 


MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

Suh  Tot^l 

F  20  - 
F  21 

Rural 

Urban 

Total 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

5.9 

24  7.2 

-- 

247.2 

Class  :   Rural  or  Urban 

R 

XXX 

XXX 

XXX 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

XXX 

XXX 

XXX 

Design  Code:   1,  2  or  3 

1 

XXX 

XXX 

XXX 

[Jo.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

-- 

XXX 

XXX 

XXX 

Mo.  through  traffic  lanes 

2 

XXX 

XXX 

XXX 

Finance  Code 

20 

XXX 

XXX 

XXX 

WORK  CLASSIFICATION 
1.    Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 

) 

297 

297 

2.   Right-of-way 

-. 

2469 

-- 

2469 

3.   Clear  &  grub;  demolition 

_- 

.. 

-- 

-- 

4.   Utility  adjustments 

-- 

779 

-- 

779 

5.   Grade  &  Drain;  minor  structures 

-- 

11295 

-- 

11295 

6.   Base;  surfacing;  shoulders 

.- 

13239 

-- 

1191Q 

7.   R.R.  grade  separations 

-- 

585 

-- 

585 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps 

-- 

1038 

-- 

1038 

9.    Interchanges,  complete 

-- 

4000 

-- 

4000 

10.   Other  bridges;   tunnels 

.. 

4579 

-- 

4579 

11.   Walls 

-- 

-- 

-- 

12.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

1799 

-- 

1799 

13.   Roadside  improvement 

-. 

489 

-- 

489 

14.   All  other  items 

-- 

324 

-- 

324 

15.       Subtotal,  lines  3  to  14 

-- 

38127 

-- 

38127 

ib.   Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

3813 

3813 

17.    Total  Estimated  Cost 

-- 

, 

44706 

-- 

44706 

Signatures : 


State  Higbway  Engineer 


Date:   Aug.  1,  1964 


B.P.R.  Division  Engineer 


STATE 


MONTANA 


TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET  1  OF   5 
INTERSTATE  ROUTE  NO.     94 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

D  16  - 

D  17 

D  17  - 
D  18 

D  18  - 
D  19 

D  19  - 
D  20.1 

D  20.1  - 
D  20.2 

D  20.2  - 
D  21.1 

D  21.1  - 
D  21.2 

D  21.2  - 
D  22.1 

D  22.1  - 
D  22.2 

D  22.2  - 
D  23 

D  23  - 
D  24 

D  24  - 
D  25.0.1 

D  25.0.1- 
D  25.0.2 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

7.0 

8.4 

10.1 

6.8 

1  .9 

3.4 

7  n 

1  n 

4.0 

13 

1.0 

3.6 

4.0 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R  . 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

M 

Design  Code :   1  or  J 

1 

3 

1 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

7 

.. 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

? 

7 

7 

2 

4 

Finance  code 

23 

23 

23 

22 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

23 

23 

23 

No.  of  terminated  cross  roads 

-- 

1 

13 

5 

1 

1 

3 

-- 

3 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  of  intersections  at  grade 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

3 

2 

WORK  CLASSIFICATION 
Item  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

.. 

.. 

86 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

__ 

.. 

.. 

._ 

.. 

No.  for  which  costs  estimated 

.. 

.. 

1 

.. 

.- 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

No.  In  service  -  cost  =  zero 

-_ 

._ 

__ 

.. 

.. 

__ 

._ 

__ 

.. 

_. 

_. 

.. 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

__ 

._ 

.. 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

99 

79 

176 

-- 

-- 

-- 

119 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  tor  which  costs  estimated 

1 

1 

3 

-- 

-- 

-- 

2 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

__ 

__ 

._ 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

__ 

._ 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

9.   Interchanges,  complete                   Cost 

214 

206 

181 

167 

.. 

.. 

-- 

-- 

348 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

1 

1 

1 

1 

__ 

._ 

.. 

2 

.. 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

__ 

_. 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

.. 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

10.   Other  bridges:   tunnels                  Cost 

32 

Ill 

146 

131 

29 

60 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-' 

No.  for  which  costs  estimated 

1 

1 

2 

4 

1 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

fao .  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.- 

-. 

-- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-. 

-. 

-- 

Total  Structures                        Cost 

•UiS 

396 

589 

798 

29 

60 

119 

348 

.. 

-_ 

.- 

No. for  which  costs  estimated 

3 

3 

7 

5 

1 

1 

2 

__ 

2 

-- 

-- 

-- 

-- 

No. in  service  -  cost  =  zero 

__ 

._ 

-- 

-- 

-- 

No . in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

1 

-- 

-- 

TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


STATE 


MONTANA 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET_2 OF 5_ 

INTERSTATE  ROUTE  NO.     94 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

D  25.0.2  - 
D  26.1 

D  26.1  - 
D  26.2 

D  26.2  - 
D  27 

D  27  - 
E  1 

E  1  - 
E  2.1 

E  2.1  - 
E  2.2 

E  2.2  - 
E  3 

E  3  - 
E  4 

E  4  - 
E  5 

E  5  - 
E  6 

E  6  - 
E  7 

E  7  - 
E  8 

E  8  - 

E  9.0.1 

Section  length,  miles  (u.l  mile) 

7.0 

5.6 

4.1 

5.7 

6.3 

2.5 

5.4 

2.5 

6.9 

5.0 

7.1 

4.9 

8.6 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

Design  Code  :   1  or  J 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

.. 

2 

? 

7 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

-. 

No.  through  traffic  lanes 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Finance  code 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

23 

22 

22 

22 

20 

20 

No.  of  terminated  cross  roads 

2 

-- 

-- 

3 

-- 

1 

5 

-- 

-- 

2 

No.  of  intersections  at  grade 

-- 

3 

2 

2 

2 

2 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

2 

3 

WORK  CLASSIFICATION 
Item  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

.. 



-. 

.- 

-- 

-- 

71 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

46 

-- 

60 

60 

119 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  tor  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

1 

1 

2 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-. 

-. 

-. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

9.   Interchanges,  complete                   Cost 

.. 

-. 

181 

-. 

-- 

-- 

167 

167 

-- 

335 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

1 

1 

-- 

2 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.- 

1 

.. 

-. 

.- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

10.   Other  bridges:   tunnels                  Cost 

-- 

-- 

48 

-- 

48 

-- 

115 

-- 

-- 

105 

105 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

1 

-- 

1 

-- 

2 

-- 

-- 

2 

2 

-- 

-- 

too .  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Total  Structures                        Cost 

-. 

-_ 

229 

.. 

94 

_. 

413 

227 

119 

440 

105 

-- 

-- 

No. for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

2 

-- 

2 

-- 

5 

2 

2 

4 

2 

-- 

-- 

No. in  service  -  cost  =  zero 

.. 

.. 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

1 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-" 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET  3  OF 5_ 

INTERSTATE  ROUTE  NO.    94 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

E  9.0.1  - 
E  9.0.2 

E  9.0.2  - 
E  9.0.3 

E  9.0.3  - 
E  10 

E  10- 
E  11 

E  11- 
E  12 

E  12  - 
E  13 

E  13  - 

E  14 

E  14  - 
E  15.1 

E  15.1  - 
E  15.2 

E  15.2  - 
F  1 

F  1  - 
F  2 

F  2  - 
F  3 

F  3  - 
F  4 

Section  length,  miles  (u.l  mile) 

6.4 

1.2 

1.2 

1.2 

3.0 

4.9 

2.5 

5.2 

1.9 

6.5 

6.2 

4.9 

3.8 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

5! 

£ 

Design  Code  :   1  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

No.  through  traffic  lanes 

2 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Finance  code 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

No.  of  terminated  cross  roads 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

5 

-- 

1 

1 

-- 

3 

No.  of  intersections  at  grade 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

WORK  CLASSIFICATION 
Item  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

-• 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  In  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

52 

No.  tor  which  costs  estimated 

-. 

-- 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

1 

1 

2 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  In  authorized  status  -  cost  =  zero 

._ 

._ 

_. 

.. 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

9.   Interchanges,  complete                   Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

181 

-- 

167 

-- 

-- 

186 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

I 

-- 

-- 

1 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

1 

1 

-- 

1 

1 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

._ 

__ 

__ 

._ 

.. 

.. 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

10.   Other  bridges:   tunnels                  Cost 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

115 

29 

381 

24 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

2 

1 

1 

1 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-. 

-. 

1 

.. 

.. 

._ 

.. 

-. 

.. 

.. 

-- 

.- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

_. 

.. 

._ 

.- 

.. 

.. 

.. 

Total  Structures                        Cost 

-- 

-- 

-- 

.- 

-. 

-. 

.- 

181 

-. 

282 

29 

381 

262 

No. for  which  costs  estimated 

.. 

_. 

.. 

.. 

__ 

.. 

.. 

1 

.. 

3 

1 

1 

3 

No. In  service  -  cost  =  zero 

1 

1 

2 

2 

3 

1 

.. 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

No. In  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET_4 OF 5_ 

INTERSTATE  ROUTE  NO.     94 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

F  4  - 
F  5 

F  5  - 
F  6 

F  6  - 
F  7 

F  7  - 
F  8 

F  8  - 
F  9 

F  9  - 
F  10 

F  10  - 
F  11 

F  11  - 
F  12 

F  12  - 
F  13.1 

F  13.1  - 
F  13.2 

F  13.2  - 
F  14 

F  14  - 
F  15 

F  15  - 
F  16 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

2.5 

3.9 

2.2 

0.7 

3.9 

7.8 

5.6 

5.7 

1  7 

1  4 

n  4 

3  Tl 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

F 

Design  Code  :   1  or  J 

■\ 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

No.  through  traffic  lanes 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Finance  code 

22 

23 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

23 

22 

No.  of  terminated  cross  roads 

1 

-- 

1 

-- 

1 

1 

2 

2 

-- 

1 

-- 

-- 

1 

No.  of  intersections  at  grade 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

WORK  CLASSIFICATION 
Itea  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  S 

TRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations 

Cost 

179 

.- 

121 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

128 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

1 

.. 

1 

-. 

.. 

.- 

.. 

-- 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-. 

-. 

-- 

-. 

.- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

_. 

__ 

__ 

__ 

._ 

__ 

.. 

__ 

.. 

.. 

.. 

.. 

-. 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps 

Cost 

-- 

70 

-- 

-- 

60 

-- 

-- 

-- 

46 

52 

-- 

-- 

-- 

No.  tor  which  costs  estimated 

-- 

1 

-- 

-- 

1 

-- 

-- 

-- 

1 

1 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

__ 

__ 

._ 

__ 

__ 

.. 

.. 

._ 

.. 

-. 

9.   Interchanges,  complete 

Cost 

._ 

.. 

185 

.. 

181 

__ 

181 

218 

382 

170 

-- 

183 

No.  for  which  costs  estimated 

__ 

.. 

1 

__ 

1 

__ 

1 

1 

1 

1 

.. 

1 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

__ 

__ 

.. 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

__ 

_. 

.. 

10.   Other  bridges:   tunnels 

Cost 

1  10 

683 

34 

163 

139 

125 

_. 

1750 

96 

No.  for  which  costs  estimated 

._ 

1 

1 

1 

2 

3 

5 

.. 

.. 

-. 

1 

1 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

._ 

._ 

.. 

-. 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Total  Structures 

Cost 

179 

70 

416 

683 

94 

344 

139 

306 

264 

434 

298 

1750 

2  79 

No. for  which  costs  estimated 

1 

1 

3 

1 

7 

3 

3 

6 

2 

2 

2 

1 

2 

No. in  service  -  cost  =  zero 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


STATE 


MONTANA 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET  5  OF 5_ 

INTERSTATE  ROUTE  NO.     94 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

Sub   Totals 

F  16  - 

F  17.1 

F  17.1  - 
F  17.2 

F  17.2  - 
F  18 

F  18  - 
F  19 

F  19  - 
F  20 

F  20  - 
F  21 

Rural 

Urban 

Total 

Section  length,  miles  (u .  1  mile; 

1.5 

2.7 

12.8 

4.6 

4.7 

5.9 

247.2 

-- 

247.2 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

XXX 

XXX 

XXX 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

N 

E 

E 

E 

XXX 

XXX 

XXX 

Design  Code :   1  or  J 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

XXX 

ItXX. 

XXX 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

-- 

-- 

-- 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  through  traffic  lanes 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

XXX 

XXX 

XXX 

Finance  code 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  of  terminated  cross  roads 

fi 

6 

1 

2 

78 

.. 

78 

No.  of  intersections  at  grade 

-- 

3 

8 

8 

7 

8 

57 

-- 

57 

WORK  CLASSIFICATION 
[tea  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

585 

-- 

585 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

5 

-- 

5 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-. 

-_ 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

.. 

__ 

.. 

.. 

.. 

-- 

-- 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

.. 

__ 

1038 

.- 

1038 

No.  tor  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

17 

-- 

17 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

5 

-- 

5 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-. 

-. 

.- 

.. 

-- 

-. 

-- 

-- 

-  -- 

9.   Interchanges,  complete                   Cost 

.. 

.. 

„ 

.. 

-- 

-. 

4000 

-- 

4  000 

No.  for  which  costs  estimated 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

21 

-- 

21 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

_. 

__ 

_. 

.. 

2 

._ 

7 

-- 

7 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

_. 

1 

.. 

.. 

3 

-- 

3 

10.   Other  bridges:   tunnels                  Cost 

__ 

__ 

_. 

__ 

._ 

4579 

-- 

4579 

No.  for  which  costs  estimated 

._ 

.. 

__ 

_. 

38 

-- 

38 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

__ 

._ 

.. 

1 

.. 

3 

-- 

3 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-. 

.. 

1 

„ 

.. 

.- 

2 

-- 

2 

Total  Structures                        Cost 

.. 

_. 

10202 

.. 

10202 

No. for  which  costs  estimated 

.. 

._ 

.. 

.. 

.. 

._ 

81 

-- 

81 

No. in  service  -  cost  =  zero 

1 

15 

-- 

15 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

2 

-- 

-- 

5 

-- 

5 
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INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE    LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO   CONNECTION 

RAILROAD   GRADE    SEPARATION 

AW  -  COMBINATION    HIGH  WAY  -  RAILROAD    GRADE 

SEPARATION 

■111', 

OTHER    BRIDGE 

I       J    BH       TUNNEL 

Toll 

—  —  —  —      FRONTAGE    ROAD 

•  TERMINATED    CROSS   ROAD 

INTERSECTION    AT-GRADE 
URBAN   AREA    BOUNDARY 
^>  POST    MILEAGE 

">   2      ROUTE    SECTIONS 


TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,    HIGHWAY     OR 
COMBINATION 


SCALE     IN     MILES 


0 


ROSEBUD         CO. 


MONTANA 

INTERSTATE    ROUTE      94 

Sheet       2      of       5 

Dote       January.   I,     1964 


R.4I  E 


TO  RURAL    AREA 

r 


R.42  E. 


R.43  E 


ROSEBUD      CO. 


01  -E 


t 


//<  = 


//3=  //9 


I  94  -3  (  I)   I  13  -  E 
I  94-3(2)  I  14-R  — 


I  94  -3(3)  li4  -C(4  9m,  Rd-S'r  -  Fence  ) 
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I    94-3  (8)II4-C  (Seeding)— — 


«.-- I  94-4(9)ii9-C(i3mi  Rd-Fence)- 


—  I  94-4(8)1  20-C  (7.3 mi.Rd-St 


I  94-4(12)119-0  (Signs) 


1   94  -  4   (4)    I  19  -  E 
r  94-4(7)  119  -R    — 


R.43  E 


ROSEBUD      CO. 


//9-  //3 


/2  7  =  /^  '7 


I    94 


CUSTER        CO 


1   94  -   4  (!  )    127  -   E  -  R 


T  94  -4(6)   136  -C    (  I  l.6mi.  Rd-  Str.)- 


T    94-4  (10)  127  -   C   (Signs) 

h- I  94-4(3)  134-C  (Strs)  -j 


-  I  94-4(13)  136-E-R-C  (River  Channel  Repair) 
TO   KINSEY  7— 


TO    KINSEY 


LEGEND    FOR     INTERSTATE    ROUTES 

INTERSTATE    LOCATION    STEP  4     5 

INTERSTATE    LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO   CONNECTION 

RAILROAD    GRADF     SEPARATION 

V*  COMBINATION    HIGH  WAY  -  RAILROAD    GRADE 

SEPARATION 

MB       TUNNEL 


OTHER    BRIDGE 


TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,   HIGHWAY     OR 
COMBINATION 


Toll 

—  _  — _      FRONTAGE    ROAD 

— #  TERMINATED    CROSS   ROAD 

INTERSECTION    AT-GRADE 
URBAN    AREA    BOUNDARY 
POST    MILEAGE 
2      ROUTE    SECTIONS 


SCALE     IN     MILES 


0 


MONTANA 

INTERSTATE    ROUTE       94 

Sheet      3      of       J> 

Date       January     I,    1964 


CUSTER     CO. 


I-IG-94-5  (2)  17 


I-  IG  -94-5  (2)  171   E 


—   1-94  -6  (3)  191   E 

D/9  l \  SQJsJ  COiJA/T K  L/hJE  -  EAS7 
5.9    M'tLES 


PRAIRIE         CO. 


5    (3)   182    E 

COO  MTV  L/A/E 
*    M7U.ES 


LEGEND  FOR  INTERSTATE  ROUTES 

INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE    LOCATION    STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO   CONNECTION 

RAILROAD   GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGH  WAY  -  RAILROAD    GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 


TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,   HIGHWAY     OR 
COMBINATION 


TT 

$::::^b    tunnel 
Toll 

—  —  —  ■—      FRONTAGE    ROAD 

•  TERMINATED    CROSS   ROAD 

INTERSECTION    AT-GRADE 
U  URBAN   AREA    BOUNDARY 

POST   MILEAGE 
>   2      ROUTE    SECTIONS 


SCALE     IN     MILES 


CO. 


MONTANA 

INTERSTATE     ROUTE      94 

Sheet      4      of       5 

Date       January     |,    1964 


I  -94-6  (3)   I9I-E 


£03  -203 


<SjL  E/V£>/  i,  ■£  -  WES  T 
/e.S  AS7/JL£S 


GLFND1VE  -  EAST  #  WEST 
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v*    LJO     RURAL    AREA 
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£03  -203 


1  -  1G     94-  6(1)    208     E     8    R 


P££^2e/ 


I  94  6  (5)  22 
I  94-6  (6)  22 
I  94-6    (8)  22 


DAWSON        CO. 


^55  -  . 


1- 94-7  (  I )   233-E  

1-94-7   (2)    233  -R  

I  94  -  7  (4)  233  -  C  ( 15.2  rr 
I  94  -  7  (5)  233-  C  (  Signi 
I  94-  7  (6)  233  -  C  (Seed 
I    94   7(3)  240-C  ( 


WIBAUX     CO 


TO    SIDNEY 


' 


1-94-7  (I)   233-E   ■ 

1-94-7   (2)    233  -  R  

I     94  -  7  (4)   233  -  C    ( 15.2  mi .  Rd-  Fence) 

I    94-7(5)     233  -  C    (Signing)  

I    94-7(6)     233  -  C     (Seeding)  

f— I    94    7(3)  240-C  (Str)- 


<?■<?&  ~  c*4  7 


Toll 


WIBAUX     CO 


LEGEND    FOR     INTERSTATE    ROUTES 

INTERSTATE   LOCATION   STEP  4-5 

INTERSTATE   LOCATION   STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO  CONNECTION 

RAILROAD  GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGHWAY  -  RAILROAD    GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 

TUNNEL 

TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,  HIGHWAY    OR 
COMBINATION 

FRONTAGE    ROAD 
TERMINATED    CROSS   ROAD 
NTERSECTION    AT-GRADE 
URBAN   AREA    BOUNDARY 
POST  MILEAGE 
2      ROUTE   SECTIONS 

SCALE.     IN     MILES 


MONTANA 

INTERSTATE    ROUTE       94 

Sheet      5      of       5 

Dote        January     I,    1964 


_U U_ 


TABLE  B 


DESIGN  CLASSIFICATION  BY  ROUTE  NUMBERS 


SHEET 1  OF    1 


MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


115 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

K  1.1  - 
K  1.2 

K  1.2  - 
K  2 

Sub 

Total 

Total 

Rural 

Urban 

1. 

Section  length,  miles 

0.3 

1.1 

0.3 

1.1 

1.4 

2. 

Class  -  rural  or  urban 

R 

U 

XXX 

XXX 

XXX 

3. 

Location  -  existing,  new  or  toll 

E 

E 

XXX 

XXX 

XXX 

4. 

Design  Speed  (V) 

70 

50 

XXX 

XXX 

XXX 

5. 

Traffic:  ADT  1962 

2  746 

2346 

XXX 

XXX 

XXX 

6. 

Traffic  :  a.  ADT  1975 

6400 

5450 

XXX 

XXX 

XXX 

b.   DHV  1975 

760 

640 

XXX 

XXX 

XXX 

c.   Directional  distribution  factor  (d) ,  1975 

60 

60 

XXX 

XXX 

XXX 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

8 

8 

XXX 

XXX 

XXX 

7. 

Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

4 

4 

XXX 

XXX 

XXX 

B. 

Traffic  ADT  1990 

9350 

8000 

XXX 

XXX 

XXX 

y. 

Traffic:   a.   Design  Year 

1975 

1986 

XXX 

XXX 

XXX 

b.   ADT  Design  year 

6400 

7250 

XXX 

XXX 

XXX 

c .   DHV  Design  year 

760 

860 

XXX 

XXX 

XXX 

d.   (D)  Design  year 

60 

60 

XXX 

XXX 

XXX 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

8 

8 

XXX 

XXX 

XXX 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

-- 

.. 

XXX 

XXX 

XXX 

10. 

Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

4 

4 

XXX 

XXX 

XXX 

11. 

Mileage  without  frontage  roads 

0.3 

1.1 

0.3 

1.1 

1.4 

12. 

Mileage  with  frontage  road  one  side  only 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

U. 

Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

Typical  cross-section  reference 

40 

45 

XXX 

XXX 

XXX 

lb. 

Right-of-way  width:  Minimum 

300 

200 

XXX 

XXX 

XXX 

Prevailing 

300 

300 

XXX 

XXX 

XXX 

lb. 

Median  width:   Minimum 

76 

20 

XXX 

XXX 

XXX 

Prevailing 

76 

20 

XXX 

XXX 

XXX 

Signatures : 


State  Highway  Engineer 
B.P.R.  Division  Engineer 


Date:  Aug.  1,  1964 


COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO.    115 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

Sub 

Total 

Total 

K  1.1  - 
K  1.2 

K  1.2  - 
K  2 

Rural 

Urban 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

0.3 

1.1 

0.3 

1.1 

1.4 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

D 

XXX 

XXX 

XXX 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

XXX 

XXX 

XXX 

Design  Code:   1,  2  or  3 

1 

1 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

-- 

4 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

XXX 

XXX 

XXX 

Finance  Code 

20 

22 

XXX 

XXX 

XXX 

1. 

WORK  CLASSIFICATION 
Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollar* 

) 

2. 

Right-of-way 

-- 

-- 

-- 

-- 

"" 

3. 

Clear  &  grub;  demolition 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4. 

Utility  adjustments 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

5. 

Grade  &  Drain;  minor  structures 

__ 

5 

-- 

5 

5 

b. 

Base;  surfacing;  shoulders 

fiQ 

.. 

69 

69 

7. 

R.R.  grade  separations 

_. 

-- 

8 

Highway  grade  separations  without  ramps 

-- 

-- 

-- 

9. 

Interchanges,  complete 

1  2R 

._ 

178 

128 

10. 

Ot  her  bri dges ;   tunnels 

-- 

11. 

Walls 

.. 

-- 

-- 

-- 

12. 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

29 

-- 

29 

29 

13. 

Roadside  improvement 

-- 

2 

-- 

2 

2 

14. 

All  other  items 

_. 

-. 

-- 

-- 

-- 

15. 

Subtotal,  lines  3  to  14 

__ 

233 

-- 

233 

233 

lb. 

T7r 

Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

23 

.. 

23 

23 

Total  Estimated  Cost 

-- 

256 

. 

-- 

256 

256 

Signatures : 


■is/iW-KO^r 


fysS^<i;7fK^r* 


State  Highway  Engineer 


Date:   Aug      1      1964 


->rt-Z'f.Q2sr\  / Date:  Aug.    1,    1964 

B.P.R.   Division  Engineer 


STATE 


TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET  1  OF 1_ 

INTERSTATE  ROUTE  NO.    115 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

Sub  Total 

Total 

K  1.1  - 
K  1.2 

K  1.2  - 
K  2 

Rural 

Urban 

Section  length,  miles  (u.l  mile) 

0.3 

1.1 

0.3 

1.1 

1-4 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

U 

XXX 

XXX 

XXX 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

XXX 

XXX 

XXX 

Design  code :   1  or  J 

1 

1 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  through  traffic  lanes 

4 

u 

XXX 

XXX 

XXX 

Finance  code 

70 

22 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  of  terminated  cross  roads 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  of  intersections  at  grade 

-. 

-- 

XXX 

XXX 

XXX 

WORK  CLASSIFICATION 
Item  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                   Cost 

.. 

__ 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

.. 

.- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

__ 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

__ 

-- 

-- 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

-- 

-- 

-- 

-- 

-" 

No.  tor  which  costs  estimated 

-- 

-- 

"" 

"" 

■■ 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

__ 

1 

-- 

1 

1 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

__ 

-- 

-- 

-- 

9.   Interchanges,  complete                   Cost 

128 

-- 

128 

128 

No.  for  which  costs  estimated 

1 

-- 

1 

1 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

__ 

-- 

-- 

-- 

10.   Other  bridges:   tunnels                   Cost 

.. 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

__ 

-- 

-- 

-- 

Ko.  in  service  -  cost  =  zero 

__ 

__ 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

"" 

Total  Structures                         Cost 

128 

-- 

128 

128 

No. for  which  costs  estimated 

1 

-- 

1 

1 

No. in  service  -  cost  =  zero 

1 

-- 

1 

1 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

"~ 

Signatures : 


^yy  SZ*4<t/. 


fc£ 


Date:   Aug.  1.  1964 


■r.i/y^..^   /     Date:  Aug.  1,  1964 


B.P.R.  Division  Engineer 


-E-R 
jning)  — 
^Seeding) 


INTERSTATE  ROUTE  115 


M5-?(9)l?8-C(Str)        4-   I '5-2(17) I3Q:£    J    I       *   INTERSTATE  ROUTE  90j 
25miRdStr  Fenced  I  l5-2(l4)l27-C(l.lmi.RdF«nceH  (0  9mi  Rd  ^  h  ■ -H    /  / 

1  l5-2(l9)l26-ClSignmg) 

I-IG  15-2(5)  126-E-R    — 


<3> 


I  I5-3(2)I34-E 


JEFFERSON      CO. 


0    WHITEHALL      t  y  r-TO     US.    10 


LEGEND    FOR     INTERSTATE    ROUTES 

INTERSTATE   LOCATION   STEP  4  -  5 

INTERSTATE   LOCATION   STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO  CONNECTION 

RAILROAD   GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGHWAY  -  RAILROAD   GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 
TUNNEL 


Toll 


U  U 

i  9 


o 


TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,  HIGHWAY    OR 
COMBINATION 

FRONTAGE    ROAD 
TERMINATED   CROSS  ROAD 
INTERSECTION    AT-GRADE 
URBAN   AREA    BOUNDARY 
POST   MILEAGE 
2      ROUTE   SECTIONS 


SCALE     IN     MILES 


MONTANA 

INTERSTATE    ROUTE     15 

Sheet     3      of      8 

Date       January     I,    1964 

INTERSTATE    ROUTE    115 


(COMPLETE   ROUTE  ON  THIS  SHEET) 


TABLE  B   -  DESIGN  CLASSIFICATION  BY  ROUTE  NUMBERS 


SHEET  1   OF   1 


STATE 


MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

L  1  - 
L  2 

L  2  - 
L  3 

Sub 

Total 

Total 

Rural 

Urban 

1.   Section  length,  miles 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.6 

2.   Class  -  rural  or  urban 

R 

U 

XXX 

XXX 

XXX 

3.   Location  -  existing,  new  or  toll 

E 

E 

XXX 

XXX 

XXX 

4.   Design  Speed  (V) 

70 

50 

XXX 

XXX 

XXX 

5.   Traffic:  ADT  1962 

3450 

3450 

XXX 

XXX 

XXX 

6.   Traffic :  a.  ADT  1975 

8300 

8300 

XXX 

XXX 

XXX 

b.   DHV  1975 

1000 

1000 

XXX 

XXX 

XXX 

c.   Directional  distribution  factor  (d) ,  1975 

60 

60 

XXX 

XXX 

XXX 

d.   Percent  trucks,  (T) ,  1975 

7 

7 

7.   Number  of  through  traffic  lanes  (1975  traffic) 

4 

4 

XXX 

XXX 

XXX 

8.   Traffic  ADT  1990 

1?1  50 

17150 

XXX 

XXX 

XXX 

9.   Traffic:   a.   Design  Year 

]QR/+ 

1QR4 

XXX 

XXX 

XXX 

b.   ADT  Design  year 

10500 

10500 

XXX 

XXX 

XXX 

c .   DHV  Design  year 

1260 

1260 

XXX 

XXX 

XXX 

d.   (D)  Design  year 

60 

60 

XXX 

XXX 

XXX 

e.   Percent  trucks  (T) ,  design  year 

7 

7 

XXX 

XXX 

XXX 

f.   Assigned  Corridor  Traffic  ADT  design  year 

.. 

XXX 

XXX 

XXX 

10.  Number  of  through  traffic  lanes  (Design  year  traffic) 

4 

4 

XXX 

XXX 

XXX 

11.  Mileage  without  frontage  roads 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.6 

12.  Mileage  with  frontage  road  one  side  only 

-- 

-- 

_- 

-- 

13.  Mileage  with  frontage  roads  on  both  sides 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

"14.  Typical  cross-section  reference 

45 

45 

XXX 

XXX 

XXX 

15.  Right-of-way  width:  Minimum 

300 

300 

XXX 

XXX 

XXX 

Prevailing 

300 

300 

XXX 

XXX 

XXX 

16.  Median  width:   Minimum 

20 

20 

XXX 

XXX 

XXX 

Prevailing 

20 

20 

XXX 

XXX 

XXX 

Signatures : 


State  Highway  Engineer 


Date  Aug.  1 ,  1964 


Date  Aug.  1 ,  1964 


B.P.R.   Division  Engineer 


TABLE  C   -   COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


STATE 


MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO.   315 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

Sub 

Total 

Total 

L  1  - 
L  2 

L  2  - 
L  3 

Rural 

Urban 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.6 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

11 

XXX 

XXX 

XXX 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

XXX 

XXX 

XXX 

Design  Code:   1 ,  2  or  3 

1 

1 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

4 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

XXX 

XXX 

XXX 

Finance  Code 

22 

22 

XXX 

XXX 

XXX 

1. 

WORK  CLASSIFICATION 
Preliminary  engineering 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 

) 

2. 

Right-of-way 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

3. 

Clear  &  grub;  demolition 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4. 

Utility  adjustments 

11 

3 

11 

3 

14 

5. 

Grade  &  Drain;  minor  structures 

47 

23 

47 

?1 

60 

6. 

Base;  surfacing;  shoulders 

si 

4S 

51 

45 

96 

7. 

R.R.  grade  separations 

71 

71 

71 

8. 

Highway  grade  separations  without  ramps 

1  1  R 

lift 

__ 

118 

9. 

Interchanges,  complete 

15 

8 

15 

8 

?3 

10. 

Other  bridges;   tunnels 

11. 

Walls 

__ 

-- 

-- 

-- 

12. 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

17 

17 

17 

17 

34 

13. 

Roadside  improvement 

-- 

-- 

-- 

14. 

All  other  items 

-. 

-. 

-- 

-- 

-- 

15. 

Subtotal,  lines  3  to  14 

330 

96 

330 

96 

426 

16. 

Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

33 

10 

33 

10 

43 

17. 

Total  Estimated  Cost 

3,h   ... 

106 

■ 

363 

106 

469 

Signatures : 


State  Highway  Engineer 


fZ.   X/.  hat."*^    / Date  Aug.  1,  1964 

S.P.R.   Division  Engineer 


TABLE  C-l 


COST  ESTIMATE  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 


STATE 


BY  ESTIMATE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET  l  OF i_ 

INTERSTATE  ROUTE  NO.   315 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

Sub  Total 

Total 

L  1  - 
L  2 

L  2  - 
L  3 

Rural 

Urban 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

0.3 

0.3 

0.3 

0.3 

0.6 

Class:  Rural  or  Urban 

R 

U 

XXX 

XXX 

XXX 

Location;   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

XXX 

XXX 

XXX 

Design  Code:   1  or  J 

1 

1 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

4 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

XXX 

XXX 

XXX 

Finance  code 

22 

22 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  of  terminated  cross  roads 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  of  intersections  at  grade 

-- 

-- 

XXX 

XXX 

XXX 

WORK  CLASSIFICATION 
Item  No.  from 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars)  AND  NUMBER  OF  STRUCTURES 

Table  C 

7.   R.R.  grade  separations                    Cost 

71 

-- 

71 

-- 

71 

No.  for  which  costs  estimated 

1 

.. 

1 

-- 

1 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

.. 

.. 

-- 

-- 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps    Cost 

118 

.- 

118 

-- 

118 

No.  tor  which  costs  estimated 

1 

__ 

1 

-- 

1 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

.. 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

9.   Interchanges,  complete                   Cost 

15 

8 

15 

8 

23 

No.  for  which  costs  estimated 

1 

1 

1 

1 

2 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

10.   Other  bridges:   tunnels                   Cost 

__ 

._ 

-- 

-- 

-- 

No.  for  which  costs  estimated 

-. 

-. 

-- 

-- 

-- 

No.  in  service  -  cost  =  zero 

-. 

.. 

-- 

-- 

-- 

No.  in  authorized  status  -  cost  =  zero 

_. 

.. 

-- 

-- 

-- 

Total  Structures                         Cost 

204 

8 

204 

8 

212 

No. for  which  costs  estimated 

3 

1 

3 

1 

4 

No. in  service  -  cost  =  zero 

-- 

-- 

-- 

No. in  authorized  status  -  cost  =  zero 

"- 

-- 

( 

"" 

-- 

-- 

Signatures :  '  / 


State  Higl>way  Engineer 

fc .  XJ.    ~U/&*,S/Z*r\  / 
B.P.R.  Division  Engineer 


Date  Aug.  1,  1964 


Date  Auk.  1,  1964 


I-  15  -  4    (3)    209  -  E 


I-IG-15-5    (5)    230-E 


f-  TO    AUGUSTA 


> 


! 


<°  LEWIS   &  CLARK     CO.  * 


4    <23d*>    5 


I  -  IG- 15-5    (5)    230-E 


1  I5-5(I3)239-R ■ 

I  I5-5(I3)239-C(9  7mi  Rd-Str-  Fence  ) 


—  I  15  -5(17)239-  C  (Signing  -  Del ) 

—  I  l5-5(l8)239-C(Seedmg) 


I-  15-  5    (3)    250  -E-R 


1  I5-5(I4)250-C( 

1-  15-   5(8)250-  C   (Signing) 

I  -  15-  5(2)254  -C  (Structures) 

1-  15-  5  (4)250-C    (12  5  m,  Rd- Fence  i 

/ 


*»         CASCADE     CO 


I-  15-  5    (3)    250  -E-R 


I  I5-5(I4)250-C  (Seeding) 


1-15-  5  (8)250-  C   (Signing) 
I-  I  5-  5  (2)254  -C  (Structures) 


1  -  15-  5  (4)250 -C    (  12  5m.  Rd-Fence  ) 


1  15-5(19)  263-  E 


-I-IG-  15-5   (6)     269 
■I-I6-  15-5  (16)   269-1 


*■         CASCADE     CO 


I  I5-5(I9)263-E 


-I-IG  -  15-5    (6)     269-  E 
I-I6-  15-5  (16)   269-R  - 


INTERSTATE    ROUTE     315 


I  -  IG   -315-5   (I)  272-  E 
I-IG  -315-5  (2)  272  -  R 


5  <2  73 


LEGEND  FOR  INTERSTATE  ROUTES 

INTERSTATE    LOCATION    STEP  4-5 

INTERSTATE   LOCATION   STEP    1-2-3 

INTERCHANGE 

HIGHWAY  GRADE  SEPARATION  -  NO   CONNECTION 

RAILROAD   GRADE    SEPARATION 

COMBINATION    HIGH  WAY  -  RAILROAD    GRADE 
SEPARATION 

OTHER    BRIDGE 

TUNNEL 

TOLL    BRIDGE,    TUNNEL,   HIGHWAY    OR 
COMBINATION 

FRONTAGE    ROAD 
TERMINATED    CROSS   ROAD 
INTERSECTION    AT-GRADE 
URBAN   AREA   BOUNDARY 
POST    MILEAGE 
2      ROUTE   SECTIONS 


Toll 


U__U 


SCALE     IN     MILES 


MONTANA 

INTERSTATE    ROUTE     15 

Sheet     5      of       8 
Date      January     I,    1964 

INTERSTATE     ROUTE    315 

(COMPLETE     ROUTE     ON    THIS     SHEET) 


Sheet  1  of  1 


TABLE  D  -  COST  ESTIMATES  BY  ROUTES  AND  STATE  TOTAL 


STATE 


INTERSTATE  ROUTE  NUMBER 

Subtotals 

Totals 

15 

90 

94 

115 

315 

Rural 

Urban 

Class:     Rural  or  Urban 

Rural 

Urban 

Rural 

Urban 

Rural 

Urban 

Rural 

Urban 

Rural 

Urban 

Length  Miles 

380.7 

6.9 

536.7 

3.9 

247.2 

-- 

0.3 

1.1 

0.3 

0.3 

1165.2 

12.2 

1177.4 

WORK   CLASSIFICATION 
1.   Preliminary  Engineering 

99 

862 

297 

1258 

1258 

2.  Right-of-Wav 

3897 

.. 

6531 

._ 

2469 

-. 



.. 

-. 

12897 

._ 

12897 

3.   Clear  &  Grubb;  demolition 

989 

-- 

2588 

9 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

3577 

9 

3586 

4.   Utility  Adjustments 

651 

-- 

2440 

30 

779 

-- 

-- 

-- 

11 

3 

3881 

33 

3914 

5.   Grade  &  drain;  minor  structures 

28784 

113 

52787 

742 

11295 

-- 

-- 

5 

47 

23 

92913 

883 

93796 

6.   Base:  surfacing:  shoulders 

22263 

220 

50347 

792 

13239 

-. 

.- 

69 

51 

45 

85900 

1126 

87026 

7.   R.  R.  Grade  Separations 

800 

309 

4819 

664 

585 

-- 

-- 

-- 

71 

-- 

6275 

973 

7248 

8.   Highway  Grade  Separations  W/0  ramps 

1029 

98 

4172 

347 

1038 

-- 

-- 

-- 

118 

-- 

6357 

445 

6802 

9.   Interchanges,  complete 

7415 

408 

13319 

776 

4000 

-- 

-- 

128 

15 

8 

24749 

1320 

26069 

10.   Other  bridges;  tunnels 

7448 

252 

6416 

_. 

4579 

__ 

.. 

.. 

.. 

.. 

18443 

252 

18695 

11.   Walls 

210 

19 

__ 

_. 

._ 

.. 

210 

19 

229 

12.   Guardrail;  fencing;  lighting; 
traffic  control  devices 

3328 

59 

6422 

125 

1799 

.. 

__ 

29 

17 

17 

11566 

230 

11796 

13.   Roadside  improvement 

618 

1 

1141 

3 

489 

-- 

-- 

2 

-- 

-- 

2248 

6 

2254 

14.   All  other  items 

609 

45 

1155 

.. 

324 

.. 

-- 

.. 

-- 

-- 

2088 

45 

2133 

15.      Subtotal,  lines  3  to  14 

74144 

1505 

145606 

3507 

38127 

.. 

.. 

233 

330 

96 

258207 

5341 

263548 

16.   Construction  Engineering  & 
Contingenc  ies 

10-Z.  of  Line  15 

7415 

150 

14559 

351 

3813 

23 

33 

10 

25820 

534 

26354 

17.   Total  Estimated  Cost 

85555 

1655 

167558 

3858 

44706 

256 

363 

106 

298182 

5875 

30405  7 

18.   Route  Total,  Rural  plus  Urban 

87210 

171416 

44706 

256 

469 

Signatures : 


Date  •   Aue.  1.  1964 


Date :  Aug.  1,  1964 


B.P.R.  Division  Engineer 


TABLE  C 


1965  ESTIMATE 
SUPPLEMENTARY  REPORT 
COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


STATE 


MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

G  1  - 

G  2 

G  2  - 
G  3 

G  3  - 

G  4 

G  4  - 
G  5 

G  5  - 
G  6 

G  6  - 
G  7 

G  7  - 
G  8.1 

G  8.1  - 
G  8.2 

G  8.2.- 
G  9 

G  9  - 
G  10 

G  10  - 
G  11.1 

G  11.1  - 
G  11.2 

G  11.2  - 
G  12 

G  12  - 
G  13 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

1.6 

10.5 

5.0 

6.0 

1.9 

12.2 

7.8 

5.4 

3.8 

2.9 

6.5 

9.8 

2.8 

9.1 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

K 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

Design  Code:   1,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

fao.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

finance  Code 

23 

22 

22 

22 

23 

23 

23 

23 

22 

ll 

23 

23 

23 

23 

WORK  CLASSIFICATION 
1.    Preliminary  engineering 

22 

68 

52 

79 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 
34       169        63 

) 

60 

91 

59 

142 

126 

34 

170 

2.    Right-of-way 

1 

3 

1 

106 

26 

97 

4 

15 

27 

95 

238 

125 

26 

67 

3.   Clear  &  grub;  demolition 

._ 

.. 

__ 

_. 

_. 

__ 

.. 

-- 

31 

.- 

15 

4.    Utility  adjustments 

-- 

-- 

-- 

8 

1 

42 

-- 

-- 

10 

13 

6 

3 

5.   Grade  &  Drain;  minor  structures 

83 

391 

253 

396 

103 

804 

317 

234 

371 

371 

617 

689 

256 

954 

6.    Base;  surfacing;  shoulders 

94 

648 

293 

769 

249 

1556 

4  70 

406 

485 

385 

933 

1064 

303 

996 

7.   R.R.  grade  separations 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps 

100 

.. 

185 

99 

__ 

99 

43 

22 

-. 

.. 

99 

99 

-- 

197 

9.    Interchanges,  complete 

89 

58 

89 

203 

207 

75 

__ 

207 

207 

407 

207 

.. 

.. 

10.   Other  bridges;   tunnels 

__ 

126 

293 

259 

239 

-- 

649 

11.   Walls 

__ 

.. 

_. 

.. 

-- 

.. 

-- 

-- 

-- 

12.    Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

6 

50 

24 

60 

29 

92 

43 

57 

29 

22 

73 

74 

21 

68 

13.    Roadside  improvement 

1 

5 

3 

6 

2 

76 

4 

3 

68 

3 

7 

Id 

3 

9 

14.   All  other  items 

-- 

-- 

33 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

124 

-- 

-- 

-- 

-- 

15.       Subtotal,  lines  J  to  14 

373 

1152 

880 

1338 

587 

2876 

1078 

1015 

1553 

1001 

2412 

2146 

583 

2888 

lb.   Construction  Engineering  &  Contingencies, 
10*  of  line  15 

37 

115 

88 

134 

59 

288 

108 

102 

155 

100 

241 

215 

58 

289 

17.   Total  Estimated  Cost 

433 

1338 

1021      1657 

706 

3430 

,  1253 

1192 

1826 

1255 

3033 

2612 

701 

3414 

STATE     MONTANA 


1965  ESTIMATE 

SUPPLEMENTARY   REPORT 

TABLE  C   -   COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET   2   OF 4_ 

INTERSTATE  ROUTE  NO.      15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

G  13  - 
G  14 

G  14  - 
G  15 

G  16  - 
G  17.0.1 

G  17.0.2- 
G  18.1 

G  18.1  - 
G  18.2 

G  18.2  - 
G  18.3 

G  21  - 
G  22.1 

G  22.1  - 
G  22.2 

G  23.0  .1- 
G  23.0.2 

G  23-0.2- 
G  24 

G  25.0.1  - 
G  25.0.2 

G  31.2  - 

G  32.0.1 

G  32.0.1- 
G  32.0.2 

H  7.2  - 
H  8 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

5.7 

3.3 

10.2 

1.7 

1.3 

1.7 

3.6 

3.6 

3.2 

3.2 

4.3 

1.0 

4.0 

2.5 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

Design  Code:   1,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Finance  Code 

23 

23 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

23 

22 

22 

22 

22 

22 

WORK  CLASSIFICATION 
1 .    Preliminary  engineering 

108 

46 

154 

21 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 
30        13        232 

) 

74 

107 

49 

83 

7 

27 

24 

2. 

Right-of-way 

93 

25 

93 

11 

8 

3 

.- 

38 

110 

10 

43 

-- 

-- 

-- 

3. 

Clear  &  grub;  demolition 

31 

_. 

.. 

.. 

.. 

31 

6 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4. 

Utility  adjustments 

3 

1 

3 

__ 

1 

.. 

23 

13 

3 

3 

38 

-- 

-- 

-- 

5. 

tirade  &  Drain;  minor  structures 

551 

252 

1023 

133 

125 

101 

2930 

499 

920 

373 

795 

44 

177 

139 

6. 

Base;  surfacing;  shoulders 

730 

438 

1304 

217 

166 

121 

603 

423 

383 

412 

490 

66 

264 

159 

7. 

R.R.  grade  separations 

274 

240 

-- 

-- 

-- 

8. 

Highway  grade  separations  without  ramps 

__ 

__ 

._ 

._ 

.. 

-. 

121 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

9. 

Interchanges,  complete 

203 

__ 

177 

__ 

203 

.. 

__ 

237 

237 

-- 

-- 

-- 

-- 

95 

10. 

Other  bridges;   tunnels 

_. 

127 

.. 

40 

-- 

-- 

-- 

n. 

Walls 

__ 

._ 

__ 

.. 

.. 

._ 

_. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

12. 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

43 

25 

92 

13 

9 

5 

76 

81 

33 

24 

47 

10 

16 

15 

13. 
"157 

Roadside  improvement 

6 

67 

10 

2 

1 

1 

4 

4 

3 

3 

4 

1 

2 

1 

All  other  items 

.. 

.. 

18 

.. 

.- 

43 

-- 

-- 

18 

-- 

-- 

8 

-- 

15. 

Subtotal,  lines  3  to  14 

1841 

783 

2627 

365 

505 

228 

3950 

1263 

1827 

833 

1414 

121 

467 

409 

lb. 

Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

184 

78 

263 

37 

51 

23 

395 

126 

183 

83 

141 

12 

47 

41 

17. 

Total  Estimated  Cost 

2226 

932 

3137 

434 

594 

267 

4577 

1501 

2227 

975 

1681 

140 

541 

474 

TABLE  C 


1965  ESTIMATE 
SUPPLEMENTARY  REPORT 
COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


MONTANA 


SHEET   4 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


15 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION                                                    Subtotals 

I  6.1  - 
I  6.2 

I  6.2  - 
I  7 

I  7  - 
I  8.1 

I  8.1  - 

I  8.2 

I  8.2  - 
I  9 

Rural 

Urban 

Totals 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

2.6 

12.0 

9.2 

4.2 

3.3 

225.7 

-- 

225.7 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

XXX 

XXX 

XXX 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

E 

E 

E 

XXX 

XXX 

XXX 

Design  Code:   1,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

2 

4 

2 

2 

XXX 

XXX 

XXX 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

XXX 

XXX 

xxx 

Finance  Code 

22 

22 

22 

22 

22 

XXX 

XXX 

XXX 

WORK  CLASSIFICATION 
1 .    Preliminary  engineering 

15 

100 

151 

40 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 
36 

) 

3152 

3152 

2.    Right-of-way 

7 

35 

112 

-- 

5 

2541 

-- 

2541 

3.    Clear  &  grub;  demolition 

-. 

.. 

__ 

-. 

-- 

114 

-- 

114 

4.    Utility  adjustments 

_. 

._ 

__ 

__ 

.. 

298 

-- 

298 

V    ui.nK'  A  Drain;  minor  structures 

79 

485 

900 

162 

187 

19267 

-- 

19267 

6.    Base;  surfacing;  shoulders 

173 

849 

1250 

268 

210 

22760 

-- 

22  760 

7.    K.K.  grade  separations 

111 

.. 

62  5 

-- 

625 

8.    Highwa\  ;'.i.ule  separations  without  ramps 

-- 

94 

138 

-- 

-- 

1740 

-- 

1740 

l|  .    Interchanges,  complete 

.. 

175 

174 

110 

206 

4652 

-- 

4652 

10.    Other  bridges;   tunnels 

-. 

-- 

1781 

-- 

1781 

11.    Wa 1 1 s 

._ 

_. 

.. 

__ 

.. 

-- 

-- 

-- 

12.    Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

9 

58 

96 

21 

12 

1757 

__ 

1757 

13.    Roadside  improvement 

? 

3£ 

9 

2 

2 

408 

-- 

408 

l'* .    All  other  items 

244 

-- 

244 

15.       Subtotal,  lines  3  to  14 

263 

1699 

2567 

674 

617 

53646 

-- 

53646 

lb.    Construction  Engineering  &  Contingencies, 
L07.  Of  line  15 

26 

170 

257 

67 

62 

5367 

-- 

5367 

!      l'.'t  al  Est  imated  Cost 

311 

2004 

3087 

781 

720 

/ 

O 

64706 

64  706 

Signatures : 


Date:  Aug.  1,  1964 


Dite:  Aug.  1.  1964 


B.P.R.  Division  Engineer 


STATE 


MONTANA 


1965  ESTIMATE 

SUPPLEMENTARY  REPORT 

TABLE  C   -   COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET   1   OF  3 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

A  8.3  - 
A  9.1 

A  9.1  - 
A  9.2 

A  12.3  - 
A  12.4 

A  12.4  - 
A  13.1 

A  13.1  - 
A  13.3 

A  13.3  - 
A  14 

A  14  - 
A  15.0.1 

A  15.0.2- 
A  16 

A  16  - 
A  17 

A  17  - 
A  18 

B  2.1  - 
B  2.2 

B  17.2  - 
B  18 

C  14  - 
C  15.1 

C  15.1 
C  15.2 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

1.4 

2.3 

1.0 

0.8 

1.5 

4.3 

3.7 

1.7 

2.2 

0.9 

7.6 

5.2 

4.7 

7.7 

Class  :   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

N 

E 

E 

E 

N 

E 

N 

N 

E 

N 

N 

E 

E 

Design  Code:   1,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Finance  Code 

22 

23 

22 

22 

22 

23 

22 

23 

23 

22 

23 

23 

22 

22 

WORK  CLASSIFICATION 
1 .    Preliminary  engineering 

28 

43 

9 

27 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 
68       145        38 

) 

12 

32 

38 

68 

100 

6 

62 

2. 

Right-of-way 

.. 

.. 

.. 

5 

.. 

_. 

.. 

-. 

-. 

-- 

-- 

86 

-- 

53 

3. 

Clear  &  grub;  demolition 

.. 

.. 

._ 

40 

30 

93 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4. 

Utility  adjustments 

-. 

.. 

-. 

15 

15 

30 

-- 

-. 

-- 

-- 

-- 

5 

-- 

-- 

5. 

Grade  &  Drain;  minor  structures 

166 

??l 

67 

?83 

273 

845 

193 

89 

313 

81 

308 

790 

41 

3?? 

6. 

Base;  surfacing;  shoulders 

75 

123 

79 

100 

177 

505 

350 

108 

140 

57 

545 

663 

62 

551 

7. 

R.R.  grade  separations 

576 

150 

.. 

8. 

Highway  grade  separal ions  without  ramps 

.. 

23 

__ 

._ 

.. 

.. 

51 



114 

-- 

-- 

-- 

9. 

Interchanges,  complete 

._ 

__ 

338 

__ 

.. 

__ 

.. 

91 

203 

.- 

52 

10. 

Other  bridges;   tunnels 

.. 

354 

._ 

__ 

354 

385 

.. 

_. 

27 

500 

55 

-- 

85 

11. 

Walls 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

12. 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

18 

3 

20 

22 

52 

14 

2 

18 

8 

42 

99 

4 

13. 

Roadside  improvement 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

83 

1 

1 

-- 

4 

5 

-- 

4 

14. 

All  other  items 

215 

.. 

_. 

._ 

66 

66 

_. 

.- 

.- 

-- 

-- 

-- 

-- 

33 

15 . 

Subtotal,  lines  3  to  14 

475 

725 

14Z 

459 

1515 

2468 

640 

200 

550 

646 

1159 

1765 

103 

1051 

ib. 

Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

48 

73 

15 

46 

152 

247 

64 

20 

55 

65 

116 

177 

10 

105 

17. 

Total  Estimated  Cost 

5?i  , 

841 

171 

537 

1735 

2860 

742 

232 

637 

749 

1343 

2128 

119 

1271 

1965  ESTIMATE 
SUPPLEMENTARY  REPORT 
COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET   2   OF    3 


STATE 


MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


90 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

C  15.2  - 
C  15.3 

D  4.2  - 
D  5.1 

D  5.1  - 
D  5.2 

D  5.3  - 
D  6 

D  6  - 
D  7.1 

D  7.1  - 
D  7.2.1 

M  3  - 
M  4 

M  6  - 

M  7 

M  7  - 
M  8.0.1 

M  8.0.1  - 
M  8.0.2 

M  8.0.2  - 
M  9 

M  9  - 

M  10 

M  11  - 
M  12 

M  14  - 

M  15 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

0.7 

1.0 

0.3 

2.7 

2.4 

2.0 

2.5 

8.0 

7.4 

5.1 

2.8 

2.4 

5.1 

0.8 

Class  :   Rural  or  Urban 

R 

R 

p 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

N 

N 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

F. 

F 

F. 

F 

Design  Code:   1,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Finance  Code 

22 

23 

23 

22 

22 

22 

23 

23 

23 

Z3 

22 

7? 

)) 

?? 

WORK  CLASSIFICATION 
1.    Preliminary  engineering 

8 

10 

2 

22 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 
57        21        37 

) 

122 

106 

98 

113 

15 

32 

13 

2. 

Right-of-way 

2 

-- 

-- 

5 

-- 

-- 

48 

74 

226 

442 

376 

-- 

-- 

-- 

3. 

Clear  &  grub;  demolition 

.. 

"Jl 

__ 

__ 

._ 

4. 

Utility  adjustments 

__ 



__ 

._ 



1 

9 

3 

1fi 

10 

.. 

_. 

_. 

5. 

Grade  &  Drain;  minor  structures 

67 

46 

19 

176 

250 

78 

296 

562 

5,74 

465 

240 

93 

181 

46 

6. 

Base;  surfacing;  shoulders 

5? 

7ft 

?? 

1fi8 

1ST 

1?« 

?qft 

0S7 

IflA? 

73* 

4ifi 

15« 

■\-\-j 

■;« 

7. 

R.R.  grade  separations 

92 

193 

127 

178 

8. 

Highway  grade  separations  without  ramps 

._ 

41 

__ 

10 

23 

__ 

__ 

£9 

69 

99 

.. 

.. 

.. 

9. 

Interchanges,  complete 



._ 

112 

107 

203 

203 

203 

._ 

.. 

.. 

10. 

Other  bridges;   tunnels 

_. 

__ 

__ 

__ 

318 

40 

__ 

._ 

48 

706 

.- 

-. 

113 

11. 

Walls 

._ 

__ 

.. 

__ 

._ 

_. 

.. 

-- 

-- 

12. 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

5 

18 

15 

26 

77 

83 

62 

36 

9 

18 

3 

13. 

Roadside  improvement 

1 

.. 

1 

1 

1 

1 

fi 

7 

s 

3 

] 

3 

14. 

All  other  items 

10 

._ 

__ 

15. 

Subtotal,  lines  3  to  14 

134 

164 

41 

373 

964 

354 

674 

?07fi 

1  7QR 

1664 

1Q22 

261 

539 

220 

lb. 

Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

13 

16 

4 

37 

96 

35 

62 

208 

180 

166 

192 

26 

54 

22 

17. 

Total  Estimated  Cost 

1£Z  , 

190 

47 

417 

1117 

4in 

771 

?4.«? 

2110 

22J0_ 

2AA3 

102 

675 

755 

TABLE  C 


1965  ESTIMATE 
SUPPLEMENTARY  REPORT 
COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


STATE 


MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

M  15  - 
M  16 

M  18  - 
M  19 

M  19  - 
M  20 

M  20  - 
M  21 

Totals 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

6.6 

12.7 

5.4 

4.2 

117.1 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

E 

E 

XXX 

Design  Code:   1,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

XXX 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

4 

4 

4 

XXX 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

XXX 

Finance  Code 

22 

22 

22 

22 

XXX 

WORK  CLASSIFICATION 
1 .    Preliminary  engineering 

84 

180 

103 

52 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars) 

1751 

2. 

Right-of-way 

41 

143 

194 

30 

1725 

3. 

Clear  &  grub;  demolition 

31 

225 

4. 

Utility  adjustments 

.. 

52 

54 

6 

218 

5. 

Grade  &  Drain;  minor  structures 

325 

993 

615 

281 

9299 

6. 

Base;  surfacing;  shoulders 

S47 

1499 

771 

536 

11459 

7. 

R.R.  grade  separations 

1316 

8. 

Highway  grade  separations  without  ramps 

193 

193 

97 

__ 

982 

9. 

Interchanges,  complete 

205 

205 

__ 

1922 

10. 

Other  bridges;   tunnels 

113 

111 

__ 

3209 

11. 

Walls 



-_ 

-- 

12. 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

50 

95 

41 

32 

872 

13. 
"14. 

Roadside  improvement 

3 

76 

5 

4 

230 

All  other  items 

-- 

19 

.. 

27 

436 

15. 

Subtotal,  lines  3  to  14 

1436 

3069 

1738 

886 

30168 

lb. 

Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

144 

307 

174 

89 

3018 

17. 

Total  Estimated  Cost 

1705 

3699 

2209 

1057 

. 

,-.  / 

36662 

Signatures ; 


.*t*-^?. 


Date:      Aug.    1,    1964 


State   Highway  Engineer 


&~-  rj>    ~Q?£y,?.- 


'Z2±U 


Date:      Aug.    1,    1964 


B.P.R.   Division  Engineer 


1965  ESTIMATE 
SUPPLEMENTARY  REPORT 
COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


SHEET 


1   OF 


MONTANA 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

D  18  - 
D  19 

D  19  - 
D  20.1 

D  20.1  - 
D  20.2 

D  20.2  - 
D  21.1 

D  21.1  - 
D  21.2 

D  21.2  - 
D  22.1 

D  22.1  - 
D  22.2 

D  22.2  - 
D  23 

D  23  - 
D  24 

D  24  - 
D  25.0.2 

D  25.0.2  - 
D  26.1 

D  26.1  - 
D  26.2 

D  26.2  - 
D  27 

D  27  - 
E  1 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

10.1 

6.8 

1.9 

3.4 

7.0 

1.0 

4.0 

1.3 

1.0 

3.6 

2.0 

5.6 

4.1 

5.7 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

P 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Design  Code;   1 ,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

\ 

1 

1 

1 

l 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

? 

? 

0 

? 

7 

4 

4 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Finance  Code 

23 

22 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

23 

23 

23 

73 

sn 

?"» 

WORK  CLASSIFICATION 
1.    Preliminary  engineering 

212 

114 

36 

49 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars) 

106         13        91        30 

13 

■\7 

16 

56 

90 

PI 

2. 

Ki  ght  -ol  -w.iv 

-- 

252 

35 

18 

182 

98 

90 

a 

75 

34 

3. 

Clear  &  grub;  demolition 

.. 

__ 

4. 

Utility  adjustments 

34 

6 

15 

16 

165 

8 

13 

_. 

__ 

1 

in 

5. 

tirade  >\  Drain;  minor  structures 

1368 

512 

267 

228 

492 

82 

519 

79 

SI 

190 

131 

306 

513 

551 

6. 

Base;  surfacing;  shoulders 

1294 

902 

242 

434 

893 

128 

5  78 

86 

66 

?3K 

132 

404 

5fi 

R1R 

7. 

R.R.  grade  separations 

172 

-. 

.. 

.. 

8. 

Highway  grade  separations  without  ramps 

186 

.. 

.- 

__ 

197 

-. 

.- 

.- 

-- 

99 

-- 

99 

-- 

99 

9. 

Interchanges,  complete 

213 

207 

410 

__ 

77 

._ 

_. 

99 

233 

-- 

10. 

Other  bridges;   tunnels 

242 

201 

49 

99 

.. 

._ 

330 

-. 

-- 

69 

-- 

11. 

Wa  1  1  s 

-. 

.. 

_. 

__ 

.. 

.. 

.. 

.. 

_- 

-. 

-. 

-- 

-- 

12. 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 

i.'iil  rol  devices 

99 

51 

44 

26 

53 

8 

35 

5 

12 

11 

6 

36 

55 

67 

13. 

Roadside  improvement 

in 

7n 

? 

3 

7 

1 

u 

1 

1 

4 

1 

3 

6fi 

6 

1-4.   All  other  items 

28 

8 

10 

10 

10 

15. 

Subtotal,  lines  3  to  14 

Jihlu 

1949 

619 

834 

1  559 

509 

?1  7 

55? 

270 

95  7 

1579 

1551 

lb. 

construction  Engineering  \  Contingencies, 
107.  of  line  15 

362 

195 

62 

83 

181 

23 

156 

51 

22 

55 

27 

96 

153 

155 

1 

Total  Estimated  Cost 

4192 

2510 

752 

984 

2276 

361 

1896 

590 

252 

639 

313 

1118 

1847 

1  S  3 ! 

TABLE  C 


1965  ESTIMATE 
SUPPLEMENTARY   REPORT 
COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


STATE 


INTERSTATE   ROUTE   NO. 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

E  1  - 
E  2.1 

E  2.1  - 

E  2.2 

E  2.2  - 
E  3 

E  3  - 
E  4 

E  4  - 
E  5 

E  5  - 

E  6 

E  6  - 
E  7 

E  7  - 
E  8 

E  8  - 
E  9.0.1 

E  9.0.1  - 
E  9.0.2 

E  9.0.3  - 
E  10 

E  10  - 

E  11 

E  11  - 
E  12 

E  12  - 
E  13 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

6.3 

2.5 

5.4 

2.5 

6.9 

5.0 

7.1 

4.9 

8.6 

6.4 

1.2 

1.2 

3.0 

4.9 

Class  :   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

N 

N 

Design  Code:   1,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Finance  Code 

23 

23 

23 

23 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

23 

23 

WORK  CLASSIFICATION 
1.    Preliminary  engineering 

95 

35 

118 

57 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 
107        101       135 

) 

51 

87 

78 

25 

25 

43 

45 

2.    Right-of-way 

26 

26 

16 

434 

50 

83 

121 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

3.    Clear  &  grub;  demolition 

.. 

.. 

.. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4.    Utility  adjustments 

11 

1 

98 

18 

11 

1 

4 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

5.    Grade  &  Drain;  minor  structures 

507 

116 

417 

270 

679 

444 

950 

243 

747 

656 

56 

126 

258 

219 

6.    Base;  surfacing;  shoulders 

904 

359 

775 

330 

880 

645 

905 

352 

624 

615 

121 

121 

303 

494 

7.    R.R.  grade  separations 

118 

.- 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

75 

-- 

8.    Highway  grade  separations  without  ramps 

127 

99 

99 

99 

197 

-- 

99 

22 

-- 

-- 

80 

61 

-- 

49 

9.    Interchanges,  complete 

._ 

.. 

207 

207 

._ 

413 

-. 

207 

76 

21 

-- 

105 

85 

-- 

10.    Other  bridges;   tunnels 

__ 

191 

175 

175 

32 

-. 

-- 

165 

-- 

-- 

-- 

11.    Walls 

._ 

_. 

-. 

.. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

12.    Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

62 

19 

93 

38 

59 

45 

83 

6 

35 

29 

15 

14 

3 

13.    Roadside  improvement 

6 

3 

11 

3 

7 

5 

71 

2 

4 

3 

1 

1 

2 

2 

14.   All  other  items 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

25 

10 

-- 

10 

-- 

-- 

-- 

-- 

15.       Subtotal,  lines  '1   to  14 

1617 

597 

2009 

965 

1833 

1728 

2312 

874 

1486 

1334 

423 

429 

737 

767 

lb.    Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

162 

60 

201 

96 

183 

173 

231 

87 

149 

133 

42 

43 

74 

77 

17.    Total  Estimated  Cost 

1900 

718 

23-w 

1552 

2173 

2085 

.   2799 

1012 

1722 

1545 

VJ'i 

\')1 

854 

889 

TABLE  C 


1965  ESTIMATE 
SUPPLEMENTARY  REPORT 
COST  ESTIMATE  BY  ROUTE  SECTIONS  WITH  ROUTE  TOTALS 


STATE 


INTERSTATE  ROUTE  NO. 


94 


ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

E  13  - 
E  14 

E  14  - 
E  15.1 

E  15.1  - 
E  15.2 

E  15.2  - 
F  1 

F  1  - 
F  2 

F  2  - 
F  3 

F  3  - 

F  4 

F  4  - 
F  5 

F  5  - 
F  6 

F  6  - 

F  7 

F  7  - 
F  8 

F  8  - 
F  9 

F  9  - 
F  10 

F  10  - 
F  11 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

2.5 

5.2 

1.9 

6.5 

6.2 

4.9 

3.8 

2.5 

3.9 

2.2 

0.2 

3.9 

7.8 

5.6 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

Location:   Existing,  new  or  toll 

N 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

Design  Code:   1,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Finance  Code 

23 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

22 

WORK  CLASSIFICATION 
1.    Preliminary  engineering 

11 

122 

28 

127 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars 
92        113        71 

) 

71 

64 

72 

80 

60 

120 

82 

2. 

Ki  ght  -of  -way 

_. 

35 

9 

128 

244 

90 

37 

44 

115 

37 

-- 

13 

40 

25 

3. 

Clear  &  grub;  demolition 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

4. 

Utility  adjustments 

.. 

10 

4 

15 

34 

7 

5 

37 

109 

3 

3 

-- 

-- 

1 

5. 

Grade  &  Drain;  minor  structures 

?m 

104  7 

180 

759 

544 

393 

791 

43S 

377 

716 

._ 

301 

488 

37s 

6. 

Base;  surfacing;  shoulders 

?s? 

675 

7  73 

94  7 

897 

703 

559 

359 

497 

781 

__ 

497 

qqs 

718 

7. 

R.R.  >;rade  separations 

358 

201 

.. 

8. 

Highway  grade  separations  without  ramps 

._ 

__ 

__ 

__ 

.. 

._ 

78 

115 

-- 

99 

-- 

-- 

9. 

Interchanges,  complete 

__ 

203 

207 

213 

.. 

.. 

235 

.. 

-- 

203 

-- 

10. 

Other  bridges;   tunnels 

1Q1 

48 

763 

40 

183 

1366 

56 

-171 

7  31 

11. 

Walls 

__ 

__ 

_. 

12. 

Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

14 

84 

17 

49 

47 

55 

29 

26 

30 

47 

59 

89 

72 

13. 

Roadside  improvement 

1 

fiq 

? 

7 

f, 

S 

4 

■\ 

4 

66 

4 

8 

6 

14. 

All  other  items 

in 

15. 

Subtotal,  lines  3  to  14 

468 

7088 

4  76 

21  75 

1576 

1926 

1219 

1218 

1092 

1232 

1369 

1016 

2054 

1403 

lb. 

Construction  Engineering  &  Contingencies, 
107.  of  line  15 

47 

2DQ 

48 

?18 

1  58 

193 

17? 

177 

ioq 

173 

137 

id.: 

Total  Estimated  Cost 

542 

2454 

561 

2648 

2070 

2322 

1449 

1455 

1380 

1464 

1586 

1191 

2419 

1650 
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ITEM 

ESTIMATE  SECTION 

F  11  - 
F  12 

F  12  - 
F  13.1 

F  13.1  - 

F  13.2 

F  13.2  - 
F  14 

F  14  - 
F  15 

F  15  - 
F  16 

F  16  - 
F  17.1 

F  17.1  - 
F  17.2 

F  17.2  - 
F  18 

F  18  - 
F  19 

F  19  - 
F  20 

F  20 
F  21 

Totals 

Section  length,  miles  (0.1  mile) 

5.7 

1.7 

1.7 

1.4 

0.4 

3.0 

1.5 

2.7 

12.8 

4.6 

4.7 

5.9 

226.6 

Class:   Rural  or  Urban 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

XXX 

Location:   Existing,  new  or  toll 

E 

E 

N 

N 

N 

E 

E 

E 

N 

E 

E 

E 

XXX 

Design  Code:   1,  2  or  3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

XXX 

No.  Lanes  to  be  constructed  this  estimate 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

XXX 

No.  through  traffic  lanes 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

XXX 

Finance  Code 

22 

22 

23 

23 

23 

22 

22 

22 

23 

22 

22 

22 

XXX 

WORK  CLASSIFICATION 
1.    Preliminary  engineering 

106 

44 

66 

62 

ESTIMATED  COSTS  (1000  Dollars) 

205        93         13        34 

122 

45 

49 

47 

3966 

2.    Right-of-way 

44 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

30 

-- 

-- 

-- 

7440 

3.   Clear  &  grub;  demolition 

.. 

.. 

.. 

.- 

-- 

4.   Utility  adjustments 

1 

24 

24 

20 

6 

42 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

759 

5.   Grade  &  Drain;  minor  structures 

589 

1  73 

125 

335 

__ 

477 

95 

180 

684 

214 

264 

160 

19830 

6.    Base;  surfacing;  shoulders 

728 

217 

220 

179 

.. 

394 

108 

194 

923 

341 

343 

425 

25956 

7.   R.R.  grade  separations 

255 

.. 

.. 

„ 

.- 

.- 

-- 

-- 

1179 

8.   Highway  grade  separations  without  ramps 

__ 

69 

78 

__ 

._ 

.. 

.. 

._ 

.- 

-- 

-- 

2051 

9.    Interchanges,  complete 

203 

244 

623 

211 

.- 

209 

-- 

203 

360 

203 

112 

207 

6196 

10.   Other  bridges;   tunnels 

207 

.. 

.. 

.. 

3500 

159 

.. 

-- 

42 

-- 

93 

-- 

88  78 

11.   Walls 

-. 

-. 

-. 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

12.   Guardrail;  fencing;  lighting;  traffic 
control  devices 

65 

25 

54 

50 

38 

15 

6 

29 

5 

5 

2 

1921 

13.    Roadside  improvement 

6 

2 

2 

1 

.. 

3 

1 

1 

38 

2 

2 

3 

548 

14.   All  other  items 

in 

270 

__ 

._ 

.. 

.. 

20 

-- 

421 

15.       Subtotal,  lines  i   to  14 

1809 

754 

1126 

1051 

3506 

1592 

219 

584 

2076 

765 

839 

79  7 

67739 

lb.    Construction  Engineering  &  Contingencies, 
10Z  of  line  15 

181 

75 

113 

105 

351 

159 

22 

58 

208 

77 

84 

80 

6778 

17.    Total  Estimated  Cost 

2140 

8  73 

1305 

1218 

-+0  62 

1844 

254 

676  / 

^436 

887 

972 

924 

80919 

80923 

Signatures : 


Date:      Aug.    1,    1964 


1964 


B.P.R.      Division  Engineer 


